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本 标准 是 GB/T 8567 一 1988 计 算 机 软件 产品 开发 文件 编制 指南 》 的 修订 版 ,并 改名 为 《计算 机 软 
件 文档 编制 规范 》。 本 标准 从 实施 之 日 起 代替 GB/T 8567 一 1988。 
本 标准 与 GB/T 8567 一 1988 相 比 ,主要 变化 如 下 : 


a) 


b) 


¢) 


d) 
e) 


f) 


本 标准 增加 了 文档 编写 过 程 。 其 内 容 参 考 了 ISO/IEC JTC1/SC7 N2106 1999/04/15《 软 件 工 
程 一 一 用 户 文档 过 程 》。 

本 标准 主要 从 软件 开发 与 管理 的 角度 ,规定 相应 的 文档 及 规范 。 其 内 容 依 据 GB/T 8566 一 
2001《 软 件 生存 周期 过 程 》。 

在 编写 本 标准 时 ,综合 了 在 软件 开发 与 管理 中 的 经 验 及 中 软 网 络 技术 股份 有 限 公 司 有 关 
CMM 中 拟订 的 一 些 文档 规范 。 

本 标准 与 SJ] 20778 一 2000《 软 件 开 发 与 文档 编制 很 好 地 链接 。 

本 标准 在 规定 软件 需求 规格 说 明 .软件 测试 文件 .软件 质量 保证 计划 与 软件 配置 管理 计划 等 文 
档 时 , 既 依 据 相 应 的 国标 ,又 根据 发 展 与 实践 经 验 作 了 相应 的 扩展 。 

本 标准 把 SJ/T 11291 一 2003《 面 向 对 象 的 软件 系统 建 模 规范 第 3 部 分 :文档 编制 中 的 文档 
编制 规范 作为 本 标准 的 规范 性 附录 。 


本 标准 的 附录 A 是 规范 性 附录 。 

本 标准 由 中 华人 民 共 和 国信 息 产 业 部 提出 。 

本 标准 由 信息 产业 部 电子 工业 标准 化 研究 所 归口 。 

本 标准 起 草 单 位 :中 软 网 络 技 术 股 份 有 限 公司 .信息 产业 部 电子 工业 标准 化 研究 所 ,北京 联想 软件 
有 限 公 司 .用友 软 件 股份 有 限 公司 。 

本 标准 主要 起 草 人 :周明 德 , 汉 惠 、 韩 万 平 、 欧 阳春 生 、 般 树 勋 . 黄 万 锚 、 张 学 锋 、 韩 振江 , 邓 适 宜 。 


入 
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计算 机 软件 文档 编制 规范 


1 范围 


本 标准 根据 GB/T 8566 一 2001《 信 息 技 术 软件 生存 周期 过 程 》 的 规定 ,主要 对 软件 的 开发 过 程 和 
管理 过 程 应 编制 的 主要 文档 及 其 编制 的 内 容 、 格 式 规定 了 基本 要 求 。 

本 标准 原则 上 适用 于 所 有 类 型 的 软件 产品 的 开发 过 程 和 管理 过 程 。 

使 用 者 可 根据 实际 情况 对 本 标准 进行 适当 前 裁 (可 剪裁 所 需 的 文档 类 型 ,也 可 对 规范 的 内 容 作 适 当 
裁剪) 。 软 件 文档 从 使 用 的 角度 大 致 可 分 为 软件 的 用 户 需要 的 用 户 文档 和 开发 方 在 开发 过 程 中 使 用 的 
内 部 文档 (开发 文档 ) 两 类 。 供 方 应 提供 的 文档 的 类 型 和 规模 ,由 软件 的 需 方 和 供 方 在 合同 中 规定 。 


2 规范 性 引用 文件 


下 列 文件 中 的 条 款 通过 本 标准 的 引用 而 成 为 本 标准 的 条 款 。 凡 是 注 日 期 的 引用 文件 ,其 随后 所 有 
的 修改 单 (不 包括 勘误 的 内 容 ) 或 修订 版 均 不 适用 于 本 标准 ,然而 ,鼓励 根据 本 标准 达成 协议 的 各 方 研究 
是 否 可 使 用 这 些 文件 的 最 新 版 本 。 凡 是 不 注 日 期 的 引用 文件 ,其 最 新 版 本 适用 于 本 标准 。 

GB/T 8566 一 2001 信息 技术 软件 生存 周期 过 程 (idt ISO/IEC 12207 ;1995) 

GB/T 11457 一 2006 ”软件 工程 术语 


3 术语 和 定义 


GB/T 11457 一 2006 确立 的 以 及 下 列 术 语 和 定义 适用 于 本 标准 。 
So 

验收 ”acceptance 

需 方 授权 代表 的 一 项 活动 ,通过 该 活动 , 需 方 接受 履行 合同 的 部 分 或 全 部 的 软件 产品 的 所 有 权 。 
3.2 

需 方 ”acqtjrer 

为 自己 或 为 男 一 个 组 织 采购 软件 产品 的 组 织 。 
3 

批准 ”approval 

需 方 的 授权 代表 或 开发 方 的 上 级 组 织 对 开发 方 的 项 目 计划 、 设 计 或 其 他 方面 表示 满意 并 可 以 作为 
下 一 阶段 工作 基础 而 签署 的 书面 文件 。 
3.4 

体系 结构 ”architecture 

一 个 系统 或 CSCI(Computer Software Configuration Item 
明 它 的 组 成 ,这 些 组 成 的 接口 和 它们 之 间 的 操作 概念 。 
3.5 

相关 开发 方 ”associate developer 

一 个 既 不 是 主 承 包 方 也 不 是 开发 方 的 分 承包 方 的 组 织 , 但 它 在 同一 个 或 相关 的 系统 或 项 目 中 承担 
开发 工作 。 
3.6 

行为 设计 behavioral design 

从 用 户 观 点 出 发 ,对 整个 系统 或 CSCI 的 行为 进行 的 设计 , 它 只 考虑 满足 用 户 需 求 而 不 考虑 系统 或 

1 


计算 机 软件 配置 项 ) 的 组 织 结构 , 标 
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CSCI 的 内 部 实现 。 这 种 设计 与 体系 结构 设计 不 同 , 后 者 要 标明 系统 或 CSCI 的 内 部 部 件 , 并 有 这 些 部 
件 的 详细 设计 。 
3. 7 

构建 版 ;开发 阶段 build 

(1) 软件 的 一 个 版 本 , 它 满足 完整 的 软件 所 要 满足 的 全 部 需求 的 一 个 特定 的 子 集 。 

(2) 开发 满足 特定 需求 子 集 的 软件 版 本 所 经 历 的 时 间 。 

注 , 术语 ?开发 阶段 "和 ”版 本 ”之 间 的 关系 依赖 于 开发 方 :例如 ,可 以 通过 儿 个 版 本 来 实现 一 个 开发 阶段 ,一 个 开发 

阶段 也 可 以 发 行 几 个 并 行 的 版 本 (如 发 往 不 同 的 地 点 ) ,或 者 将 它们 用 作为 同义词 。 

3.8 

计算 机 数据 库 computer database 

见 3. 14 数据 库 。 
3. 9 

计算 机 硬件 computer hardware 

能 接收 和 存储 计算 机 数据 的 ,对 计算 机 数据 执行 一 系列 系统 性 的 操作 的 ,或 能 产生 控制 输出 的 设 
备 。 这 类 设备 能 实现 基本 的 解释 .计算 .通信 控制 或 其 他 逻辑 功能 。 
3. 10 

计算 机 程序 ”computer program 

能 使 计算 机 硬件 实现 计算 或 控制 功能 的 计算 机 指令 和 数据 定义 的 集合 。 
3. 11 

计算 机 软件 compnuter software 

见 3. 32 软件 。 
3. 12 

计算 机 软件 配置 项 computer software configuration item(CCSCD 

满足 最 终 使 用 功能 的 软件 集合 ,而 且 它 由 需 方 指定 进行 单独 的 配置 管理 。CSCI 应 从 下 列 诸 因 素 中 
进行 折衷 选择 :软件 功能 、 规 模 、 宿 主机 或 目标 计算 机 、 开 发 方 . 支 持 概 念 、. 重 用 计划 关键 性 \ 接 口 考虑 、 
是 否 需 要 单独 编写 文档 和 控制 以 及 其 他 因素 。 
3. 13 

配置 项 configuration item 

能 满足 最 终 使 用 功能 的 硬件 集合 .软件 集合 或 者 软 、 硬 件 两 者 的 集合 , 且 由 需 方 指定 进行 单独 的 配 


数据 库 database 
以 一 种 能 被 用 户 或 计算 机 程序 通过 一 个 数据 库 管 理 系 统 进行 访问 的 方式 ,存储 在 一 个 或 多 个 计算 
机 文件 中 的 相关 数据 的 集合 。 
$15 . 
数据 库 管 理 系统 ”database management system 
是 一 整套 计算 机 程序 , 它 提供 为 建立 ,修改 .使 用 和 完整 性 维护 一 个 数据 库 所 需 的 功能 。 
3. 16 
可 交付 的 软件 产品 deliverable software product 
合同 要 求 交付 给 需 方 或 其 他 指定 的 接受 方 的 软件 产品 。 
3. 17 
设计 desien 
开发 方 为 响应 一 定 的 需求 而 对 一 个 系统 或 CSCI 选取 的 一 些 性 能 /规格 。 这 些 特性 中 有 些 是 与 需 
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求 相 匹配 的 :有 一 些 是 需求 的 精细 化 ,如 为 了 响应 显示 错误 信息 这 一 需求 而 定义 所 有 的 错误 信息 ;3 有 一 
些 则 是 与 实现 有 关 的 ,如 为 满足 需求 ,决定 选用 哪些 软件 配置 项 和 逻辑 。 
3. 18 
开发 方 ”developer 
开发 软件 产品 的 组 织 (“ 开 发 ”包括 新 的 软件 开发 .修改 、 重 用 、 再 工程 维护 或 产生 软件 产品 的 任何 
其 他 活动 )。 开 发 方 可 以 是 一 个 承 制 方 或 者 政府 机 构 。 
3. 19 
文档 /文档 编制 ”docunment/documentation 
能 供 人 或 机 器 阅读 的 ,一 般 具 有 永久 性 的 一 套 资料 (不 管 它们 记录 在 什么 媒体 上 )， 
3.20 
评价 ”evaluation 
确定 一 个 项 或 一 个 活动 是 否 满足 指定 准则 的 过 程 。 
3. 21 
固件 firmware 
硬件 设备 和 以 只 读 软 件 的 形式 驻 留 在 硬件 设备 上 的 计算 机 指令 和 /或 计算 机 数据 的 组 合 。 
3.22 
硬件 配置 项 ”hardware configuration item(HWCI1D 
满足 最 终 使 用 功能 并 由 需 方 指定 进行 单独 配置 管理 的 一 套 硬 件 。 
S23 
独立 验证 与 确认 independent verification and validation(IVS V) 
由 一 个 机 构 对 软件 产品 和 活动 作 系 统 的 评估 ,这 个 机 构 不 负责 该 产品 的 开发 或 被 评估 的 活动 。 
IV&V 不 在 本 标准 的 范围 内 。 
3.24 
接口 interface 
”在 软件 开发 中 ,两 个 或 多 个 实体 (如 CSCI-CSCI CSCI-HWCI CSCI- 用 户 ,或 软件 配置 项 -软件 配置 
项 ) 之 间 的 关系 。 这 些 实体 依据 这 种 关系 共享 、 提 供 或 交换 数据 。 接 口 并 不 是 CSCI .软件 配置 项 或 其 他 
的 系统 部 件 ;接口 只 是 这 些 实体 间 的 一 种 关系 。 
25 
合 评审 joint review 
由 需 方 和 开发 方 双 方 的 代表 参加 的 对 项 目 状态 .软件 产品 和 /或 项 目 中 的 问题 进行 检查 和 讨论 的 活 
动 或 会 议 。 
3.26 
非 交 付 的 软件 产品 Non-deliverable software product 
不 是 合同 中 要 求 交付 给 需 方 或 其 他 指定 接受 方 的 软件 产品 。 
"3:27 
过 程 process 
为 实现 某 个 既定 目的 而 进行 的 一 组 有 组 织 的 活动 ,例如 ,软件 开发 过 程 。 
3. 28 
合格 性 测试 ”qualification testing 
为 了 向 需 方 表 明 一 个 CSCI 或 系统 满足 其 指定 的 需求 而 进行 的 测试 。 
3. 29 
再 工程 reengineering 


为 了 以 一 种 新 的 形式 重组 一 个 现 有 的 系统 而 对 其 进行 检查 和 改造 的 过 程 。 再 工程 可 包括 逆 网 工程 
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(分 析 一 个 系统 并 产生 更 高 一 级 的 抽象 来 表示 它 , 如 从 代码 到 设计 ) 、 重 构 ( 在 同一 个 抽象 级 上 把 系统 从 
一 种 表示 形式 转换 到 另 一 种 表示 形式 ) 、 重 编 文档 (分 析 一 个 系统 并 产生 用 户 文档 式 支 持 文档 ) , 正 问 工 
程 (从 现 有 的 系统 的 软件 产品 结合 新 的 需求 ,产生 新 系统 ) 、 重 定 目 标 系统 (对 系统 进行 转换 以 便 将 其 安 
装 到 不 同 的 目标 系统 上 ) 和 翻译 (将 源码 从 一 种 语言 转换 到 另 一 种 语言 或 者 从 一 种 语言 的 某 个 版 本 转换 
成 另 一 种 版 本 ) 。 
3. 30 

爱 求 “requirement 

(1) 为 了 使 需 方 能 够 接受 一 个 系统 或 CSCI 所 必需 具备 的 特性 。 

(2) 本 标准 或 合同 中 规定 的 必须 遵守 的 陈述 。 
3.31 

可 重用 的 软件 产品 。 reusable software product 

为 一 个 用 途 开 发 但 还 具有 上 别 的 用 途 的 软件 产品 ,或 者 专门 为 了 用 于 多 个 项 目 而 开发 的 软件 产品 ,或 
者 在 一 个 项 目 中 有 多 种 作用 的 软件 产品 。 例 子 包括 (但 不 限于 ) 上 市 的 商用 软件 产品 , 需 方 已 装备 的 软 
件 产品 ,重用 库 中 的 软件 产品 和 开发 方 现存 的 软件 产品 。 每 一 次 使 用 可 以 包括 这 些 软 件 产 品 的 全 部 或 
部 分 ,也 可 以 涉及 对 它 的 修改 。 这 个 术语 可 以 应 用 于 任何 软件 产品 (例如 需求 ,体系 结构 等 ) 而 不 只 限于 
软件 本 号 。 
3. 32 

软件 software 

计算 机 程序 和 计算 机 数据 库 。 

注 , 虽然 有 此 软件 的 定义 中 包括 文档 ,本 标准 把 这 个 定义 只 限于 计算 机 程序 和 计算 机 数据 库 。 
3..33 , 

软件 开发 ”software development 

产生 软件 产品 的 一 整套 活动 。 软 件 开发 可 以 包括 新 开发 ,修改 .重用 .再 工程 .维护 或 者 任何 会 产生 
软件 产品 的 其 他 活动 。 
3. 34 

软件 开发 文件 software development file(SDF) 

与 特定 软件 实体 开发 有 关 的 资料 库 。 其 内 容 一 般 包 括 ( 直 接 的 或 引用 的 ) 有 关 需 求 分 忻 、 设 计 和 实 
现 的 考虑 .原理 和 约束 条 件 ; 开 发 方 内 部 的 测试 资料 ;进度 和 状态 资料 。 
3..35 

软件 开发 库 software development [library(SDL) 

一 组 受 控 的 软件 .文档 .其 他 中 间 的 和 最 终 的 软件 产品 ,以 及 相关 的 用 以 促进 软件 的 有 序 开 发 和 后 
续 支持 的 工具 和 方法 。 
3. 36 

软件 开发 过 程 ”software development process 

为 了 把 用 户 的 需求 转换 成 软件 产品 而 进行 的 一 系列 有 组 织 的 活动 。 
3. 37 

软件 工程 software engineering 

一 般 情 况 下 , 它 是 软件 开发 的 同义词 。 在 本 标准 中 ,软件 工程 是 软件 开发 的 一 个 子 集 ， 它 包 含 除了 
合格 性 测试 之 外 的 全 部 活动 。 本 标准 之 所 以 加 以 这 种 区 分 只 是 为 了 给 软件 工程 和 软件 测试 环境 以 不 同 
的 命名 。 
3. 38 

软件 工程 环境 software engineering environment 


实施 软件 工程 所 需要 的 设施 、 硬 件 、 软 件 、 知 件 、 方 法 和 文档 。 它 可 以 包括 (但 不 限于 ) 计 算 机 辅助 软 


(ih 


| 
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件 工程 (CASE) 的 工具 、 编 译 程 序 .汇编 程序 .连接 程序 .装载 程序 .操作 系统 . 排 错 程序 .仿真 程序 .模拟 
程序 ,文档 工具 和 数据 库 管 理 系统 。 
3.39 

软件 产品 “software product 

为 了 满足 一 个 合同 而 建立 .修改 或 组 合 的 软件 及 相关 资料 。 例 如 包括 计划 需求. 设计、 代码 、 数 据 
库 .测试 资料 和 手册 。 
3. 40 

软件 质量 software qtajity 

软件 满足 所 规定 的 需求 的 能 力 。 
3.4] 

软件 支持 ”software support 

为 保证 软件 安装 后 能 继续 按 既 定 目 标 持续 运行 而 且 在 系统 的 运行 中 能 起 到 既定 的 作用 而 实施 的 一 
系列 活动 。 软 件 支 持 包括 软件 维护 .用户 文 持 和 有 关 的 活动 。 
3.42 

软件 系统 ”software system 

只 由 软件 组 成 的 系统 ,有 时 可 能 还 包括 该 软件 赖 以 运行 的 计算 机 设备 。 
3. 43 

软件 测试 环境 software ftest environment 

为 完成 软件 合格 性 测试 和 可 能 的 其 他 测试 所 需 的 设施 、 和 硬件 .软件 .固件 ,方法 和 文档 。 其 要 到 可 以 


包括 (但 不 限于 ) 仿 真 程序 .代码 分 析 程 序 、 测 试用 例 生成 程序 和 路 径 分 析 程 序 , 还 可 能 包括 在 软件 工程 


环境 下 用 到 的 要 率 。 
3. 44 

软件 移交 software transition 

使 软件 开发 的 责任 从 一 个 组 织 转交 给 另 一 个 组 织 的 一 系列 活动 。 一 般 说 ,前 一 个 组 织 是 实现 初期 
软件 开发 ,而 后 一 个 组 织 是 进行 软件 文 持 。 
3. 45 

软件 单元 software unit 

CSCI 设计 中 的 一 个 基本 单位 :例如 ,CSCI 的 一 个 主要 分 文 , 该 分 支 的 一 个 组 成 部 分 一 个 类 、 对 象 、 
模块 .函数 、 子 程序 或 者 数据 库 。 软 件 配 置 项 可 以 出 现在 层次 结构 的 不 同 层 上 并 可 以 由 其 他 的 软件 配置 
项 组 成 。 设 计 中 的 软件 配置 项 与 实现 它们 的 代码 和 数据 实体 ( 例 程 ,过 程 、 数 据 库 、 数 据 文件 等 ) 及 或 包 
含 这 些 实体 的 计算 机 文件 之 间 不 一 定 有 一 一 对 应 的 关系 。 


a 


4 缩 赂 语 
CASE 计算 机 辅助 软件 工程 (Computer Assistant Software Engineering) 
COM 计算 机 操作 手册 (Computer Operation Manual) 
CPM 计算 机 编程 手册 (Computer Programming Manual) 
CSCI 计算 机 软件 配置 项 (Computer Software Configuration Item) 
DBDD 数据 库 ( 顶 层 ) 设 计 说 明 (Database Design Description) 
DID 资料 条 目 说 明 (Data Item Description) 
DPMR 开发 进度 月 报 (Development Plan Month Report) 
DRD 数据 需求 说 明 (Data requirement Description) 
FAR 可 行 性 分 析 报 告 (Feasibility analysis Report) 


HWCI 硬件 配置 项 (Hardware Configuration Item) 
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IDD 接口 设计 说 明 (Interface Design Description) 
IRS 接口 (软件 ) 需 求 规格 说 明 (Interface Requirement Specification) 
IV&.V 独立 验证 和 确认 (Independent verification and validation) 
OCD 运行 概念 说 明 (Operation Conception Description) 
PDSR 项 目 开 发 总 结 报 告 (Project Development summary Report) 
SCCB 软件 配置 控制 委员 会 (Software Configuration Control Board) 
SCM 软件 配置 管理 (Software Configuration Manager) 
SCMP 软件 配置 管理 计划 (Software Configuration Manager Plan ) 
SDD 软件 (结构 ) 设 计 说 明 (Software Design Description) 
SDF 软件 开发 文件 (Software Development File) 
SFDD 软件 开发 文档 (Software Development Document) 
SDL 软件 开发 库 (CSoftware Development Library) 
SDP 软件 开发 计划 人 《Software Development Plan) 
SIP 软件 安装 计划 {Software Installation Plan) 
SPS 软件 产品 规格 说 明 (Software Product Specification) 
SQA 软件 质量 保证 (Software Quality Assure) 
SQAP 软件 质量 保证 计划 (Software Quality Assure Plan) 
SRS 软件 需求 规格 说 明 (Software Requirement Specification) 
SSDD 系统 / 子 系统 设计 (结构 设计 ) 说 明 (System Subsystem Design Description) 
SS 系统 / 子 系统 需求 规格 说 明 (System Subsystem Requirement Specification) 
STD 软件 测试 说 明 (Software Testing Descrition) 
STP 软件 测试 计划 (Software Testing Plan) 
STR 软件 测试 报告 (Software Testing Report) 
STrP 软件 移交 计划 (Software Transfer Plan) 
SUM 软件 用 户 手册 (Software User Manual) 
SVD 软件 版 本 说 明 (Software Version Description) 
SW 软件 《Software) 
5 文档 过 程 
5.1 概述 
有 两 种 主要 类 型 的 标准 : 


a) 产品 标准 , 它 规 定 产 品 的 特征 和 功能 需求 ; 

b) 过 程 标准 , 它 规定 开发 产品 的 过 程 。 

应 用 程序 和 计算 机 软件 的 复杂 性 日 益 增 加 ,使 得 给 使 用 计算 机 的 用 户 提 供 完 整 的 .正确 的 和 易 懂 的 
文档 的 需要 更 加 人 迫切。 本 标准 通过 规定 影响 软件 文档 的 质量 的 活动 (做 什么 和 由 谁 做 ) ,提供 达到 这 些 
目的 的 工具 。 

文档 常常 是 关心 在 软件 已 经 实现 后 做 些 什么 。 然 而 ,为 了 质量 ,软件 文档 编制 应 作为 整个 软件 生产 
过 程 的 一 部 分 。 过 程 计 划 应 把 文档 计划 包括 在 内 。 本 标准 也 给 用 户 和 客户 提供 工具 以 保证 文档 过 程 
实施 。 

本 标准 的 主要 活动 是 建立 开发 文档 的 广泛 计划 。 这 是 必须 的 ,因为 有 计划 ,文档 编制 的 质量 会 更 
好 ,过 程 的 效率 会 更 高 。 计 划 必 须 包 括 风格 规格 说 明 。 本 标准 不 规定 区 格 规格 说 明 的 内 容 ( 即 不 规定 具 
体 的 布局 和 字体 ), 但 它 规定 风格 规格 说 明 必 须 履 盖 什 么 。 本 标准 也 规定 何 种 信息 对 于 文档 管理 贿 是 可 
用 的 和 谁 做 评审 和 再 生产 文档 。 
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本 标准 遵循 GB/T 8566 一 200 攻 信息 技术 软件 生存 周期 过 程 》。 为 其 开发 过 程 和 管理 过 程 中 的 


主要 文档 规定 了 编制 规范 。 
本 标准 是 按 文 档 由 专门 的 文档 管理 人 员 和 文本 编写 人 员 的 模式 规定 的 。 具 体 的 项 目 可 根据 具体 情 


况 安排 。 
文档 过 程 的 活动 应 按 图 1 中 的 顺序 执行 。 





如 


和 


~ : 二 本 可 用 性 测试 一 一 如 在 
文档 计划 中 规定 的 


重生 产 和 发 布 一 一 如 在 文档 计 
划 中 规定 的 那样 





图 1 文档 编制 过 程 概要 

其 中 ,有 两 个 阴影 框 。 在 一 个 阴影 框 中 的 所 有 活动 应 在 下 一 个 阴影 框 中 的 活动 开始 之 前 完成 。 在 
阴影 框 中 的 活动 可 以 并 行 执行 。 虚 线 指示 可 能 的 重复 。 

在 文档 的 最 小 内 容 己 经 由 需 方 规定 的 情况 下 ,这 宜 由 文档 管理 者 在 文档 计划 开发 期 间 纳 入 。 
5.2 源 材料 准备 

需 方 应 允许 文档 管理 者 访问 以 下 内 容 : 

a) 所 有 有 关 的 规格 说 明 、 记 录 格 式 、. 屏 幕 和 报告 布局 .CASE 工具 输出 和 文档 的 准备 所 需要 的 任 

何其 他 的 信息 ; | 
b) 若 可 用 ,软件 的 操作 副本 ; 
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c) 软件 的 分 析 员 和 程序 员 , 以 及 及 时 和 确切 地 解答 由 文档 开发 人 员 提 出 的 问题 ; 
d) 契 可 能 ,访问 典型 的 用 户 ( 为 了 做 读者 分 析 和 可 用 性 测试 。 
为 了 增加 对 产品 和 它 的 读者 的 了 解 , 对 软件 开发 人 员 的 访问 是 必要 的 但 使 这 样 的 访问 保持 到 最 小 
是 文档 管理 者 的 责任 。 

不 管 文档 管理 者 是 否 是 软件 的 开发 者 , 需 方 应 提供 适用 的 标 蕉 .风格 和 格式 指南 和 其 他 相关 的 材 
料 。 文 档 管理 者 应 分 发 这 些 材料 至 需要 它 的 文档 开发 人 员 。 

保证 需 方 交付 给 文档 管理 者 的 所 有 材料 , 当 交 付 时 ,是 完整 的 和 正确 的 且 在 交付 后 保持 是 最 新 的 ， 
这 是 需 方 的 责任 。 

需 方 保证 ,提供 的 材料 没有 一 个 违反 任何 其 他 部 门 的 知识 产权 。 

文档 管理 者 应 采取 所 有 有 理由 的 步骤 ,以 保证 由 需 方 提供 的 材料 保持 在 很 好 的 状态 ,应 保证 需 方 要 
求 的 信息 安全 并 在 文档 项 目 完成 后 ,所 有 材料 返回 给 需 方 。 

注 : 在 茶 些 情况 下 ,不 是 所 有 材料 需要 返回 ;这 应 在 合同 中 定义 。 在 茶 些 情况 下 ,由 需 方 传送 给 文档 管理 者 的 材料 
要 求 保持 机 密 和 安全 。 合 同 宜 规 定 对 于 传送 给 文档 管理 者 的 材料 , 需 方 要 求 文档 管理 者 的 机 密 和 安全 等 级 。 

5.3 文档 计划 
5.3.1 概要 

文档 管理 者 应 准备 一 份 文 档 计 划 ,此 计划 规定 在 文档 创建 中 要 执行 的 工作 。 此 文档 计划 应 经 需 方 

正式 同意 ,以 预示 它 完全 覆盖 了 需 方 的 要 求 。 

注 :文档 计划 通常 将 覆盖 整个 文档 系列 。 

文档 计划 应 正式 地 描述 计划 的 文档 的 范围 和 限制 ,以 及 重要 的 文档 分 析 和 设计 决定 。 也 应 规定 在 

文档 开发 期 间 实 现 的 过 程 和 控制 。 

文档 计划 应 包括 (但 不 限于 ) 以 下 内 容 : 

a) ”计划 的 文档 的 工作 名 称 、 目 的 ,范围 和 限制 ; 

b) 文档 的 预定 的 读者 ,和 使 用 的 目的 ; 

c) 文档 内 容 的 草案 表 , 带 有 估计 的 页 数 和 其 他 媒体 的 等 效 细 市 ; 

d) ”交付 :打印 副本 数 , 是 否 提 供电 子 副 本 ,磁盘 和 文件 格式 (包括 软件 版 本 ) 和 在 何 处 交付 ; 

e) ”版 权 的 拥有 者 和 任何 其 他 所 有 权 ; 

注 ; 这 是 复杂 的 问题 ,应 在 合同 中 规定 。 

f) 适当 处 ,包括 每 个 文档 的 安全 或 机 密级 ; 

g) 管理 文档 开发 过 程 的 步骤 和 控制 ,包括 存储 、 检 索 、 后 备 . 处 理 和 质量 保证 ( 邦 要 求 ); 

h) 所 用 的 生产 方法 、 工具 和 工具 版 本 ; 

i) ”文档 开发 人 员 所 在 的 队伍 的 结构 ,可 包括 队伍 选择 计划 ; 

注 : 在 文档 编写 和 生产 的 不 网 阶段 中 的 工作 人 员 ，, 需 要 不 同 的 技巧 。 编 写 人 员 可 能 要 求 对 正在 编写 的 系统 有 好 的 
知识 加 上 编写 文档 的 经 验 ; 编 辑 人 员 可 能 要 求 有 编辑 经 验 而 对 系统 知识 无 要 求 ;版 面 艺术 家 可 能 对 所 用 的 版 面 
工具 外 ,无 任何 知识 要 求 。 

j) 项 目 依 琥 ; 

k) 所 要 求 的 人 时 和 成 本 ; 

1) 项 目 资源 需求 ,包括 需 方 提供 的 信息 和 其 他 资源 ; 

m) 在 软件 开发 期 间 , 软 件 变更 传送 信息 给 文档 管理 者 的 方法 ; 

n) 文档 的 变更 控制 和 维护 的 计划 ( 任 选 ) ; 

o) 实现 后 评审 的 计划 ( 任 选 ); 

p) 显示 适当 的 里 程 碑 的 时 间 表 ,包括 : 

1) 文档 计划 批准 ; 
2) ”每 个 草案 的 准备 、 评 审 和 改正 ; 
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3) 可 用 性 测试 ; 
4) 打印 .装订 和 发 布 。 
若 适 当 , 这 些 活 动 的 每 一 个 对 于 文档 的 每 一 项 应 重复 。 
注 . 文档 计划 宜 在 文档 的 开发 开始 以 前 准备 与 批准 ,以 保证 所 有 部 门 同意 目标 和 所 用 的 方法 。 批 准 后 ,计划 宜 尽 可 
能 广泛 地 分 发 ;分 发 宣 包括 所 有 文档 开发 人 员 和 可 能 包括 需 方 人 员 及 子 合同 方 。 
5.3.2 文档 计划 控制 
在 正式 批准 后 ,文档 管理 者 应 控制 文档 计划 和 它 的 发 布 。 文 档 管理 者 应 保持 一 份 文档 计划 副本 的 
分 发 的 清单 。 若 以 后 文档 计划 变更 了 (得 到 文档 管理 者 和 需 方 的 同意 ) ,文档 管理 者 应 保证 所 有 获得 文 
档 计 划 副 本 的 人 员 得 到 变更 通知 。 
注 ,因为 ,过 时 的 计划 副本 可 能 引起 问题 ,文档 管理 者 宣 杜绝 计划 副本 的 失控 ,并 制订 计划 的 所 有 副本 已 经 更 新 的 审 
核 过 程 。 
5.4 文档 开发 
按 文档 计划 规定 进行 文档 开发 。 通 常 , 在 进行 文档 开发 前 ,要 规定 文档 的 格式 (风格 )。 在 软件 的 开 
发 和 管理 过 程 中 需要 那些 文档 ,每 种 文档 的 规范 在 下 面 说 明 。 
5.5 评审 
5.5.1 概述 . 
本 条 规定 文档 评审 的 要 求 和 相关 活动 。 本 条 主要 以 用 户 文档 的 评审 为 例 说 明 。 对 于 开发 文档 的 评 
审 , 由 供 方 组 织 和 实施 。 而 批准 由 开发 组 织 的 上 级 技术 机 构 实 施 。 更 要 着 重 经 常 性 的 、 非 正式 的 注重 实 
效 的 评审 。 
用 户 文档 的 评审 应 由 需 方 实现 ,包括 当 需 要 时 与 文档 管理 者 讨论 。 
注 , 评审 的 目的 是 保证 提交 的 材料 是 完整 的 和 正确 的 并 满足 了 在 合同 和 文档 计划 中 定义 的 需 方 的 需要 。 
评审 宜 由 合适 的 有 资格 的 人 员 执 行 , 这 些 人 员 被 授权 请 求 变 更 和 批准 文档 的 内 容 。 
注 ; 需 方 宜 限 制 评审 人 员 数 ,满足 评审 功能 所 必需 的 那些 即 可 。 
需 方 在 批准 每 个 用 户 文档 草案 之 前 ,应 保证 文档 的 安全 和 合法 。 
为 评审 交付 的 文档 应 包括 从 文档 管理 者 来 的 说 明 书 ,说 明 评 审 的 目的 和 评审 员 的 职责 。 
注 1 ,在 需 方 和 文档 管理 者 之 间 在 整个 开发 过 程 期 间 维 持 良 好 的 沟通 会 提高 文档 的 质量 并 利于 评审 成 功 。 这 宜 包 
括 非 正 式 的 讨论 和 尽早 地 提供 样板 或 初始 材料 给 需 方 。 
注 2 ;在 要 求 的 变更 超出 了 合同 和 文档 计划 的 范围 时 ,需要 变更 合同 。 
注 3 ,评审 过 程 不 排除 文档 管理 者 ,他 们 的 责任 是 试图 尽 可 能 保证 文档 的 精确 和 完整。 
注 4, 宜 采用 作为 评审 结果 的 需 方 的 评论 ,或 在 草案 上 加 上 标记 ,或 写 有 适当 的 参考 的 评论 。 需 方 宜 保 持 变更 的 副 
本 为 了 与 下 一 草案 相 比较 。 评 论 应 使 文档 开发 人 员 能 实现 所 要 求 的 变更 而 不 需要 评审 人 员 的 进一步 解释 。 
注 5, 对 于 大 的 、 复 杂 的 系统 或 正在 写 文档 时 系统 仍 在 开发 ,可 能 需要 多 于 两 次 草案 和 一 次 校 样 。 在 这 样 情况 下 ,最 
多 的 草案 数 宜 在 需 方 和 文档 管理 者 之 间 同 意 并 在 文档 计划 中 规定 。 
5.5.2 文档 计划 评审 
此 评审 的 目的 应 保证 文档 计划 定义 的 文档 , 当 完成 时 , 噬 满 足 开 发 过 程 的 需要 也 满足 需 方 在 合同 中 
规定 的 文档 目标 。 需 方 同意 文档 计划 ,是 同意 在 计划 中 定义 的 用 户 文档 的 所 有 可 交付 的 特征 。 
注 , 需 方 宜 把 注意 放 在 内 容 的 草案 表 中 展示 的 文档 的 结构 .完整 性 和 可 用 性 。 只 要 适当 ,文档 计划 宜 在 第 一 个 草案 
开始 工作 之 前 评审 和 批准 。 
5.5.3 第 一 个 草案 评审 
第 一 个 草案 应 包含 如 在 文档 计划 中 描述 的 文档 主体 ,加 上 内 容 表 、 附 录 和 和 词汇。 在 使 用 自动 案 引 工 
具 处 ,生成 的 索引 包含 位 置 参照 。 标 点 符号 、. 风格 和 版 面 应 如 在 文档 计划 中 摘 述 的 。 
文档 的 第 -一 个 草案 的 评审 目的 是 核查 文档 的 技术 正确 性 和 完整 性 ,以 保证 草案 满足 文档 计划 的 目 
标 。 标 点 符号 、 风 格 和 版 面 应 如 在 文档 计划 中 定义 的 。 
在 批准 第 一 个 草案 中 ,除了 要 求 的 变更 外 ,要 评审 批准 技术 的 正确 性 、 结 构 清楚 性 和 文档 的 完整 性 。 
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注 1: 第 一 个 草案 宜 在 交付 前 编辑 。 这 有 两 个 理由 : 
a) 这 保证 评审 者 不 分 心 于 改正 印刷 的 和 版 面 的 错误 ; 
b) 保证 由 编辑 过 程 引 起 的 任何 技术 错误 被 评审 者 捕获 。 
注 2: 草 案 应 针对 在 文档 计划 中 批准 的 目标 ,读者 定义 ,内容 表 和 其 他 特征 进行 评审 。 在 带 有 评论 的 第 一 个 草案 返 
回 前 , 宜 确认 , 若 草案 完全 改正 了 ,将 满足 文档 计划 的 要 求 。 
5.5.4 第 二 个 草案 评审 
第 二 个 草案 应 包括 在 第 一 个 草案 评审 中 同意 的 所 有 变更 , 且 应 以 尽 可 能 接近 最 后 的 形式 ,包括 在 文 
档 计 划 中 定义 的 可 交付 的 内 容 。 
此 评审 的 目的 是 核查 在 第 一 个 草案 中 的 内 容 已 经 正确 实现 。 
在 第 二 个 草案 的 批准 中 ,除了 草案 的 物理 形式 外 ,批准 文档 的 所 有 方面 。 草 案 的 物理 形式 可 能 与 可 
交付 的 不 精确 相同 。 | 
注 ; 在 批准 第 二 个 草案 前 , 宜 确认 草案 (包含 评审 对 草案 的 评论 ) 已 经 淮 备 好 待 批准 。 
5.5.5 校 样 评审 
校 样 应 包括 在 第 二 个 草案 评审 中 同意 的 所 有 变更 。 
此 评审 的 目的 是 核查 对 第 二 个 草案 的 评论 已 正确 实现 。 任 何不 正确 实现 的 评论 应 迅速 地 通知 文档 
管理 者 ,他们 应 相应 地 修改 文档 并 返回 可 替换 部 分 的 副本 ,用 于 进一步 评审 。 
由 批准 证 明 ,被 接受 的 文档 已 准备 好 生产 。 
5.6 与 其 他 公司 的 文档 开发 子 合同 
文档 管理 者 应 保证 子 合同 的 文档 遵循 本 标准 ,遵循 文档 计划 和 合同 。 
在 子 合同 的 文档 中 ,文档 管理 者 作为 本 标准 的 “ 需 方 ”而 子 合同 承担 者 作为 “文档 管理 者 ”。 
注 : 文 档 管 理 者 应 与 子 合同 承担 者 签 定 符合 本 标准 的 协议 。 


6 文档 编制 要 求 


6.1 软件 生存 局 期 与 各 种 文档 的 缩 制 
在 软件 的 生存 周期 中 ,一 般 地 说 ,应 该 产生 以 下 一 些 基本 文档 ， 
a) ”可行 性 分 析 ( 研 究 ) 报 告 ; 
b) ”软件 (或 项 目 ) 开 发 计划 ; 
c) ”软件 需求 规格 说 明 ; 
d) ”接口 需求 规格 说 明 ，; 
e) 系统 / 子 系统 设计 (结构 设计 ) 说 明 ，; 
f ”软件 (结构 ) 设 计 说 明 ; 
g) 接口 设计 说 明 ; 
h) 数据 库 ( 顶 层 ) 设 计 说 明 ， 
i) 《软件 ) 用 户 手册 ; 
j) 操作 手册 ; 
k) 测试 计划 ; 
1) 测试 报告 ; 
m) 软件 配置 管理 计划 ; 
n) 软件 质量 保证 计划 ; 
o) 开发 进度 月 报 ; 
p) 项 目 开 发 总 结 报告 ; 
q) 软件 产品 规格 说 明 ; 
r) 软件 版 本 说 明 等 。 


10 


"lh 


4h 


GB/T 8567—2006 


本 标准 将 给 出 这 些 文档 的 编制 规范 ,同时 ,本 标准 也 是 这 些 文档 的 编写 质量 的 检验 准则 。 一 般 地 


说 ;一 个 软件 总 


是 一 个 计算 机 系统 (包括 硬件 .固件 和 软件 ) 的 组 成 部 分 。 鉴 于 计算 机 系统 的 多 样 性 ,本 


标准 一 般 不 涉及 整个 系统 开发 中 的 文档 编制 问题 ,本 标准 仅仅 是 软件 开发 过 程 中 的 文档 编制 指南 。 
对 于 面向 对 象 的 软件 开发 ,其 文档 编制 要 求 ,参见 附录 A。 
对 于 使 用 文档 的 人 员 而 言 , 他 们 所 关心 的 文件 的 种 类 随 他 们 所 承担 的 工作 而 腊 。 


管理 人 员 : 


开发 人 员 ， 


维护 人 员 


可 行 性 分 析 ( 研 究 ) 报 告 ， 
项 目 开 发 计划 ， 

软件 配置 管理 计划 ， 
软件 质量 保证 计划 ， 
开发 进度 月 报 ， 

项 目 开 发 总 结 报告 ; 

可 行 性 分 析 ( 研 究 ) 报 告 ， 
项 目 开 发 计划 ， 

软件 需求 规格 说 明 ， 
接口 需求 规格 说 明 ， 
软件 (结构 ) 设 计 说 明 ， 
接口 设计 说 明 书 ， 

数据 库 ( 顶 层 ) 设 计 说 明 ， 
测试 计划 ， 

测试 报告 ; 
软件 需求 规格 说 明 ， 
接口 需求 规格 说 明 ， 
软件 (结构 ) 设 计 说 明 ， 
测试 报告 ， 


:软件 产品 规格 说 明 ， 


软件 版 本 说 明 ， 
用 户 手册 ， 
操作 手册 。 


本 标准 规定 了 在 软件 开发 过 程 中 文档 编制 的 要 求 , 这 些 文档 从 使 用 的 角度 可 分 为 用 户 文档 和 开发 
文档 两 大 类 。 其 中 ,用 户 文档 必须 交 给 用 户 。 用 户 应 该 得 到 的 文档 的 种 类 和 规模 由 供应 者 与 用 户 之 间 
签订 的 合同 规定 。 


如 前 所 述 ， 


另 一 项 软件 代替 之 时 止 , 被 认为 是 该 软件 的 一 个 生存 周期 ,一般 地 说 这 个 软件 生存 周期 可 以 分 成 以 下 6 


个 阶段 : 


a) 可 行 性 与 计划 研究 阶段 ; 

b) 需求 分 析 阶 段 ; 

c) 设计 阶段 ; 

d) 实现 阶段 ; 

e) 测试 险 段 ; 

f) ”运行 与 维护 阶段 。 

在 可 行 性 分 析 ( 研 究 ) 与 计划 阶段 内 ,要 确定 该 软件 的 开发 目标 和 总 的 要 求 , 要 进行 可 行 性 分 析 、 投 


资 一 收益 分 析 、 


制订 开发 计划 ,并 完成 可 行 性 分 析 报 告 .开发 计划 等 文档 。 


在 需求 分 析 阶 段 内 ,由 系统 分 析 人 员 对 被 设计 的 系统 进行 系统 分 析 , 确 定 对 该 软件 的 各 项 功能 ,性 
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能 需求 和 设计 约束 ,确定 对 文档 编制 的 要 求 ,作为 本 阶段 工作 的 结果 ,一 般 地 说 软件 需求 规格 说 明 ( 也 称 
为 :软件 需求 说 明 .软件 规格 说 明 ) .数据 要 求 说 明和 初步 的 用 户 手 册 应 该 编写 出 来 。 

在 设计 阶段 内 ,系统 设计 人 员 和 程序 设计 人 员 应 该 在 反复 理解 软件 需求 的 基础 上 ,提出 多 个 设计 ， 
分 析 每 个 设计 能 磋 行 的 功能 并 进行 相互 比较 ,最 后 确定 一 个 设计 ,包括 该 软件 的 结构 ,模块 (或 CSCI) 的 
划分 ,功能 的 分 配 , 以 及 处 理 流程 。 在 被 设计 系统 比较 复杂 的 情况 下 ,设计 阶段 应 分 解 成 概要 设计 阶段 
和 话 细 设 计 阶 段 两 个 步 又。 在 一 般 情 况 下 ,应 完成 的 文档 包括 :结构 设计 说 明 .详细 设计 说 明和 测试 计 
划 初 稿 。 

在 实现 阶段 内 ,要 完成 源 程 序 的 编码 ,编译 (或 汇编 } 和 排 错 调试 得 到 无 语法 错 的 程序 清单 ,要 开始 
编写 进度 日 报 、 周 报 和 月 报 ( 是 否 要 有 日 报 或 周报 ,取决 于 项 目的 重要 性 和 规模 ) ,并 且 要 完成 用 户 手册 、 
操作 手册 等 面 回 用 户 的 文档 的 编写 工作 ,还 要 完成 测试 计划 的 编制 。 

在 测试 阶段 :该 程序 将 被 全 面 地 测试 ,已 编制 的 文档 将 被 检查 审阅 。 一 般 要 完成 测试 分 析 报 告 。 作 
为 开发 工作 的 结束 ,所 生产 的 程序 ,文档 以 及 开发 工作 本 身 将 逐 项 被 评价 ,最 后 写 出 项 目 开发 总 结 报告 。 

在 整个 开发 过 程 中 ( 即 前 五 个 阶段 中 ) ,开发 集体 要 按 月 编写 开发 进度 月 报 。 

在 运行 和 维护 阶段 ,软件 将 在 运行 使 用 中 不 断 地 被 维护 ,根据 新 提出 的 需求 进行 必要 而 且 可 能 的 扩 
充 和 和 删改、 更 新 和 升级 。 

6.2 文档 编制 中 的 考虑 因素 

文档 编制 是 开发 过 程 的 有 机 组 成 部 分 ,也 是 一 个 不 断 努 力 的 工作 过 程 。 是 一 个 从 形成 最 初 轮 廊 .经 
反复 检查 和 修改 ,直至 程序 和 文档 正式 交付 使 用 的 完整 过 程 。 其 中 每 一 步 都 要 求 工 作 人 员 做 出 很 大 努 
力 。 要 保证 文档 编制 的 质量 ,要 体现 每 个 开发 项 目的 特点 ,也 要 注意 不 要 花 太 多 的 人 力 。 为 此 编制 中 要 
考虑 如 下 各 项 因素 。 

6.2.1 文档 的 读者 

每 一 种 文档 都 具有 特定 的 读者 。 这 些 读 者 包括 个 人 或 小 组 .软件 开发 单位 的 成 员 或 社会 上 的 公众 、 
从 事 软件 工作 的 技术 人 员 ,管理 人 员 或 领导 干部 。 他 们 期 待 着 使 用 这 些 文档 的 内 容 来 进行 工作 ,例如 设 
计 、 缩 号 程序 .测试 使用、 维护 或 进行 计划 管理 。 因 此 这 些 文档 的 作者 必须 了 解 自己 的 读者 。 这 些 文档 
的 编写 必须 注意 适应 自己 的 特定 读者 的 水 平 . 特 点 和 要 求 。 

6.2.2 重复 性 

本 标准 中 列 出 的 文档 编制 规范 的 内 容 要 求 中 ,显然 存在 某 些 重复 。 较 明显 的 重复 有 两 类 。 引 言 是 
每 一 种 文档 都 要 包含 的 内 容 , 以 向 读者 提供 总 的 梗概 。 第 二 类 明显 的 重复 是 各 种 文档 中 的 说 明 部 分 ,如 
对 功能 性 能 的 说 明 ; 对 输入 、 输 出 的 描述 ;系统 中 包含 的 设备 等 。 这 是 为 了 方便 每 种 文档 各 自 的 读者 ,每 
种 文档 应 该 自 成 体系 ,尽量 避免 读 一 种 文档 时 又 不 得 不 去 参考 另 一 种 文档 。 当 然 , 在 每 一 种 文档 里 ,有 
关 引 言 .说 明 等 同 其 他 文档 相 重 复 的 部 分 ,在 行文 上 、 在 所 用 的 术语 上 在 详细 的 程度 上 ,还 是 应 该 有 一 
些 差 别 以 适应 各 种 文档 的 不 同 读者 的 需要 。 

6.2.3 .灵活 性 

鉴于 软件 开发 是 具有 创造 性 的 脑力 劳动 ， 也 鉴于 不 同 软件 在 规模 上 和 复杂 程度 上 差别 极 大 ,在 文档 
编制 工作 中 允许 一 定 的 灵活 性 。 这 种 灵活 性 如 下 所 述 。 

a) 应 编制 的 文档 种 类 

尽管 本 标准 认为 在 一 般 情况 下 ,一 项 软件 的 开发 过 程 中 ,应 产生 如 上 所 述 的 各 种 文档 ,然而 针对 一 
项 具体 的 软件 开发 项 目 , 有 时 不 必 编 制 这 么 多 的 文档 ,可 以 把 几 种 文档 合并 成 一 种 。 一 般 地 说 , 当 项 目 
的 规模 ,复杂 性 和 失败 风险 增 大 时 ,文档 编制 的 范围 ,管理 手续 和 详细 程度 将 随 之 增加 ,反之 ， 则 可 适当 
减少 。 为 了 恰当 地 掌握 这 种 灵活 性 ,本 标准 要 求 贯彻 分 工 负 责 的 原则 ,这 意味 着 : 

1) 一 个 软件 开发 单位 的 领导 机 构 应 该 根据 本 单位 经 营 承包 的 应 用 软件 的 专业 领域 和 本 单位 的 管 

理 能 力 ,制定 一 个 对 文档 编制 要 求 的 实施 规定 ,主要 是 :在 不 同 的 条 件 下 ,应 该 形成 哪些 文档 ? 
这 些 文档 的 详细 程度 ? 该 开发 单位 的 每 一 个 项 目 负责 人 ,必须 认真 执行 这 个 实施 规定 。 
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2) “对 于 一 个 具体 的 应 用 软件 项 目 , 项 目 负 责 人 应 根据 上 述 实施 规定 ,确定 一 个 文档 编制 计划 (可 
以 包含 在 软件 开发 计划 中 ) ,其 中 包括 : 
《1) 应 该 编制 哪 几 种 文档 ,详细 程度 如 何 ? 
(2) 各 个 文档 的 编制 负责 人 和 进度 要 求 ; 
(3) 审查 .批准 的 负责 人 和 时 间 进 度 安排 
(4) 在 开发 时 间 内 ,各 文档 的 维护 .修改 和 管理 的 负责 人 ,以 及 批准 手续 。 
每 项 工作 必须 落实 到 人 。 这 个 文件 编制 计划 是 整个 开发 计划 的 重要 组 成 部 分 。 
3) 有 关 的 设计 人 员 则 必须 严格 执行 这 个 文档 编制 计划 。 
b) 文档 的 详细 程度 
从 同一 份 提纲 起 草 的 文件 的 篇 幅 大 小 往往 不 同 ,可 以 少 到 几 页 ,也 可 以 长 达 几 百 页 。 对 于 这 种 差 
别 ,本 标准 是 允许 的 。 此 详细 程度 取决 于 任务 的 规模 ,复杂 性 和 项 目 负责 人 对 该 软件 的 开发 过 程 及 运行 
环境 所 需要 的 详细 程度 的 判断 。 
c) 文档 的 扩展 
当 被 开发 系统 的 规模 非常 大 《例如 源码 超过 一 百 万 行 ) 时 ,一 种 文档 可 以 分 成 几 卷 编写 ,可 以 按 其 中 
每 一 个 系统 分 别 编制 ;也 可 以 按 内 容 划 分 成 多 卷 , 例 如: 
项 目 开发 计划 可 能 包括 :质量 保证 计划 ， 
配置 管理 计划 ， 
用 户 培训 计划 ， 
安装 实施 计划 ， 
系统 设计 说 明 可 分 写成 :系统 设计 说 明 ， 
子 系统 设计 说 明 ; 
程序 设计 说 明 可 分 写成 ;程序 设计 说 明 ， 
接口 设计 说 明 ， 
版 本 说 明 ; 
操作 手册 可 分 写成 :操作 手册 ， 
安装 实施 过 程 ; 
测试 计划 可 分 写成 :测试 计划 ， 
测试 设计 说 明 ， 
测试 规程 ， 
测试 用 例 ， 
测试 分 析 报 告 可 分 写成 :综合 测试 报告 ， 
验收 测试 报告 ; 
项 目 开 发 总 结 报告 亦 可 分 写成 项 目 开 发 总 结 报告 和 资源 环境 统计 。 
d) 章 、 条 的 扩张 与 缩 并 
在 软件 文档 中 ,一 般 宜 使 用 本 标准 提供 的 章 、 条 标题 。 但 所 有 的 条 都 可 以 扩展 ,可 以 进一步 细 分 ,以 
适应 实际 需要 。 反 之 如 果 章 条 中 的 有 些 细节 并 非 必需 ,也 可 以 根据 实际 情况 缩 并 。 此 时 章 条 的 编号 应 
相应 地 变更 。 
e) 程序 设计 的 表现 形式 
本 标准 对 于 程序 的 设计 表现 形式 并 未 作出 规定 或 限制 ,可 以 使 用 流程 图 的 形式 ,判定 表 的 形式 ,也 
可 以 使 用 其 他 表现 形式 ,如 程序 设计 语言 (PDL) .问题 分 析 图 C(PALb) 等 。 
{) ”文档 的 表现 形式 
本 标准 对 于 文档 的 表现 形式 亦 未 作出 规定 或 限制 。 可 以 使 用 自然 语言 ,也 可 以 使 用 形式 化 语言 。 
也 可 以 使 用 各 种 图 、 表 。 
13 
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g) 文档 的 其 他 种 类 
当 本 标准 中 规定 的 文档 种 类 尚 不 能 满足 某 些 应 用 部 门 的 特殊 需要 时 ,他 们 可 以 建立 一 些 特殊 的 文 
档 种 类 要 求 , 例 如 软件 质量 保证 计划 .软件 配置 管理 计划 等 ,这 些 要 求 可 以 包含 在 本 单位 的 文件 编制 实 


施 规 定 中 。 
7 文档 编制 格式 
7.1 可 行 性 分 析 ( 研 究 ) 报 告 (FAR) 


说 明 ， 
1.《 可 行 性 分 析 ( 研 究 ) 报 告 XFAR) 是 项 目 初期 策划 的 结果 , 它 分 析 了 项 目的 要 求 . 目 标 和 环 
境 ; 提 出 了 几 种 可 供 选 择 的 方案 ;并 从 技术 、 经 济 和 法 律 各 方面 进行 了 可 行 性 分 析 。 可 作为 


项 目 决 策 的 依据 。 
2. FAR 也 可 以 作为 项 目 建 议 书 , 投 标书 等 文件 的 基础 。 


可 行 性 分 析 报 告 的 正文 格式 如 下 : 





本 章 分 为 以 下 几 条 。 
1.1 标识 
本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 完整 标识 , (车 适用 ) 包 括 标 识 号 ,标题 \, 缩 略 词语 \ 版 本 
号 和 发 行 号 。 
1.2 背景 
说 明 项 目 在 什么 条 件 下 提出 ,提出 者 的 要 求 . 目 标 、 实现 环境 和 限制 条 件 。 
1.3 项 目 概 述 = 
本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 项 目 和 软件 的 用 途 , 它 应 描述 项 目 和 软件 的 一 般 特 性 ;概述 项 目 开发 、 
运行 和 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 、 需 方 .用 户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当 前 和 计划 的 运行 现 
场 ; 列 出 其 他 有 关 的 文档 。 
1.4 文档 概述 
本 条 应 概述 本 文档 的 用 途 和 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 和 私密 狂 的 要 求 ， 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 .标题 .修订 版 本 和 日 期 ,本 章 也 应 标识 不 能 通过 正常 
的 供 货 炬 道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 可行 性 分 析 的 前 提 


3.1 项 目的 要 求 

3.2 项 目的 目标 

3.3 项 目的 环境 、 条 件 ,假定 和 限制 
3.4 进行 可 行 性 分 析 的 方法 


4 可 选 的 方案 


4.1 原 有 方案 的 优 缺 点 、 局 限 性 及 存在 的 问题 
4.2 可 重用 的 系统 ,与 要 求 之 间 的 差距 
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4.3 可 选择 的 系统 方案 1 
4.4 可 选择 的 系统 方案 2 


4.5 选择 最 终 方 案 的 准则 
5 所 建议 的 系统 


对 所 建议 的 系统 的 说 明 
数据 流程 和 处 理 流 程 

与 原 系 统 的 比较 ( 若 有 原 系 统 ) 
4 影响 (或 要 求 ) 

4.1 设备 

4.2 软件 

5.4.3 运行 

5.4.4 开发 
5.4.5 环境 
5 
5 


一 


.4.6 经 费 
.5 局 限 性 


6 经 济 可 行 性 (成 本 一 效益 分 析 ) 


6.1 投资 
包括 基本 建设 投资 (如 开发 环境 、 设 备 、 软 件 和 资料 等 ) ,其 他 一 次 性 和 非 一 次 性 投资 (如 技术 管 
理 费 培训 费 、 管 理 费 ,人 员工 资 、 奖 金 和 差旅费 等 )。 
6.2 预期 的 经 济 效益 
6.2.1 一 次 性 收益 
6.2.2 非 一 次 性 收益 
6.2.3 不 可 定量 的 收 瘟 
6.2.4 收益 /投资 比 
6.2.5 投资 回收 周期 
6.3 市 场 预测 


7 ”技术 可 行 性 (技术 风险 评价 ) 


本 公司 现 有 资源 (如 人 员 、 环 境 、. 设 备 和 技术 条 件 等 ) 能 否 满足 此 工程 和 项 目 实施 要 求 , 若 不 满 
足 , 应 考虑 补救 措施 (如 需要 分 承包 方 参与 .增加 人 员 、 投 资 和 设备 等 ) ,涉及 经 济 问题 应 进行 投资 .成 
本 和 效益 可 行 性 分 析 , 最 后 确定 此 工程 和 项 目 是 否 具备 技术 可 行 性 。 


8 法律 可 行 性 

系统 开发 可 能 导致 的 侵权 .违法 和 责任 。 
9 用 户 使 用 可 行 性 

用 户 单 位 的 行政 管理 和 工作 制度 ;使 用 人 员 的 索 质 和 培训 要 求 。 
10 其 他 与 项 目 有 关 的 问题 

未 来 可 能 的 变化 。 
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本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信息 (例如 原理 )。 本 章 应 包含 为 理解 本 文档 需要 的 术语 
和 定义 ,所 有 缩 略语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 


附录 


附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 坠 录 应 按 字 母 顺 序 (A,B 等 ) 编 排 。 


7.2 软件 开发 计划 (SDP) 


说 明 : 
1.《 软 件 开发 计划 》(CSDP) 描 述 开 发 者 实施 软件 开发 工作 的 计划 ,本 文档 中 “软件 开发 "一 词 亢 
盖 了 新 开发 修改. 重用、 再 工程 .维护 和 由 软件 产品 引起 的 其 他 所 有 的 活动 。 
2，SDP 是 向 需求 方 提供 了 解 和 监督 软件 开发 过 程 、 所 使 用 的 方法 、 每 项 活动 的 途径 ,项 目的 实 
排 、 组 织 及 资源 的 一 种 手段 。 
. 本 计划 的 某 些 部 分 可 视 实 际 需要 单独 编制 成 册 , 例如 ,软件 配置 管理 计划 .软件 质 量 保证 计 
划 和 文档 编制 计划 等 。 


软件 开发 计划 的 正文 的 格式 如 下 : 








本 章 分 为 以 下 几 条 。 
1.1 标识 

本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 完整 标识 , (车 适用 ) 包 括 标识 号 ,标题 . 缩 略 词语 ,版 本 
与 和 发 行 号 。 
1.2 系统 概述 

本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 , 它 应 描述 系统 和 软件 的 一 般 特性 ;概述 系统 开发 、 
运行 和 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 . 需 方 . 用 户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当 前 和 计划 的 运行 现 
场 ; 列 出 其 他 有 关 的 文档 。 
1.3 文档 概述 

本 条 应 概述 本 文档 的 用 途 和 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 和 私密 性 的 要 求 。 


1.4 与 其 他 计划 之 间 的 关系 
《车 有 ) 本 条 措 述 本 计划 和 其 他 项 目 管理 计划 的 关系 。 
1.5 基线 
给 出 编写 本 项 目 开 发 计划 的 输入 基线 ,如 软件 需求 规格 说 明 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 .标题 ,修订 版 本 和 日 期 ,本 章 也 应 标识 不 能 通过 正常 
的 供 货 渠 道 获 得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 交付 产品 
3.1 程序 
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3.2 文档 
3.3 服务 
3.4 非 移交 产品 
3.5 验收 标准 
3.6 最 后 交付 期 限 
列 出 本 项 目 应 交付 的 产品 ,包括 软件 产品 和 文档 。 其 中 ,软件 产品 应 指明 哪些 是 要 开发 的 ,哪些 
是 属于 维护 性 质 的 ;文档 是 指 随 软件 产品 交付 给 用 户 的 技术 文档 ,例如 用 户 手 册 、 安 装 手 册 等 


4 所 需 工 作 概述 


本 章 根 据 需要 分 条 对 后 续 章 描述 的 计划 作出 说 明 ,( 香 适用 ) 包 括 以 下 概述 : 
对 所 要 开发 系统 .软件 的 需求 和 约束 ; 
对 项 目 文档 强制 的 需求 和 约束 ; 
该 项 目 在 系统 生命 周期 中 所 处 的 地 位 
所 选用 的 计划 /采购 策略 或 对 它们 的 需求 和 约束 ，; 
项 目 进度 安排 及 资源 的 需求 和 约束 ; 
f. 其 他 的 需求 和 约束 ,如 :项 目的 安全 性 .保密 性 、 私 密 性 、 方法 、 标准 硬件 开发 和 软件 开发 的 
相互 依赖 关系 等 。 


5 实施 整个 软件 开发 活动 的 计划 


本 章 分 以 下 几 条 。 不 需要 的 活动 的 条 款 用 “不 适用 ” 注 明 ,如果 对 项 目 中 不 同 的 开发 阶段 或 不 同 
的 软件 需要 不 同 的 计划 ,这 些 不 同 之 处 应 在 此 条 加 以 注解 。 除 以 下 规定 的 内 容 外 ,每 条 中 还 应 标识 
可 适用 的 风险 和 不 确定 因素 ,及 处 理 它们 的 计划 。 
5.1 软件 开发 过 程 

本 条 应 描述 要 采用 的 软件 开发 过 程 。 计 划 应 著 盖 论 及 它 的 所 有 合同 条 款 , 确 定 已 计划 的 开发 阶 
段 ( 适 用 的 话 ) ,目标 和 各 阶段 要 执行 的 软件 开发 活动 。 
5.2 软件 开发 总 体 计划 

本 条 应 分 以 下 若干 条 进行 描述 。 
5.2.1 软件 开发 方法 

本 条 应 描述 或 引用 要 使 用 的 软件 开发 方法 ,包括 为 支持 这 些 方法 所 使 用 的 手工 、 自 动工 具 和 过 
程 的 描述 。 该 方法 应 覆盖 论 及 它 的 所 有 合同 条 款 。 如 果 这 些 方法 在 它们 所 适用 的 活动 范围 有 更 好 
的 描述 ,可 引用 本 计划 的 其 他 条 。 
5.2.2 软件 产品 标准 

本 条 应 描述 或 引用 在 表达 需求 .设计 ,编码 ,测试 用 例 、 测 试 过 程 和 测试 结果 方面 要 遵循 的 标准 。 
标准 应 覆盖 合同 中 论 及 它 的 所 有 条 款 。 如 果 这 些 标准 在 标准 所 适用 的 活动 范围 有 更 好 的 描述 ,可 引 
用 本 计划 中 的 其 他 条 。 对 要 使 用 的 各 种 编程 语言 都 应 提供 编码 标准 ,至 少 应 包括 : 

a. 格式 标准 (如 : 缩 进 .空格 ,大 小 写 和 信息 的 排序 ); 

b. 首部 注释 标准 ,例如 (要 求 : 代 码 的 名 称 /标识 符 , 版 本 标识 ,修改 历史 ,用 途 ) 需 求 和 实现 的 

设计 决策 ,处 理 的 注 记 (例如 :使 用 的 算法 ,假设 .约束 .限制 和 副作用 ) ,数据 注 记 ( 输 入 、 输 
出 ,变量 和 数据 结构 等 ); 

c. 其 他 注释 标准 (例如 要 求 的 数量 和 预期 的 内 容 ); 

d. 变量 ,参数 ,程序 包 , 过 程 和 文档 等 的 命名 约定 

e.。 (车 有 ) 编 程 语言 构造 或 功能 的 使 用 限制 ; 
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f， 代码 聚合 复杂 性 的 制约 。 
5.2.3 可 重用 的 软件 产品 

本 条 应 分 以 下 知 干 条 。 
5.2.3.1 了 吸纳 可 重用 的 软件 产品 

本 条 应 描述 标识 .评估 和 吸纳 可 重用 软件 产品 要 遵循 的 方法 ,包括 搜寻 这 些 产品 的 范围 和 进行 
评估 的 准则 。 描 述 应 覆盖 合同 中 论 及 它 的 所 有 条 款 。 在 制定 或 更 新 计划 时 对 已 选 定 的 或 候选 的 可 
重用 的 软件 产品 应 加 以 标识 和 说 明 ,( 若 适用 ?同时 应 给 出 与 使 用 有 关 的 优点 .缺陷 和 限制 。 
5.2.3.2 开发 可 重用 的 软件 产品 

本 条 应 描述 如 何 标识 .评估 和 报告 开发 可 重用 软件 产品 的 机 会 。 描 述 应 覆盖 合同 中 论 及 它 的 所 
有 条 款 。 
5.2.4 处 理 关 键 性 需求 

本 条 应 分 以 下 若干 条 描述 为 处 理 指定 关键 性 需求 应 遵循 的 方法 。 描 述 应 覆盖 合同 中 论 及 它 的 
所 有 人 条 球 。 
5.2.4.1 安全 性 保证 
5.2.4.2 保密 性 保证 
5.2.4.3 私密 性 保证 
5.2.4.4 其 他 关键 性 需求 保证 
5.2.5 计算 机 硬件 资源 利用 

本 条 应 描述 分 配 计算 机 硬件 资源 和 监控 其 使 用 情况 要 遵循 的 方法 。 描 述 应 覆盖 合同 中 论 及 它 
的 所 有 条 款 。 
5.2.6 记录 原理 

本 条 应 描述 记录 原理 所 遵循 的 方法 ,该 原理 在 支持 机 构 对 项 目 作 出 关键 决策 时 是 有 用 的 。 应 对 
项 目的 ”关键 决策 ”一 词 作出 解释 ,并 陈述 原理 记录 在 什么 地 方 。 描 述 应 覆盖 合同 中 论 及 它 的 所 有 
5.2.7 需 方 评审 途径 

本 条 应 描述 为 评审 软件 产品 和 活动 ,让 需 方 或 授权 代表 访问 开发 方 和 分 承包 方 的 一 些 设施 要 壶 
循 的 方法 。 描 述 应 遵循 合同 中 论 及 它 的 所 有 条 球 。 
6 实施 详细 软件 开发 活动 的 计划 

本 章 分 条 进行 描述 。 不 需要 的 活动 用 “不 适用 ” 注 明 ,如 果 项 目的 不 同 的 开发 阶段 或 不 同 的 软件 
需要 不 同 的 计划 , 则 在 本 条 应 指出 这 些 差异 。 每 项 活动 的 论述 应 包括 应 用 于 以 下 方面 的 途径 (方法 / 
过 程 /工具 ): 

a. 所 涉及 的 分 析 性 任务 或 其 他 技术 性 任务 ; 

b. 结果 的 记录 ; 

c、 与 交付 有 关 的 准备 (如 有 果 有 有 的话)。 

论述 还 应 标识 存在 的 风险 和 不 确定 因素 ,及 处 理 它们 的 计划 。 如 果 适 用 的 方法 在 5. 2. 1 处 摘 述 
了 的 话 , 可 引用 它 。 
6.1 项 目 计 划 和 监督 

本 条 分 成 若干 分 条 描述 项 目 计 划 和 监督 中 要 遵循 的 方法 。 各 分 条 的 计划 应 覆盖 合同 中 论 及 它 
的 所 有 条 球 。 
6. 1.1 软件 开发 计划 (包括 对 该 计划 的 更 新 ) 
6. 1.2 ”CSCI 测试 计划 
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6.1.3 系统 测试 计划 
6.1.4 软件 安装 计划 
6. 1.5 软件 移交 计划 
6.1.6 跟踪 和 更 新 计划 ,包括 评审 管理 的 时 间 间 隔 
6.2 建立 软件 开发 环境 
本 条 分 成 以 下 若干 分 条 描述 建立 ,控制 .维护 软件 开发 环境 所 遵循 的 方法 。 各 分 条 的 计划 应 覆 
盖 合同 中 论 及 它 的 所 有 条 球 。 
6.2.1 软件 工程 环境 
6.2.2 软件 测试 环境 
6.2.3 软件 开发 库 
6.2.4 软件 开发 文档 
6.2.5 非 交 付 软件 
6.3 系统 需求 分 析 
6.3.1 用 户 输 入 分 析 
6. 3.2 运行 概念 
6.3.3 系统 需求 
6.4 系统 设计 
6.4.1 系统 级 设计 决策 
6.4.2 系统 体系 结构 设计 
6.5 软件 需求 分 析 
本 条 描述 软件 需求 分 析 中 要 遵循 的 方法 。 应 覆盖 合同 中 论 及 它 的 所 有 条 款 。 
6.6 软件 设计 
本 条 应 分 成 若干 分 条 描述 软件 设计 中 所 遵循 的 方法 。 各 分 条 的 计划 应 覆盖 合同 中 论 及 它 的 所 
有 条款 。 
6.6.1 CSCI 级 设计 决策 
6.6.2 CSCI 体 系 结构 设计 
6. 6.3 CSCI 详细 设计 
6.7 软件 实现 和 配置 项 测试 
本 条 应 分 成 若干 分 条 描述 软件 实现 和 配置 项 测试 中 要 遵循 的 方法 。 各 分 条 的 计划 应 必 盖 合 司 
中 论 及 它 的 所 有 条 款 。 
6.7.1 软件 实现 
6.7.2 配置 项 测试 准备 
6.7.3 配置 项 测试 执行 
6.7.4 修改 和 再 测试 
6.7.5 配置 项 测试 结果 分 析 与 记录 
6.8 配置 项 集成 和 测试 
本 条 应 分 成 若干 分 条 描述 配置 项 集成 和 测试 中 要 遵循 的 方法 。 各 分 条 的 计划 应 覆盖 合同 中 论 


| 及 它 的 所 有 条 款 。 


6.8.1 配置 项 集成 和 测试 准备 

6.8.2 配置 项 集成 和 测试 执行 

6.8.3 修改 和 再 测试 

6.8.4 配置 项 集成 和 测试 结果 分 析 与 记录 
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6.9 CSCI 合格 性 测试 
本 条 应 分 成 车 干 分 条 描述 CSCI 合格 性 测试 中 要 遵循 的 方法 。 各 分 条 的 计划 应 覆盖 合同 中 论 
及 它 的 所 有 条 款 。 
6.9.1 CSCI 合 格 性 测试 的 独立 性 
6.9.2 在 目标 计算 机 系统 (或 模拟 的 环境 ) 上 测试 
6.9.3 CSCI 合格 性 测试 准备 
6.9.4 CSCI 合格 性 测试 演练 
6.9.5 CSCI 合格 性 测试 执行 
6.9.6 修改 各 再 测试 
6.9.7 CSCI 合格 性 测试 结果 分 析 与 记录 
6. 10 CSCLHWCI 集成 和 测试 
本 条 应 分 成 若干 分 条 描述 CSCI/HWCI 集 成 和 测试 中 要 遵循 的 方法 。 各 分 条 的 计划 应 覆盖 合 
同 中 论 及 它 的 所 有 和 条款。 
6. 10.1 CSCI/HWCI 集成 和 测试 准备 
6. 10.2 CSCI/HWCI 集成 和 测试 执行 
6. 10.3 修改 和 再 测试 
6. 10.4 CSCI/HWCI 集成 和 测试 结果 分 析 与 记录 
6.11 系统 合格 性 测试 
本 条 应 分 成 若干 分 条 描述 系统 合格 性 测试 中 要 遵循 的 方法 。 各 分 条 的 计划 应 遵循 合同 中 论 及 
它 的 所 有 条 款 。 
6. 11.1 系统 合格 性 测试 的 独立 性 
.11.2 在 目标 计算 机 系统 (或 模拟 的 环境 ) 上 测试 
11.3 系统 合格 性 测试 准备 
1] 系统 合格 性 测试 演练 
11.5 系统 合格 性 测试 执行 
11.6 修改 和 再 测试 
11.7 系统 合格 性 测试 结果 分 析 与 记录 
.12 软件 使 用 准备 
本 条 应 分 成 若干 分 条 描述 软件 应 用 准备 中 要 遵循 的 方法 。 各 分 条 的 计划 应 遵循 合同 中 论 及 七 
的 所 有 条 款 。 
6. 12.1 可 执行 软件 的 准备 
6. 12.2 ”用户 现场 的 版 本 说 明 的 准备 
6. 12.3 用户 手册 的 准备 
6. 12.4 在 用 户 现 场 安装 
6. 13 软件 移交 准备 
本 条 应 分 成 若干 分 条 描述 软件 移交 准备 要 遵循 的 方法 。 各 分 条 的 计划 应 遵循 合同 中 论 及 它 的 
所 有 条 款 。 
6. 13.1 可 执行 软件 的 准备 
6. 13.2 源 文件 准备 
6. 13.3 支持 现场 的 版 本 说 明 的 准备 
6. 13.4 “已 完成 ”的 CSCI 设计 和 其 他 的 软件 支持 信息 的 准备 
6. 13.5 系统 设计 说 明 的 更 新 
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6. 13.6 支持 手册 准备 
6. 13.7 到 指定 支持 现场 的 移交 
6.14 软件 配置 管理 
本 条 应 分 成 若干 分 条 描述 软件 配置 管理 中 要 遵循 的 方法 。 各 分 条 的 计划 应 遵循 合同 中 论 及 它 
的 所 有 条 款 。 
6. 14.1 配置 标识 
6. 14.2 配置 控制 
6.14.3 ”配置 状态 统计 
6. 14.4 配置 审核 
6. 14.5 发 行 管理 和 交付 
6.15 软件 产品 评估 
本 条 应 分 成 若干 分 条 找 述 软件 产品 评估 中 要 遵循 的 方法 。 各 分 条 的 计划 应 覆盖 合同 中 论 及 它 
的 所 有 条 款 。 
6. 15.1 中 间 阶 段 的 各 最终 的 软件 产品 评估 
6. 15.2 软件 产品 评估 记录 (包括 所 记录 的 具体 条 目 ) 
6. 15.3 软件 产品 评估 的 独立 性 
6.16 软件 质量 保证 
本 条 应 分 成 知 于 分 条 描述 软件 质量 保证 中 要 遵循 的 方法 。 各 分 条 的 计划 应 覆盖 合同 中 论 及 它 
的 所 有 条 款 。 
6. 16.1 软件 质量 保证 评估 
6. 16.2 软件 质量 保证 记录 .包括 所 记录 的 具体 条 目 
6. 16.3 软件 质量 保证 的 独立 性 
6. 17 问题 解决 过 程 (更 正 活 动 ) 
本 条 应 分 成 若干 分 条 描述 软件 更 正 活 动 中 要 遵循 的 方法 。 各 分 条 的 计划 应 覆盖 合同 中 论 及 它 
的 所 有 条 款 。 
6.17.1 问题 /变更 报告 
它 包 括 要 记录 的 具体 条 目 ( 可 选 的 条 目 包 括 :项 目 名 称 ,提出 者 ,问题 编号 ,问题 名 称 , 受 影响 的 
软件 元 素 或 文档 ,发 生日 期 ,类 别 和 优先 级 ,描述 ,指派 的 该 问题 的 分 析 者 ,指派 日 期 ,完成 日 期 ,分 析 
时 间 ,推荐 的 解决 方案 ,影响 ,问题 状态 ,解决 方案 的 批准 ,随后 的 动作 ,更 正 者 ,更 正 日 期 ,被 更 正 的 
版 本 ,更 正 时 间 , 已 实现 的 解决 方案 的 描述 )。 
6. 17.2 更 正 活动 系统 
6. 18 联合 评审 (联合 技术 评审 和 联合 管理 评审 ) 
本 条 应 分 成 若 于 分 条 描述 进行 联合 技术 评审 和 联合 管理 评审 要 遵循 的 方法 。 各 分 条 的 计划 应 
履 兰 合同 中 论 及 它 的 所 有 条 款 。 
6. 18. 1 联合 技术 评审 包括 一 组 建议 的 评审 
6. 18.2 联合 管理 评审 包括 一 组 建议 的 评审 
6. 19 文档 编制 
本 条 应 分 成 若干 分 条 描述 文档 编制 要 遵循 的 方法 。 各 分 条 的 计划 应 覆盖 合同 中 论 及 它 的 所 有 
条 款 。 应 遵循 本 标准 第 5 章 文档 编制 过 程 中 的 有 关 文 档 编制 计划 的 规定 执行 。 
6.20 其 他 软件 开发 活动 
本 条 应 分 成 若干 分 条 描述 进行 其 他 软件 开发 活动 要 遵循 的 方法 。 各 分 条 的 计划 应 覆盖 合同 中 
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论 及 它 的 所 有 和 条款。 

6.20.1 风险 管理 ,包括 已 知 的 风险 和 相应 的 对 策 
6. 20.2 软件 管理 指标 ,包括 要 使 用 的 指标 

6. 20. 3 ”保密 性 和 私密 性 

6. 20.4 分 承包 方 管理 

6. 20.5 与 软件 独立 验证 与 确认 (IV&V) 机 构 的 接口 
6. 20.6 和 有 关 开 发 方 的 协调 

6. 20.7 项 目 过 程 的 改进 

6. 20.8 计划 中 未 提 及 的 其 他 活动 


7 进度 表 和 活动 网 络 图 


本 章 应 给 出 ， 

a. 潜 度 表 , 标 识 每 个 开发 阶段 中 的 活动 ,给 出 每 个 活动 的 初始 点 .提交 的 草稿 和 最 终结 果 的 可 
用 性 .其 他 的 里 程 碑 及 每 个 活动 的 完成 点 ; 

b， 活动 网 络 图 ,描述 项 目 活动 之 间 的 顺序 关系 和 依赖 关系 , 标 出 完成 项 目 中 有 最 严格 时 间 限 
制 的 活动 。 


8 项 目 组 织 和 资源 


本 章 应 分 成 若 于 条 描述 各 阶段 要 使 用 的 项 目 组 织 和 资源 。 
8.1 项 目 组 织 
本 条 应 描述 本 项 目 要 采用 的 组 织 结构 ,包括 涉及 的 组 织 机 构 、 bie A 执行 所 需 活动 的 
每 个 机 构 的 权限 和 职责 。 
8.2 项 目 资源 
本 条 应 描述 适用 于 本 项 目的 资源 。(〈 知 适用 ) 应 包括 : 
a， 人 力 资源 ,包括 : 
1) ”估计 此 项 目 应 投 和 人 的 人 力 ( 人 员 / 时 间 数 ); 
2) ” 按 职责 (如 :管理 ,软件 工程 ,软件 测试 ,软件 配置 管理 ,软件 产品 评估 ,软件 质量 保证 和 
软件 文档 编制 等 ) 分 解 所 投入 的 人 力 ; 
3) “履行 每 个 职责 人 员 的 技术 级 别 ,地 理 位 置 和 涉 密 程 度 的 划分 ; 
b. 开发 人 员 要 使 用 的 设施 ,包括 执行 工作 的 地 理 位 置 .要 使 用 的 设施 ,保密 区 域 和 运用 合同 项 
目的 设施 的 其 他 特性 ; 
c， 为 满足 合同 需要 , 需 方 应 提高 的 设备 .软件 服务、 文档 .资料 及 设施 ,给 出 一 张 何 时 需要 上 
述 各 项 的 进度 表 ; 
d 其 他 所 需 的 资源 ,包括 :获得 资源 的 计划 ,需要 的 日 期 和 每 项 资源 的 可 用 性 。 


9 培训 


9. ] 项 目的 技术 要 求 
根据 客户 需求 和 项 目 策划 结果 ,确定 本 项 目的 技术 要 求 ， 包括 管理 技术 和 开发 技术 ， 
9.2 培训 计划 
根据 项 目的 技术 要 求 和 项 目 成 员 的 情况 ,确定 是 否 需 要 进行 项 目 培训 ,并 制订 培训 计划 。 如 不 
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需要 培训 ,应 说 明理 由 。 
10 项 目 估算 


本 章 应 分 若干 条 说 明 项 目 估算 的 结果 。 
10.1 规模 估算 
10.2 工作 量 估算 
10.3 成 本 估算 
10.4 关键 计算 机 资源 估算 
10.5 管理 预 留 


11 风险 管理 
本 章 应 分 析 可 能 存在 的 风险 ,所 采取 的 对 策 和 风险 管理 计划 ，。 


12 支持 条 件 


12. 1 计算 机 系统 文 持 。 
12.2 需要 需 方 承 担 的 工作 和 提供 的 条 件 。 
12.3 需要 分 包 商 承担 的 工作 和 提供 的 条 件 。 


13 注解 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信息 (例如 原理 》。 本 章 应 包含 为 理解 本 文档 需要 的 术语 
和 定义 ,所 有 缩 略语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 


附录 
附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字 母 伏 序 (A,B 等 ) 编 排 。 
7.3 软件 测试 计划 (STP) 


1.《 软 件 测 试 计 划 》(CSTP) 描 述 对 计算 机 软件 配置 项 CSCI、 系 统 或 子 系统 进行 合格 性 测试 的 计 
划 安 排 。 内 容 包括 进行 测试 的 环境 .测试 工作 的 标识 及 测试 工作 的 时 间 安 排 等 。 
2. 通常 每 个 项 目 只 有 一 个 STP, 使 得 需 方 能 够 对 合格 性 测试 计划 的 充分 性 作出 评 佑 。 


软件 测试 计划 的 正文 的 格式 如 下 : 








本 章 应 分 成 以 下 几 条 。 
1.1 标识 


本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 完整 标识 , (车 适用 ) 包 括 标 识 号 .标题 . 缩 略 词语 .版 本 
号 和 发 行 号 。 
1.2 系统 概述 

本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 。 它 应 描述 系统 与 软件 的 一 般 性 质 ; 概 述 系统 开发 、 
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运行 和 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 、 需 方 、 用 户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当 前 和 计划 的 运行 
场 ;并 列 出 其 他 有 关 文 档 。 
1.3 文档 概述 . 
本 条 应 概括 本 文档 的 用 途 与 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 或 私密 性 要 求 。 
1.4 与 其 他 计划 的 关系 
《 若 有 ) 本 条 应 描述 本 计划 和 有 关 的 项 目 管理 计划 之 间 的 关系 。 
1.5 基线 
给 出 编写 本 软件 测试 计划 的 输入 基线 ,如 软件 需求 规格 说 明 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 ,标题 .修订 版 本 和 上 日期。 本章 还 应 标识 不 能 通过 正 
常 的 供 货 渠道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 软件 测试 环境 


本 章 应 分 条 描述 每 一 预计 的 测试 现场 的 软件 测试 环境 。 可 以 引用 软件 开发 计划 (SDP) 中 所 措 
述 的 资源 。 

3.x (测试 更 场 名 称 ) 

本 条 应 标识 一 个 或 多 个 用 于 测试 的 测试 现场 ,并 分 条 描述 每 个 现场 的 软件 测试 环境 。 如 果 所 有 
测试 可 以 在 一 个 现场 实施 ,本 条 及 其 子 条 只 给 出 一 次 。 如 果 多 个 测试 现场 采用 相同 或 相似 的 软件 测 
试 环境 , 则 应 在 一 起 讨论 。 可 以 通过 引用 前 面 的 描述 来 减少 测试 现场 说 明 信 息 的 重复 。 

3.x.1 软件 项 

(车 适用 ) 本 条 应 按 名 字 .编号 和 版 本 标识 在 测试 现场 执行 计划 测试 活动 所 需 的 软件 项 (如 操作 
系统 .编译 程序 、 通 信和 软件 、 相 关 应 用 软件 .数据 库 、 输 入 文件 ,代码 检查 程序 .动态 路 径 分 析 程 序 、 测 
试 驱动 程序 . 预 处 理 器 、 测 试 数据 产生 器 .测试 控制 软件 .其 他 专用 测试 软件 和 后 处 理 器 等 ) 。 本 条 应 
描述 每 个 软件 项 的 用 途 .媒体 (磁带 、 盘 等 ) ,标识 那些 期 望 由 现场 提供 的 软件 项 ,标识 与 软件 项 有 关 
的 保密 措施 或 其 他 保密 性 与 私密 性 问题 。 

3.x.2 硬件 及 固件 项 

(车 适用 ) 本 条 应 按 名 字 、 编 号 和 版 本 标识 在 测试 现场 用 于 软件 测试 环境 中 的 计算 机 硬件 ,接口 
设备 ,通信 设备 ,测试 数据 归 约 设备 、 仪 器 设备 (如 附加 的 外 围 设备 (磁带 机 ,打印 机 、 绘 图 仪 ) 测试 消 
息 生 成 器 ,测试 计时 设备 和 测试 事件 记录 仪 等 ;和 固件 项 。 本 条 应 描述 每 项 的 用 途 , 陈 述 每 项 所 需 的 
使 用 时 间 与 数量 ,标识 那些 期 望 由 现场 提供 的 项 ,标识 与 这 些 项 有 关 的 保密 措施 或 其 他 保密 性 与 私 
密 性 问题 。 
3.x3 其 他 材料 

本 条 应 标识 并 描述 在 测试 现场 执行 测试 所 需 的 任何 其 他 材料 。 这 些 材料 可 包括 手册 、 软 件 清 
单 .被 测试 软件 的 媒体 、 测 试用 数据 的 媒体 、 输 出 的 样本 清单 和 其 他 表格 或 说 明 。 本 条 应 标识 需 交 付 
给 现场 的 项 和 期 望 由 现场 提供 的 项 。( 若 适用 ) 本 描述 应 包括 材料 的 类 型 .布局 和 数量 。 本 条 应 标识 
与 这 些 项 有 关 的 保密 措施 或 其 他 保密 性 与 私密 性 问题 。 

3.x.4 所 有 权 种 类 、 需 方 权利 与 许可 证 

本 条 应 标识 与 软件 测试 环境 中 每 个 元 素 有 关 的 所 有 权 种 类 、 需 方 权利 与 许可 证 等 问题 。 
3.x.5 安装 ,测试 与 控制 

本 条 应 标识 开发 方 为 执行 以 下 各 项 工作 的 计划 ,可 能 需要 与 测试 现场 人 员 共 同 合作 ， 

a. 获取 和 开发 软件 测试 环境 中 的 每 个 元 素 ; 
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b， 使 用 前 ,安装 与 测试 软件 测试 环境 中 的 每 项 ; 
c. 控制 与 维护 软件 测试 环境 中 的 每 项 。 


3. xX.6 参与 组 织 
本 条 应 标识 参与 现场 测试 的 组 织 和 它们 的 角色 与 职责 、 
3.x.7 人 员 


本 条 应 标识 在 测试 阶段 测试 现场 所 需 人 员 的 数量 .类 型 和 技术 水 平 , 需 要 他 们 的 日 期 与 时 间 ,及 
任何 特殊 需要 ,如 为 保证 广泛 测试 工作 的 连续 性 与 一 致 性 的 轮班 操作 与 关键 技能 的 保持 ， 
3. xX.8 定向 计划 

本 条 应 描述 测试 前 和 测试 期 间 给 出 的 任何 定向 培训 。 此 信息 应 与 3. x.7 所 给 的 人 员 要 求 有 关 。 
培训 可 包括 用 户 指导 、 操 作 员 指导 .维护 与 控制 组 指导 和 对 全 和 体 人 员 定 向 的 简 述 。 如 果 预 料 有 大 量 
培训 的 话 ,可 单独 制定 一 个 计划 而 在 此 引用 。 
3.x.9 要 执行 的 测试 

本 条 应 通过 引用 第 4 章 来 标识 测试 现场 要 执行 的 测试 。 


4 计划 


本 章 应 描述 计划 测试 的 总 范围 并 分 条 标识 ,并 且 描 述 本 STP 适用 的 每 个 测试 。 
4.1 总 体 设 计 

本 条 描述 测试 的 策略 和 原则 ,包括 测试 类 型 积 测 试 方法 等 信息 。 
4.1.1 测试 级 

本 条 所 描述 要 执行 的 测试 的 级 别 , 例 如 :CSCI 级 或 系统 级 。 
4.1.2 测试 类 别 

本 条 应 描述 要 执行 的 测试 的 类 型 或 类 别 ( 例 如 ,定时 测试 .错误 输入 测试 .最 大 容量 测试 ) 。 
4.1.3 一 般 测 试 条 件 

本 条 应 描述 运用 于 所 有 测试 或 一 组 测试 的 条 件 , 例 如 ;“ 每 个 测试 应 包括 额定 值 , 最 大 值 和 最 小 
值 ;”“ 每 个 x 类 型 的 测试 都 应 使 用 真实 数据 (live data) ;”“ 应 度量 每 个 CSCI 执行 的 规模 与 时 间 。” 并 
对 要 执行 的 测试 程度 和 对 所 选 测试 程度 的 原理 的 陈述 。 测 试 程度 应 表示 为 某 个 已 定义 总 量 ( 如 离 若 
操作 条 件 或 值 样本 的 数量 ) 的 百分比 或 其 他 抽样 方法 。 也 应 包括 再 测试 /回归 测试 所 遵循 的 方法 。 
4.1.4 测试 过 程 

在 渐进 测试 或 累积 测试 情况 下 ,本 条 应 解释 计划 的 测试 顺序 或 过 程 。 
4.1.5 数据 记录 、 归 约 和 分 析 

本 条 应 标识 并 描述 在 本 STP 中 标识 的 测试 期 间 和 测试 之 后 要 使 用 的 数据 记录 归纳 和 分 析 过 
程 。( 车 适用 ) 这 些 过 程 包 括 记 录 测 试 结果 ,将 原始 结果 处 理 为 适合 评价 的 形式 ,以 及 保留 数据 归 约 
与 分 析 结 果 可 能 用 到 的 手工 、 自 动 .半自动 技术 。 
4.2 计划 执行 的 测试 

本 条 应 分 条 描述 计划 测试 的 总 范围 。 
4.2.x 《被 测试 项 ) 

本 条 应 按 名 字 和 项 目 唯一 标识 符 标 识 一 个 CSCI、 子 系统 、 系 统 或 其 他 实体 ,并 分 以 下 几 条 描述 
对 各 项 的 测试 。 
4.2.x.y (测试 的 项 具 唯 一 标识 符 ) 

本 条 应 由 项 目 唯 一 标识 符 标 识 一 个 测试 ,并 为 该 测试 提供 下 述 测试 信息 。 根 据 需 要 可 引用 4. 1 
中 的 一 般 信息 ， 

a. 测试 对 象 ; 
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记 


人 


4. 3 


d, 


已。 


测试 级 ; 
测试 类 型 或 类 别 ; 
需求 规格 说 明 中 所 规定 的 合格 性 方法 ; 
本 测试 涉及 的 CSCI 需求 ( 若 适 用 ) 和 软件 系统 需求 的 标识 符 ( 此 信息 亦 可 在 第 6 章 中 提 
供 ); 
特殊 需求 (例如 ,设备 连续 工作 48 小 时 .测试 程度 .特殊 输 人 或 数据 库 的 使 用 ); 
测试 方法 ,包括 要 用 的 具体 测试 技术 ,规定 分 析 测 试 结果 的 方法 。 
要 记录 的 数据 的 类 型 ; 
要 采用 的 数据 记录 / 归 约 /分 析 的 类 型 ; 
假设 与 约束 ,如 由 于 系统 或 测试 条 件 即 时 间 、 接 口 设备、 人员 ,数据库 等 的 原因 而 对 测试 产 
生 的 预期 限制 ; 
与 测试 有 关 的 安全 性 .保密 性 与 私密 性 要 求 。 


测试 用 例 


测试 用 例 的 名 称 和 标识 ， 

简要 说 明 本 测试 用 例 涉及 的 测试 项 和 特性 ; 

输入 说 明 , 规 定 执行 本 测试 用 例 所 需 的 各 个 输入 ,规定 所 有 合适 的 数据 库 、 文 件 , 终 端 信息 、 
内 存 常 驻 区 域 和 由 系统 传送 的 值 ,规定 各 输入 间 所 需 的 所 有 关系 (如 时 序 关系 等 ); 
输出 说 明 ,规定 测试 项 的 所 有 输出 和 特性 (如 :响应 时 间 ) ,提供 各 个 输出 或 特性 的 正确 值 ; 
环境 要 求 , 见 本 文档 第 3 章 。 


5 测试 进度 表 
本 章 应 包含 或 引用 指导 实施 本 计划 中 所 标识 测试 的 进度 表 。 包 括 : 


a, 


b. 


描述 测试 被 安排 的 现场 和 指导 测试 的 时 间 框 架 的 列表 或 图 表 。 

每 个 测试 现场 的 进度 表 , (车 适用 ) 它 可 按时 间 顺 序 描述 以 下 所 列 活动 与 事件 ,根据 需要 可 

附 上 支持 性 的 叙述 。 

1) 分 配给 测试 主要 部 分 的 时 间 和 现场 测试 的 时 间 ; 

2) 现场 测试 前 ,用 于 建立 软件 测试 环境 和 其 他 设备 .进行 系统 调试 .定向 培训 和 熟悉 工作 
所 需 的 时 间 ; 

3) 测试 所 需 的 数据 库 / 数 据 文 件 值 、 输入 值 和 其 他 操作 数据 的 集合 

4) ”实施 测试 ,包括 计划 的 重 测试 ; 

5) ”软件 测试 报告 (STR) 的 准备 ,评审 和 批准 。 


6 需求 的 可 追踪 性 
本 章 应 包括 : 


a. 
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从 本 计划 所 标识 的 每 个 测试 到 它 所 涉及 的 CSCI 需求 和 (车 适用 ) 软 件 系统 需求 的 可 追踪 
性 (此 可 追踪 性 亦 可 在 4. 2. x.y 中 提供 ,而 在 此 引用 )。 

从 本 测试 计划 所 覆盖 的 每 个 CSCI 需求 和 ( 若 适 用 ?软件 系 统 需求 到 针对 它 的 测试 的 可 追 
尝 性 。 这 种 可 追踪 性 应 覆盖 所 有 适用 的 软件 需求 规格 说 明 (SRS) 和 相关 接口 需求 规格 说 
明 (IRS) 中 的 CSCI 需 求 , 对 于 软件 系统 ,还 应 覆盖 所 有 适用 的 系统 / 子 系统 规 恪 说 明 (SSS) 
及 相关 系统 级 IRS 中 的 系统 需求 。 
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7 评价 


7.1 评价 准则 
7.2 数据 处 理 
7.3 ”结论 


8 注解 
本 竟 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信 息 ( 例 如 背景 信息 .词汇 表 ,、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 略 语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 
附录 
附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 }。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字 母 顺 序 (A,B 等 ?编排 。 
7.4 软件 安装 计划 (SIP) 


说 明 ， 
1.《 软 件 安装 计划 》CSIP) 是 为 在 用 户 现 场 安装 软 件 所 作 的 计划 。 内 容 包 括 准 备 工作 、 用 户 培 
训 、 从 现 有 系统 怎样 转换 等 。 
2. 仅 当 开发 者 被 要 求 参与 在 用 户 现场 安装 软件 ,而 且 安 装 过 程 相 当 复 杂 时 , 才 需 要 制定 SIP 和 
编写 本 文档 。 对 绕 人 硬件 系统 的 软件 来 说 ,由 于 系统 已 经 有 了 装备 或 布 署 计划 , 故 不 需要 单 
独 的 SIP。 


软件 安装 计划 的 正文 的 格式 如 下 ， 








本 章 应 分 为 以 下 几 条 。 
1.1 标识 

本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 完整 标识 。《 若 适用 ) 包 括 标识 号 ,标题 , 缩 略 词语 \ 版 本 
号 和 和 发行 导 。 
1.2 系统 概述 

本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 , 它 并 找 述 系统 和 软件 的 一 般 特 性 ;概述 系统 开发 、 
运行 和 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 、 需 方 . 用 户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当 前 和 计划 的 运行 现 


场 ; 列 出 其 他 有 关 的 文档 。 
1.3 文档 概述 

本 条 应 概述 本 文档 的 用 途 和 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 或 私密 性 要 求 。 
1.4 与 其 他 计划 之 间 的 关系 

《车 有 ) 本 条 应 描述 本 计划 和 其 他 项 目 管理 计划 的 关系 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 ,标题 .修订 版 本 和 日 期 ,也 应 标识 不 能 通过 正常 的 供 
货 渠 道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 
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3 安装 概述 


本 章 应 分 以 下 几 条 概述 安装 过 程 。 
3.1 描述 
本 条 应 提供 安装 过 程 的 一 般 描述 ,以 便 为 文档 的 其 余部 分 提供 一 个 参考 框架 。 内 容 包 括 : 软 件 
安装 地 点 列表 安装 进度 和 安装 方法 。 
3.2 联系 地 点 
本 条 应 为 咨询 与 安装 有 关 的 问题 提供 联系 的 单位 名 称 、 办 公 室 代号 /代码 和 电话 号 码 等 。 
3.3 支持 材料 
本 条 应 列 出 安装 所 需 支持 材料 的 类 型 ,来源 和 数量 。 包 括 :磁带 . 盘 . 计算机 打印 纸 和 专用 表 
格 等 。 
3.4 培训 
本 条 应 列 出 并 描述 开发 方 对 操作 和 使 用 安装 在 现场 的 软件 的 人 员 所 制定 的 培训 计划 。 内 容 包 
括 : 一 般 培训 ,授课 培训 和 实习 培训 。 
3.5 任务 
本 条 应 用 常用 术语 列 出 并 描述 在 软件 安装 过 程 中 所 涉及 的 各 项 任务 ,每 项 任务 的 描述 应 标识 出 
完成 该 任务 的 组 织 ,通常 是 用 户 .计算 机 操作 人 员 或 开发 方 。 任 务 列表 包括 以 下 内 容 ; 
安装 的 总 体 计 划 .协调 和 准备 工作 ; 
安装 小 组 的 人 员 配 备 ; 
安装 小 组 住宿 .交通 和 办 公设 施 的 安排 ; 
确保 用 于 安装 的 手册 在 需要 时 可 获得 ; 
确保 安装 前 完成 其 他 必要 的 准备 工作 ; 
培训 活动 的 计划 和 指导 ; 
培训 学 员 ; 
为 安装 提供 所 需 的 计算 机 和 技术 文 持 ; 
. 从 当前 系统 的 转换 。 
3.6 人员 
本 条 应 描述 安装 过 程 中 所 需 人 员 的 数量 .类 型 和 技术 水 平 , 其 中 包括 轮班 操作 和 办 事 人 员 的 
3.7 保密 性 与 私密 性 
本 条 应 概述 系统 有 关 的 保密 性 和 私密 性 方面 的 考虑 。 


4 为 软件 中 心 操作 员 提 供 特 定 现场 信息 


本 章 适 用 于 以 下 情况 :软件 安装 在 计算 机 中 心 、 其 他 集中 式 的 或 网 络 的 软件 装置 上 ,用 户 可 通过 
终端 或 采用 批量 输入 /输出 方式 进行 访问 。 如 果 不 采 用 此 类 安 闻 , 则 本 章 注 明 不 适用 ”。 
4.xX 现场 名 

本 条 应 标识 一 个 或 一 组 现场 ,再 分 条 对 它们 进行 论述 。 当 多 个 现场 的 信息 基本 相同 时 ,可 合 在 
一 起 进行 论述 。 
4.x.1 进度 表 

本 条 应 给 出 安装 期 间 要 完成 任务 的 进度 表 。 按 照 每 个 任务 的 开始 日 期 和 完成 日 期 的 时 间 顺 序 
描述 ,并 加 以 必要 的 叙述 。 
4. x. 2 软件 清单 


了 PP 
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本 条 应 给 出 支持 安装 所 需 软件 的 详细 清单 。( 若 适用 ) 用 软件 名 称 、 标 识 号 、 版 本 号 ,发行 号 、 配 
置 密级 来 标识 这 些 软件 。 同 时 应 标识 这 些 软 件 是 现场 应 具备 的 ,还 是 为 安装 而 交付 的 ,并 标识 仅仅 
为 了 方便 安装 过 程 要 使 用 的 所 有 软件 。 

4.x.3 设施 

本 条 应 详细 描述 安装 期 间 所 需 的 物理 设施 和 食 宿 供应 ,( 若 适用 ) 应 包括 以 下 内 容 : 

a.。 所 需 的 教室 .工作 场所 、 培 训 辅 助 工 具 、 每 天 的 工作 时 间 .工作 天 数 和 轮班 安排 

b， 必须 的 可 运转 的 和 可 用 的 硬件 设备 ; 

c. 安装 队伍 的 交通 和 食 窒 安排 。 

4. x. 4 安装 队伍 

本 条 应 描述 安装 队伍 的 组 成 情况 。 确 定 每 个 队伍 成 员 的 任务 。 
4. x.5 安装 过 程 

本 条 应 描述 完成 安装 的 逐步 过 程 。 可 引用 其 他 文档 ,如 操作 员 手 册 , 在 适当 的 地 方 包含 有 “和 警 
告 ” 或 “注意 ”标记 作为 安全 提示 。( 厂 适用 ) 安 装 过 程 为 : 
软件 安装 ; 
安装 后 做 软件 检验 ; 

用 现场 专用 的 数据 初始 化 数据 库 和 其 他 软件 ; 
从 现行 系统 进行 转换 ,可 能 涉及 到 新 老 系统 并 行 运 行 ; 

e. 对 操作 手册 和 用 户 手册 中 的 过 程 作 演练 性 运行 
4. x.6 数据 更 新 过 程 

本 条 应 描述 安装 期 间 要 遵循 的 数据 更 新 过 程 。 如 果 数 据 更 新 过 程 与 一 般 的 更 新 或 处 理 过 程 相 
同 , 可 以 引用 其 他 文档 ,如 操作 员 手 册 。 


5 软件 用 户 的 现场 专用 信息 


本 章 应 描述 针对 软件 用 户 的 安装 计划 。 当 涉及 多 种 类 型 的 用 户 时 ,例如 不 同 地 点 的 用 户 、 执 行 
不 同 功 能 的 用 户 或 属于 不 向 组 织 的 用 户 ,应 为 每 一 类 用 户 单独 编写 一 章 ( 从 第 5 章 到 第 x 章 ), 并 针 | 
对 每 一 用 户 使 用 贴切 的 章 标 题 
5.x 现场 名 

本 条 应 标识 一 个 或 一 组 现场 ,再 分 条 对 其 进行 讨论 。 当 这 些 地 点 的 信息 基本 相同 时 ,可 合 在 一 
起 进行 讨论 。 
5.x.1 进度 表 

本 条 应 给 出 安装 期 间 用 户 所 完成 任务 的 进度 要 求 。 按 照 每 个 任务 的 开始 日 期 和 完成 日 期 的 时 
间 顺 序 描述 ,并 加 以 必要 的 叙述 。 
5.x.2 安装 过 程 

本 条 应 描述 完成 安装 的 逐步 过 程 。 可 参考 其 他 文档 ,如 用 户 手 册 , 在 适当 的 地 方 包含 有 ”警告 ” 
或 ?注意 ”标记 作为 安全 提示 。( 若 适用 ) 安 装 过 程 为 ， 

a.。 如 果 操 作 员 未 曾 执行 过 4. x.5 条 下 的 任务 的 话 , 则 在 此 执行 该 项 任务 ; 
初始 化 特定 于 用 户 的 数据 ; 
设置 查询 和 其 他 用 户 输 入 ; 
进行 样本 处 理 ，; 
生成 样本 报告 ; 
从 现行 系统 进行 转换 ,可 能 涉及 到 新 老 系统 并 行 运 行 
对 用 户 手 册 中 的 过 程 作 演练 性 运行 。 
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5.x.3 数据 更 新 过 程 
本 条 应 分 条 描述 安装 期 间 要 遵循 的 用 户 数据 更 新 过 程 。 如 果 数 据 更 新 过 程 与 一 般 的 处 理 过 程 
相同 ,可 以 引用 其 他 文档 ,如 用 户 手 册 和 本 文档 的 第 4 章 等 。 


6 注解 
本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信息 (例如 背景 信息 .词汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 


本 文档 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 略 语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 如 条 第 5 章 已 经 扩展 
到 第 6 至 ”* 章 , 则 本 竟 应 编号 为 第 2 章 的 下 一 章 。 


附录 


附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字母 顺序 (A,B 等 ) 编 排 。 





7.5 软件 移交 计划 (STrP) 


说 明 : 
1.《 软 件 移 交 计 划 》CSTrP) 指 出 可 交付 软件 的 生存 周期 支持 所 需要 的 硬件 、 软 件 和 其 他 资源 。 
描述 开发 方向 支持 部 门 移交 应 交付 项 目的 计划 。 
2. 仅 当 软件 支持 概念 要 求 把 责任 从 开发 方 移交 到 一 个 独立 的 支持 方 时 , 才 需 要 制定 SITrP。 
STrP 可 供需 方 用 来 修改 计算 机 资源 生存 期 管理 计划 。 


软件 移交 计划 的 正文 的 格式 如 下 : 





本 章 分 为 以 下 几 条 。 
1.1 标识 

本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 完整 标识 ,( 若 适用 ?包括 标识 号 、. 标 题 . 缩 略 词语 .版 本 
号 和 发 行 号 ，。 
1.2 系统 概述 

本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 , 它 应 描述 系统 和 软件 的 一 般 特性 ;概述 系统 开发 、 
运行 和 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 . 需 方 ,用户 .开发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当 前 和 计划 的 运行 现 
场 ; 列 出 其 他 有 关 的 文档 。 
1.3 文档 概述 


本 条 应 概述 本 文档 的 用 途 和 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 或 私密 性 要 求 。 
1.4 与 其 他 计划 之 间 的 关系 
(车 有 ) 本 条 应 描述 本 计划 和 其 他 项 目 管理 计划 的 关系 。 


2 引 界 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 .标题 .修订 版 本 和 日 期 ,也 应 标识 不 能 通过 正常 的 供 
货 渠 道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 软件 支持 资源 


本 章 应 分 条 标识 和 描述 为 了 支持 可 交付 软件 所 需 的 资源 。 这 些 资 源 应 包括 为 了 控制 .复制 和 分 
发 软件 和 相应 的 文档 所 需 的 资源 ,以 及 说 明 、 设 计 、 实 现 、 文 档 编制 测试 , 评 信 ,控制 .复制 和 分 发 软件 
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修改 所 需 的 资源 。 
3.1 设施 
本 条 应 描述 为 了 支持 可 交付 软件 所 需 的 设施 。 这 些 设 施 包括 :特殊 的 建筑 房间、 实物 模 型 . 诸 
如 升降 地 板 或 电费 的 建筑 特性 . 文 持 保 密 性 和 私密 性 需求 的 建筑 特性 (屏蔽 层 .地 下 室 等 ) 支持 安全 
性 需求 的 建筑 特性 (烟雾 报警 器 .安全 灯 等 ) 和 特殊 的 电源 需求 等 。 应 描述 每 项 的 用 途 ,( 著 适用 ) 可 
包括 图 表 。 
3.2 硬件 
本 条 应 标识 和 描述 为 了 支持 可 交付 软件 所 需 的 硬件 和 相关 文档 。 硬 件 包括 ;计算 机 、 外 围 设备 、 
硬件 模拟 器 .激发 器 .仿真 器 .诊断 设备 和 非 计 算 机 设备 。 描 述 内 容 应 包括 : 
a 具体 的 型 号 .版 本 与 配置 ; 
b. 选择 该 硬件 的 理由 ; 
c. (车 适用 ) 对 用 户 / 操 作 员 手册 的 引用 或 每 项 的 说 明 ; 
d.。 标识 出 需 方 所 提供 的 硬件 和 文档 .应 交付 给 支持 机 构 的 项 目 、 支 持 机 构 已 有 的 项 目 、 支 持 机 
构 必 须 得 到 的 项 目 或 其 他 的 状态 描述 ; 
e. ”如 果 硬 件 项 目 是 必须 要 得 到 的 , 则 要 给 出 当前 供 货 来 源 信息 ,包括 硬件 项 目 现在 是 否 可 获 
得 和 交付 时 是 否 为 期 望 获得 的 ; 
f. 关于 制造 商 提 供 支 持 , 许 可 证 和 资料 版 权 等 信息 ,包括 制造 商 在 当前 和 在 交付 时 能 否 提 供 
支持 ,能 否 给 予 文 持 机 构 许 可 证 和 许可 证 的 限期 等 都 必须 加 以 说 明 ， 
g. ”保密 性 ,私密 性 方面 的 考虑 、 限 制 或 其 他 感 兴趣 的 条 款 。 
3.3 软件 
本 条 应 标识 和 摘 述 为 了 支持 可 交付 软件 所 需 的 软件 和 相关 文档 。 软 件 包 括 :计算 机 辅助 软件 工 
程 (CASE) 工 具 .CASE 工具 中 的 资料 .编译 程序 .测试 工具 ,测试 数据 .模拟 器 、 仿 真 器 .实用 程序 . 配 
置 管理 工具 数据库 和 数据 文件 以 及 其 他 软件 。 描 述 内 容 应 包括 ， 
a. (车 适用 的 话 ) 具 体 名 称 .标识 号 .版 本 号 .发行 号 及 配置 ; 
b. 选择 该 软件 的 理由 ; 
c。 《车 适用 ) 对 用 户 / 操 作 员 手 册 的 引用 或 每 项 的 说 明 ，; 
d. 标识 出 血 方 所 提供 的 软件 和 文档 、 应 交付 给 支持 机 构 的 项 目 、 支 持 机 构 已 有 的 项 目 、 支 持 机 
构 必须 得 到 的 项 目 或 其 他 的 状态 描述 ; 
e. 如果 软件 项 目 是 必须 要 得 到 的 , 则 要 给 出 当前 供 货 来 源 信息 ,包括 软件 项 目 现在 是 否 可 获 
得 和 交付 时 是 否 可 期 望 获得 的 ; 
f。 关于 制造 商 提供 的 支持 .许可 证 .资料 版 权 的 信息 ,包括 制造 商 在 当前 和 在 交付 时 能 否 提 供 
支持 ,能 否 给 予 支持 机 构 许 可 证 和 许可 证 的 限期 等 都 必须 加 以 说 明 ， 
g. 保密 性 ,私密 性 方面 的 考虑 .限制 或 其 他 感 兴趣 的 条 款 。 
3.4 其 他 文档 
本 条 应 标识 描述 为 了 支持 可 交付 软件 所 需 的 其 他 文档 。 例 如 ,清单 应 包括 可 交付 软件 的 计划 、 
报告 .研究 材料 .规格 说 明 ,设计 说 明 ,测试 用例 /测试 过 程 .测试 报告 用户/ 操作 员 手 册 和 支持 手册 。 
本 条 应 提供 ; 
a。 (车 适用 ) 名 称 、 标 识 号 .版 本 号 和 发 行 号 ; 
b. 清单 中 收入 每 个 文档 的 理由 ，; 
c. 标识 出 需 方 所 提供 的 文档 、 应 交付 给 支持 机 构 的 项 目 、 支 持 机 构 已 有 的 项 目 、 支 持 机 构 必 须 
得 到 的 项 目 或 其 他 的 状态 描述 
d， 如 果 文 档 是 必需 要 得 到 的 ,说 明 从 哪里 能 得 到 它 ; 
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e， 有 关 许 可 证 和 资料 版 权 的 信息 ; 

f. 保密 性 、 私 密 性 方面 的 考虑 、 限 制 或 其 他 感 兴趣 的 条 款 。 
3.5 人 员 . 

本 条 应 描述 为 了 支持 可 交付 软件 所 需 的 人 员 ,包括 预期 的 人 员 数 量 、 技 能 和 专长 的 类 型 和 级 别 、 
涉 密 审查 。( 若 适用 ) 应 以 实际 参与 项 目 开 发 的 人 员 为 基础 来 估计 所 需 的 人 员 。 
3.6 其 他 资源 

本 条 应 标识 为 了 支持 可 交付 软件 所 需 的 其 他 资源 ,包括 磁带 和 磁盘 等 易 耗 品 ,估计 所 需 资 源 的 
类 型 和 数量 。 
3.7 各 组 成 部 分 之 间 的 相互 关系 

本 条 应 标识 前 面 各 条 所 标识 的 各 个 组 成 部 分 之 间 的 关系 。 可 以 用 图 表 形 式 表示 这 些 头 系 。 


4 推荐 的 过 程 


本 章 应 根据 需要 分 条 描述 为 了 支持 可 交付 软件 和 相关 的 支持 环境 ,开发 方 希望 向 支持 机 构 推荐 
的 过 程 , 包 括 建 议和 教训 。 


5 培训 


本 章 应 适当 地 分 成 车 于 条 描述 开发 方 培训 支持 人 员 使 其 能 够 支持 可 交付 软件 的 计划 。 内 容 
包括 ， 
a. 培训 的 进度 安排 .期 限 和 地 点 ; 
b. 描述 课程 培训 和 实习 培训 ， 
c， 规定 的 预备 条 件 ( 直 接 或 引用 ): 
1) 熟悉 运行 软件 和 目标 计算 机 
2》 熟悉 支持 软件 和 牡 主 系 统 。 


6 预期 的 变更 区 域 
本 章 应 描述 可 交付 软件 预期 的 变更 区 域 。 
7 移交 计划 


本 章 应 根据 需要 分 条 描述 开发 方 把 可 交付 软件 移交 给 支持 机 构 的 计划 。 按 以 下 内 容 描 述 ; 

a. 为 向 支持 机 构 移交 可 交付 软件 而 要 执行 的 所 有 活动 ,这 些 活 动 可 能 包括 计划 /协调 会 议 ,要 
交付 给 支持 机 构 的 项 的 准备 ,软件 支持 环境 的 包装 、 运 输 ,安装 和 检测 ,运行 软件 的 包装 、 运 
输 ,安装 和 检测 ,以 及 支持 人 员 的 培训 等 ， 

b. 每 项 活动 的 角色 和 职责 ; 

c. 执行 移交 活动 所 需 的 资源 及 这 些 痪 源 的 来 源 ; 

d. 实现 移交 活动 的 进度 表 和 里 程 碑 。 进 度 表 和 和 里程 碑 必须 与 合同 中 的 总 进度 一 致 ; 

e. ”在 支持 环境 中 安装 和 检测 可 交付 项 的 过 程 。 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信息 ( 例 如 背景 信息 、 词 汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包 合 为 理解 
本 文档 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 略 语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 
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附录 


附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字母 顺序 (A,B 等 ) 编 排 。 


7.6 运行 概念 说 有 明 (OCD) 


说 明 : 
1.《 运 行 概念 说 明 兴 OCD) 从 以 下 几 方 面 描述 一 个 建议 的 系统 :说 明 它 能 满足 用 户 什么 需要 , 它 
与 现 有 系统 或 过 程 的 关系 ,以 及 它 的 使 用 方式 等 。 
2. OCD 上 自在 需 方 . 开 发 方 . 支 持 方 和 用 户 代 理 之 间 对 所 建议 的 系统 的 运行 机 理 取得 共识 。 取 
决 于 使 用 的 目的 ,OCD 可 专注 于 向 开发 者 表述 用 户 的 需求 ;或 专注 于 向 用 户 或 其 他 感 兴趣 
的 对 象 表 达 开 发 者 的 思路 。 术 语 “ 系 统 ” 也 可 理解 为 系统 的 一 部 分 。 


运行 概念 说 明 的 正文 的 格式 如 下 : 








本 章 应 分 为 以 下 几 条 。 
1.1 标识 

本 条 应 包含 本 文档 适用 系统 和 软件 的 完整 标识 ,( 若 适用 ) 包 括 标识 号 .标题 、. 缩 略 词语 .版 本 号 
和 发 行 号 。 
1.2 系统 概述 

本 条 应 人 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 。 它 应 描述 系统 和 软件 的 一 般 特性 ;概述 系统 开 
发 .运行 和 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 、 需 方 .用户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当 前 和 计划 的 运行 
现场 ; 列 出 其 他 有 关 的 文档 。 
1.3 文档 概述 

本 条 应 概括 本 文档 的 用 途 和 内 容 , 并 描述 与 它 的 使 用 有 关 的 保密 性 或 私密 性 要 求 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 所 有 文档 的 编号 ,标题 .修订 版 本 和 日 期 ,本 章 也 应 标识 不 能 通过 正常 的 
供 货 渠 道 获 得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 现行 系统 或 状态 


本 章 分 以 下 几 条 描述 现行 系统 或 状态 。 
3.1 背景 . 具 标 和 范围 

本 条 应 描述 现行 系统 或 状态 的 背景 .任务 或 目标 和 范围 。 
3.2 运作 策略 和 约束 

本 条 应 描述 适用 于 现行 系统 或 状态 的 运作 策略 和 约束 。 
3.3 ”现行 系统 或 状态 描述 

本 条 应 给 出 现行 系统 或 状态 的 描述 ,标识 出 不 同 运行 状态 和 方式 的 差异 (例如 :常规 ,维护 、 训 
练 、 降 级 、 紧 急事 件 和 备 选 场 点 )。 状 态 和 方式 之 间 的 区 别 是 任意 的 ,可 以 仅 按 状 态 描述 系统 ,也 可 以 
仅 按 方式 、 方 式 中 的 状态 、 状 态 中 的 方式 或 其 他 有 用 的 方式 描述 系统 。 如 果 系 统 不 是 以 多 种 状态 和 





33 


GB/T 8567 一 2006 


方式 运行 ,本 条 应 如 实 陈述 ,而 不 需要 进行 人 为 的 区 分 。 描 述 包括 以 下 内 容 ， 
a， 运行 环境 及 其 特性 ; 
b. 主要 的 系统 部 件 及 这 些 部 件 之 间 的 互 连 ; 
c， 与 外 部 系统 或 过 程 的 接口 ; 
d. 现行 系统 的 能 力 /功能 ; 
e.， 描述 输入 、 输 出 .数据 流 . 手 工 和 自动 处 理 的 图 表 和 相应 的 说 明 , 使 用 户 能 够 充分 理解 现行 
系统 和 状态 ; 
f.， 性 能 特性 ,如 :速度 .吞吐 量 、 容 量 和 频率 ; 
g， 质量 属性 ,例如 :可靠 性. 可 维护 性 .可 用 性 .灵活 性 .可 移植 性 、. 易 用 性 和 有 效 性 ; 
h. 安全 性 .保密 性 、 私 密 性 和 紧急 情况 下 运行 连续 性 的 规定 。 
3.4 ”用 户 或 相关 人 员 
本 条 应 描述 系统 用 户 的 类 型 或 当前 状态 下 所 涉及 到 的 人 员 ( 若 适用 ) ,包括 :组 织 结构 .培训 / 技 
能 、 职 责 、 活 动 及 彼此 之 间 的 交互 。 
3.5 支持 概念 
本 条 应 简 述 现行 系统 的 支持 概念 , 若 适用 于 本 文档 ,应 包括 ;支持 机 构 , 设 施 ,设备 ,支持 软件 , 修 
复 / 替 换 准则 ,维护 等 级 和 周期 ,存储 .分 发 和 供应 方法 。 


4 变更 理由 和 种 类 


本 章 应 分 以 下 几 条 。 
4.1 变更 理由 
本 条 应 : 
a. 描述 需要 新 建 或 修改 系统 的 用 户 需 求 、. 威 胁 、. 任 务 ,. 目 标 、 环 境 、 接 口 .人 员 或 其 他 因素 的 新 
的 或 修改 的 方面 ; 
b. 简 述 现行 系统 或 现状 不 能 满足 上 述 因素 的 不 足 和 约束 。 
4.2 ”所 需 变 更 的 说 阴 
本 条 应 简 述 能 满足 4.1 中 所 标识 因素 的 新 建 的 或 修改 的 能 力 /功能 处理、 接口 或 其 他 所 需 的 
变更 。 
4.3 变更 之 间 的 优先 级 别 
本 条 应 指出 所 需 变 更 之 间 优 先 级 别 。 例 如 :把 每 个 变更 标识 为 本 质 的 .期 望 的 或 可 选 的 ,对 期 望 
的 和 可 选 的 变更 给 出 优先 级 别 。 
4.4 考虑 过 但 未 纳入 的 变更 
应 指出 曾 考虑 过 ,但 未 包含 在 4. 2 中 的 变更 ,说 明 未 包括 它们 的 理由 。 
4.5 假设 和 约束 
对 于 适用 于 本 章 所 标识 的 变更 ,本 条 应 标识 有 关 假 设 和 约束 。 


5 新 系统 或 修改 后 系统 的 概念 


本 章 应 分 以 下 各 条 描述 新 系统 或 修改 后 系统 。 
5.1 背景 .目标 和 范围 

本 条 应 描述 新 系统 或 修改 后 系统 的 背景 .任务 或 目标 和 范围 。 
5.2 运行 策略 和 约束 

本 条 应 描述 适用 于 新 系统 或 修改 后 系统 的 运行 策略 和 约束 。 
5.3 新 系统 或 修改 后 系统 的 描述 
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本 条 应 提供 对 新 系统 或 修改 后 系统 的 描述 ,标识 出 不 同 运 行 状 态 和 方式 的 差异 (例如 ;常规 、 维 
护 、 培 训 、 降 级 、 紧 急事 件 、. 备 选 场 点 等 )。 状 态 和 方式 之 间 的 区 别 是 任意 的 ,可 以 仅 按 状态 描述 系统 ， 
也 可 以 仅 按 方式 .方式 中 的 状态 .状态 中 的 方式 或 其 他 有 用 的 方式 描述 系统 。 如 果 系 统 的 运行 不 是 
以 多 种 状态 和 方式 ,本 条 应 如 实 陈述 ,而 不 需要 进行 人 为 的 区 分 。( 若 适用 ) 描 述 包括 以 下 的 内 容 ， 
a、 运行 环境 及 其 特性 ; 
主要 系统 部 件 及 这 些 部 件 之 间 的 互 连 ， 
与 外 部 系统 或 过 程 的 接口 
新 系统 或 修改 后 系统 的 能 力 /功能 ; 
描述 输入 .输出 .数据 流 、 手 工 和 自动 处 理 的 图 表 和 相应 的 说 明 ,使 用 户 能 够 充分 理解 新 系 
统 或 修改 后 系统 ; 
. 性 能 特性 ,如 ;速度 .吞吐 量 、 容 量 和 频率 ， 
g. 质量 属性 ,例如 ;可靠 性 ,可 维护 性 .可 用 性 、 灵 活性 .可 移植 性 、 易 用 性 和 有 效 性 ; 
h。 安全 性 ,保密 性 .私密 性 和 紧急 情况 下 运行 连续 性 的 规定 。 : 
5. 4 ”用 户 / 受 影响 人 员 
本 条 应 描述 新 系统 或 修改 后 系统 的 用 户 类 型 , ( 若 适 用 ) 包 括 :组 织 结构 ,培训 技能 、 职 焉 和 相互 
之 间 的 交互 ， 
5.5 支持 概念 
本 条 应 简 述 新 系统 或 修改 后 系统 的 支持 概念 , ( 若 适用 ) 应 包括 :支持 机 构 ,设施 ,设备 ,支持 软 
件 ,维修 /更 换 标准 ,维护 等 级 和 周期 ,存储 、 分 配 和 供应 方法 ， 


6 运行 场景 


本 章 应 描述 一 个 或 几 个 运行 场景 ,举例 说 明 新 系统 或 修改 后 系统 的 作用 ,与 用 户 的 交互 .与 其 他 
系统 的 接口 和 为 该 系统 标识 的 所 有 状态 或 方式 。( 若 适用 ) 场 景 应 包括 ;事件 .动作 、 触 发 器 ,信息 和 
交互 等 。 可 以 使 用 影像 等 其 他 媒体 来 提供 这 些 信息 中 的 部 分 或 全 部 。 


7 影响 综述 


本 章 应 分 以 下 几 条 。 
7.1 操作 方面 的 影响 

本 条 应 描述 对 用 户 . 需 方 、 开 发 方 和 支持 机 构 的 可 预计 的 操作 影响 。 这 些 影响 包括 :与 计算 机 操 
作 中 心 接口 的 变化 ;过 程 的 变化 ;新 数据 源 的 使 用 ;输入 到 系统 中 的 数据 在 数量 、 类 型 和 时 序 上 的 变 
化 ;数据 保留 需要 的 变化 ;以 及 在 紧急 情况 等 条 件 下 新 的 运行 方式 。 
7.2 组 织 影 响 

本 条 应 描述 对 用 户 、 需 方 、 开 发 方 和 支持 机 构 的 可 预计 的 组 织 影响 。 这 些 影响 包括 ;职责 的 修 
改 ; 职 责 或 岗位 的 增加 和 撤销 ; 培 调 或 再 培训 的 需要 ;在 各 种 运行 方式 下 入 员 在 数量 、 技 能 级 别 、 岗 位 
标识 和 地 点 等 方面 的 变化 。 
7.3 开发 期 间 的 影响 

本 条 应 描述 在 系统 开发 工作 中 对 用 户 、 需 方 . 开 发 方 和 支持 机 构 可 预计 的 影响 。 这 些 影响 包括 : 
关于 新 系统 的 会 议 /讨论 :数据库 的 开发 和 修改 ;培训 ;新 系统 和 现 有 系统 的 并 行 运行 ;对 新 系统 测试 
期 间 的 影响 以 及 帮助 或 监控 开发 所 需 的 其 他 活动 。 


8 建议 系统 的 分 析 
8.1 优点 概述 


nm pn 
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本 条 应 对 新 系统 或 修改 后 系统 的 优点 提供 定性 和 定量 的 总 结 ,包括 :新 增 的 功能 ,增强 的 功能 、 
改善 的 性 能 ,( 若 适用 ) 以 及 与 在 4. 1 中 确认 的 缺陷 的 关系 。 
8.2 缺点 /限制 概述 

本 条 应 对 新 系统 或 修改 后 系统 的 缺点 或 约束 进行 定性 和 定量 概述 ,包括 :降级 或 缺少 的 功能 ; 降 
级 或 达 不 到 期 望 的 性 能 ;高 于 期 望 的 计算 机 硬件 资源 的 使 用 ;出 现 了 不 想 要 的 运行 影响 ;与 用 户 假 设 
的 冲突 ;其 他 的 约束 条 件 。 
8.3 应 考虑 的 变通 和 折 囊 

本 条 应 标识 和 描述 对 系统 或 其 特性 应 考虑 的 主要 的 变通 办 法 ,在 其 间 所 做 的 折衷 以 及 作出 决定 
的 依据 。 


9 注解 

本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信息 (例如 背景 信息 、 词 汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 所 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 略 语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 
附录 

附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 《例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字母 顺序 (A,B 等 ) 编 排 。 
7.7 系统 / 子 系 统 需求 规格 说 明 (SSS) 


说 明 : 
1.《 系 统 / 子 系统 需求 规格 说 明 》(SSS) 为 一 个 系统 或 子 系统 指定 需求 和 指定 保证 每 个 需求 得 到 
满足 所 使 用 的 方法 。 与 系统 或 子 系统 外 部 接口 相关 的 需求 可 在 SSS 中 或 在 该 SSS 引用 到 的 
一 个 或 多 个 《接口 需求 规格 说 明 》(IRS) 中 给 出 。 
. 这 个 SSS, 可 能 还 要 用 《接口 需求 规格 说 明 》CIRS) 加 以 补充 ,是 构成 系统 或 子 系 统 设计 与 合 
格 性 测试 的 基础 。 贯 穿 本 文 的 术语 “系统 ”, 如 果 适 用 的 话 , 也 可 解释 为 “ 子 系统 ”。 所 形成 的 
文档 应 冠 名 为 “系统 需求 规格 说 明 ” 或 “ 子 系统 需求 规格 说 明 ”。 


系统 / 子 系统 需求 规格 说 明 的 正文 的 格式 如 下 : 








本 章 分 为 以 下 几 条 。 
1.1 标识 

本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 完整 标识 ,( 若 适用 ?包括 标识 号 .标题 ` 缩 略 词语 .版 本 
号 和 发 行 号 。 


1.2 系统 概述 

本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 , 它 应 描述 系统 和 软件 的 一 般 特性 ;概述 系统 开发 、 
操作 和 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 、 需 方 、 用 户 .开发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当 前 和 计划 中 的 运行 现 
场 ; 列 出 其 他 有 关 的 文档 。 
1.3 文档 概述 

本 条 应 概括 本 文档 的 用 途 和 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 和 私密 性 要 求 。 
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2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 所 引用 所 有 文档 的 编号 .标题 ,修订 版 本 和 日 期 ,本 章 也 应 标识 不 能 通过 正常 
的 供 货 雁 道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 需求 


本 章 分 条 详 述 系 统 需求 ,是 指 功 能 .业务 (包括 接口 .资源 .性 能 .可 靠 性 .安全 性 .保密 性 等 ) 和 数 
据 需 求 。 也 就 是 ,构成 系统 验收 条 件 的 系统 特性 。 给 每 个 需求 指定 项 目 唯 一 标识 符 以 支持 测试 和 可 
追踪 性 。 并 以 一 种 可 以 定义 客观 测试 的 方式 来 陈述 需求 。 对 每 个 需求 都 应 说 明 相关 合格 性 方法 ( 见 
第 4 章 ) ,如 果 是 子 系统 , 则 还 要 给 出 从 该 需求 至 系统 需求 的 可 追踪 性 ( 见 5.a 条 )。 措 述 的 详细 程度 
遵循 以 下 规则 :应 包含 构成 系统 验收 条 件 的 那些 系统 特性 , 需 方 愿意 推迟 到 设计 时 留 给 开发 方 说 明 
的 那些 特性 。 如 果 在 给 定 条 中 没有 需求 可 说 明 的 话 , 应 如 实 陈 述 。 如 果 某 个 需求 在 多 条 中 出 现 , 可 
以 只 陈述 一 次 而 在 其 他 条 中 引用 之 。 
3. 1 要 求 的 状态 和 方式 

如 果 要 求 系统 在 多 种 状态 和 和 方式 下 运行 , 且 不 同 状 态 和 方式 具有 不 同 的 需求 的 话 , 则 要 标识 和 
定义 每 一 状态 和 方式 。 ee 事后 分 析 训练、 降级、 紧急 情况 和 
后 备 等 。 状 态 和 方式 的 区 别 是 任意 的 ,可 以 仅 用 状态 描述 系统 ,也 可 以 仅 用 方式 .方式 中 的 状态 、 状 
态 中 的 方式 或 其 他 有 效 的 方式 描述 。 如 条 不 需要 多 个 状态 和 方式 ,不 需 人 为 加 以 区 分 ,应 如 实 陈述 ; 
如 采 需 要 多 个 状态 和 /或 方式 ,还 应 使 本 规格 说 明 中 的 每 个 需求 或 每 组 需求 与 这 些 状 态 和 方式 相关 
联 , 关 联 可 在 本 条 或 本 条 引用 的 附录 中 用 表格 或 其 他 的 方法 表示 ,也 可 在 需求 出 现 的 地 方 加 以 注解 。 
3.2 需求 概述 
3.2.1 系统 总 体 功 能 和 业务 结构 

撕 述 系统 总 体 功 能 和 业务 的 结构 。 
3.2.2 厂 件 系统 的 需求 

说 明 对 硬件 系统 的 需求 。 
3.2.3 软件 系统 的 需求 

说 明 对 软件 系统 的 需求 。 
3.2.4 接口 需求 

说 明 硬 件 系 统 和 软件 系统 之 间 的 接口 。 
3.3 系统 能 力 需 求 

本 条 应 分 条 详细 描述 与 系统 每 一 能 力 相 关联 的 需求 .“ 能 力 ” 被 定义 为 一 组 相关 的 需求 。 可 以 
用 “功能 "“ 性 能 "“ 主 题 *“ 目标 ?或 其 他 适合 用 来 表示 需求 的 词 来 奉 代 “能 力 ”。 
3.3.x (系统 能 力 ) 

本 条 应 标识 必需 的 每 一 系统 能 力 ,并 详细 说 明 与 该 能 力 有 关 的 需求 。 如 果 该 能 力 可 以 更 清晰 地 
分 解 成 若干 子 能 力 , 则 应 分 条 对 子 能 力 进行 说 明 。 该 需求 应 指出 所 需 的 系统 行为 ,包括 适用 的 参数 ， 
如 啊 应 时 间 .吞吐 时 间 .其 他 时 限 约束 .序列 .精度 .容量 (大 小 /多 少 )、 优先 级 别 . 连 续 运 行 需 求 和 基 
本 运行 条 件 下 的 允许 的 偏差 ;( 知 适用 ) 需 求 还 应 包括 在 异常 条 件 . 非 许可 条 件 或 越界 条 件 下 所 需 的 
行为 ,错误 处 理 需 求 和 任何 为 保证 在 紧急 时 刻 运 行 的 连续 性 而 引入 到 系统 中 的 规定 。 在 确定 与 系统 
所 接收 的 输 人 和 系统 所 产生 的 输出 有 关 的 需求 时 ,应 考虑 在 本 文档 3.4.x 给 出 要 考虑 的 主题 列表 。 
3.4 系统 外 部 接口 需求 

本 条 应 分 条 描述 关于 系统 外 部 接口 的 需求 (如 有 的 话 )。 本 条 可 引用 一 个 或 多 个 接口 需求 规格 
说 明 (IRS) 或 包含 这 些 需 求 的 其 他 文档 。 
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3.4.1 接口 标识 和 接口 图 

本 条 应 标识 所 需 的 系统 外 部 接口 。( 车 适用 ) 每 个 接口 标识 应 包括 项 目 唯一 标识 符 , 并 应 用 名 
称 、 序 号 .版 本 和 引用 文件 指明 接口 的 实体 (系统 、 配 置 项 和 用 户 等 )。 该 标识 应 说 明 娜 些 实体 具有 固 
定 的 接口 特性 (因而 要 对 这 些 接口 实体 强加 接口 需求 ) ,哪些 实体 正 被 开发 或 修改 (从 而 接口 需求 已 
被 施加 于 它们 )。 可 用 一 个 或 多 个 接口 图 表 来 描述 这 些 接口 。 

3. 4.x 《〈 接 串 的 项 目 唯 一 标识 符 ) 

本 条 (从 3.4.2 开始 ) 应 通过 项 目 唯 一 标识 符 标识 系统 的 外 部 接口 ,简单 地 标识 接口 实体 ,根据 
需要 可 分 条 描述 为 实现 该 接口 而 强加 于 系统 的 需求 。 该 接口 所 涉及 的 其 他 实体 的 接口 特性 应 以 假 
设 、 或 “ 当 ( 未 提 到 实体 ) 这 样 做 时 ,系统 将 ……2?” 的 形式 描述 ,而 不 描述 为 其 他 实体 的 需求 。 本 条 可 引 
用 其 他 文档 (如 :数据 字典 .通信 协议 标准 和 用 户 接 口 标准 ) 代 替 在 此 所 描述 的 信息 。( 若 适用 ) 需 求 
应 包括 下 列 内容 , 它 们 以 任何 适合 于 需求 的 顺序 提供 ,并 从 接口 实体 的 角度 说 明 这 些 特性 的 区 别 ( 如 
对 数据 元 素 的 大 小 、 频 率 或 其 他 特性 的 不 同期 望 ) : 

a. 系统 必须 分 配给 接口 的 优先 级 别 ; 

b. 要 实现 的 接口 的 类 型 的 需求 (如 :实时 数据 传送 .数据 的 存储 和 检索 等 ); 

c。 系统 必须 提供 ,存储 发送. 访问 .接收 的 单个 数据 元 素 的 特性 ,如 ， 

1) 名 称 / 标 识 符 ; 
a) 项 目 唯 一 标识 符 ; 
b) 非 技术 (自然 声言 ?名 称 ; 
c) 标准 数据 元 素 名 称 ; 
- d) ”技术 名 称 ( 如 代码 或 数据 库 中 的 变量 或 字段 名 称 ); 
e) ”缩写 名 或 同 义 名 ， 
2) 数据 类 型 (字母 数字 和 整数 等 ); 
3) ”大 小 和 格式 (如 ;字符 串 的 长 度 和 标点 符号 ); 
4) 计量 单位 (如 : 米 、 元 、 秘 ); 
5) 范围 或 可 能 值 的 枚 举 ( 如 :0 一 99); 
6) ”准确 度 (正确 程度 ) 和 精度 (有 效 数字 位 数 )， 
7) ”优先 级 别 、 时 序 、 频 率 、 容 量 、 序 列 和 其 他 的 约束 条 件 ; 如 :数据 元 素 是 否 可 被 更 新 、 业 务 
规则 是 否 适用 ; 
8) ”保密 性 和 私密 性 的 约束 ; 
9) 来 源 ( 设 置 /发 送 实 体 ) 和 接收 者 (使 用 /接收 实体 ); 
d， 系统 必须 提供 、 存 储 、 发 送 、 访 问 和 接收 的 数据 元 素 集合 体 ( 记 录 \、 消 息 . 文 件数 组 .显示 种 
报表 等 ) 的 特性 ,如 : 
1) 名 称 / 标 识 符 ; 
a) 项 目 唯 一 标识 符 ; 
b) ” 非 技 术 ( 自 然 语 言 ) 名 称 ; 
c) ”技术 名 称 ( 如 代码 或 数据 库 的 记录 或 数据 结构 ); 
d) 缩写 名 或 同 义 名 ; 
2) 数据 元 素 集合 体 中 的 数据 元 素 及 其 结构 (编号 .次序 和 分 组 ) 
3) ”媒体 (如 盘 ) 和 媒体 中 数据 元 素 / 数 据 元 素 集 人 台 体 的 结构 ，; 
4) ”显示 和 其 他 输出 的 视听 特性 (如 ;颜色 布局, 字体、 图 标 和 其 他 显示 元 素 、 蜂 鸣 声 和 之 
度 等 ); 
5) ”数据 元 素 集合 体 之 间 的 关系 。 如 排序 /访问 特性 ; 
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6) 优先 级 别 、. 时 序 .频率 ,容量 .序列 和 其 他 的 约束 条 件 , 如 :数据 元 素 集合 体 是 否 可 被 修 
改 、 业 务 规则 是 否 适用 ， 
7) 保密 性 和 私密 性 约束 ; 
8) 来 源 (设置 /发 送 实体 ) 和 接收 者 (使 用 /接收 实体 ); 
e. 系统 必须 规定 接口 使 用 的 通信 方法 所 要 求 的 特性 。 如 : 
1) 项 目 唯一 标识 符 ; 
2) 通信 链接 /带宽 /频率 /媒体 及 其 特性 ; 
3) ”消息 格式 化 ， 
4) ” 流 控制 (如 :序列 编号 和 缓冲 区 分 配 ); 
5) ”数据 传送 速率 ,周期 性 / 非 周期 性 ,传输 间隔 ; 
6) ”路 由 、 寻 址 和 命名 约定 ; 
7) 传输 服务 ,包括 :优先 级 别 和 等 级 ; 
8) ”安全 性 /保密 性 /私密 性 方面 的 考虑 ,如 :加 密 、 用 户 鉴别 .隔离 和 审核 等 ; 
f。 系统 必须 规定 接口 使 用 的 协议 所 要 求 的 特性 ,如 : 
1) 项 目 唯一 标识 符 ; 
2) ”协议 的 优先 级 别 /层次 ; 
3) ”组 ,包括 ;分 段 和 重组 .路 由 和 和 寻 址 ， 
4) 合法 性 检查 .错误 控制 和 恢复 过 程 ; 
5) 同步 ,包括 :连接 的 建立 .保持 和 终止 ; 
6) 状态 .标识 .任何 其 他 的 报告 特征 ; 
g、 其他 所 需 的 特性 ,如 :接口 实体 的 物理 兼容 性 (尺寸 .公差 ,人 负 奉 .电压 和 接 插件 兼容 性 等 )。 
3.5 系统 内 部 接口 需求 
本 条 应 指明 系统 内 部 接口 的 需求 。 如 果 所 有 内 部 接口 留 到 设计 时 或 在 系统 成 分 的 需求 规格 说 
明 中 规定 ,那么 必须 如 实说 明 。 如 果实 施 这 样 的 需求 , 则 可 考虑 本 文档 的 3.4 列 出 的 主题 。 
3.6 系统 内 部 数据 需求 
本 条 应 指明 分 配给 系统 内 部 数据 的 需求 ( 若 有 ) ,包括 对 系统 中 数据 库 和 数据 文件 的 需求 。 如 果 
所 有 有 关内 部 数据 的 决策 都 留待 设计 时 或 留 竺 系统 部 件 的 需求 规格 说 明 中 给 出 , 则 需 在 此 如 实说 
明 。 如 果 要 强加 这 种 需求 , 则 可 考虑 在 本 文档 的 3.4.x.c 和 3.4.x.d 列 出 的 主题 。 
3.7 适应 性 需求 
( 若 有 ) 本 条 应 指明 要 求 系统 提供 的 .与 安装 有 关 的 数据 (如 :现场 的 经 纬度 ) 和 要 求 系 统 使 用 的 、 
根据 运行 需要 可 能 变化 的 运行 参数 (如 :表示 与 运行 有 关 的 目标 常量 或 数据 记录 的 参数 ) 。 
3.8 安全 性 需求 
(车 有 ) 本 条 应 描述 有 关 防 止 对 人 员 、 财 产 、 环 境 产生 潜在 的 危险 或 把 此 类 危险 减少 到 最 低 的 系 
统 需 求 ,包括 :危险 物品 使 用 的 限制 ;为 运输 、 操 作 和 存储 的 目的 而 对 爆炸 物品 进行 分 类 ;异常 中 止 / 
异常 出 口 规定 ;气体 检测 和 报警 设备 ;电力 系统 接地 ;排污 ;防爆 ( 阁 适 用 )。 描 述 还 应 包 插 有 关系 统 
核 部 件 ( 若 有 ) 的 需求 ,如 :部件 设 计 , 意 外 爆炸 的 预防 以 及 与 核 安全 规则 保持 一 致 。 
3.9 保密 性 和 私密 性 需求 
《 若 有 ) 本 条 应 指明 维持 保密 性 和 私密 性 的 系统 需求 ,包括 :系统 运行 的 保密 性 /秘密 性 环境 、 提 
供 的 保密 性 或 私密 性 的 类 型 和 程度 .系统 必须 经 受 的 保密 性 /私密 性 的 风险 ,减少 此 类 危险 所 需 的 安 
全 措施 .系统 必须 遵循 的 保密 性 /私密 性 政策 .系统 必须 提供 的 保密 性 /私密 性 审核 以 及 保密 性 /私密 
性 必须 遵循 的 确认 /认可 准则 。 
3. 10 ”操作 需求 
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说 明 本 系统 在 常规 操作 .特殊 操作 以 及 初始 化 操作 和 恢复 操作 等 方面 的 要 求 。 
3. 11 可 使 用 性 .可 维护 性 .可 移植 性 ,可 靠 性 和 安全 性 需求 

说 明 本 系统 在 可 使 用 性 ,可 维护 性 、 可 移植 性 、 可 靠 性 和 安全 性 等 方面 的 要 求 。 
3. 12 ”故障 处 理 需 求 

说 明 本 系统 在 发 生 可 能 的 软 硬 件 故障 时 ,对 故障 处 理 的 要 求 。 
3. 12.1 软件 系统 出 错 处 理 

说 明 属 于 软件 系统 的 问题 ， 

给 出 发 生 错误 时 的 错误 信息 ; 

说 明 发 生 错误 时 可 能 采取 的 补救 措施 。 
3. 12.2 硬件 系统 完 余 措施 的 说 明 

说 明 哪 些 问 题 可 以 由 硬件 设计 解决 ,并 提出 可 采取 的 元 余 措施 ; 

对 硬件 系统 采取 的 元 余 措 施加 以 说 明 。 
3.13 系统 环境 需求 

( 若 有 ) 本 条 应 指明 系统 运行 必须 的 与 环境 有 关 的 需求 。 对 软件 系统 而 言 ,运行 环境 包括 支持 系 
统 运行 的 计算 机 硬件 和 操作 系统 (其 他 有 关 计 算 机 资源 方面 的 需求 在 下 条 描述 )。 对 硬 软件 系统 而 
言 ,; 运 行 环境 包括 系统 在 运输 、 存 储 和 操作 过 程 中 必须 经 受 的 环境 条 件 , 如 ;自然 环境 条 件 ( 风 、 雨 . 温 
度 、 地 理 位 置 ) .诱导 环境 (运动 .撞击 .了 噪音、 电磁 辐射 ) 和 对 抗 环 境 ( 爆 炸 ,辐射 )。 
3. 14 计算 机 资源 需求 

本 条 应 分 条 进行 描述 。 根 据 系统 性 质 ,在 以 下 各 条 中 所 描述 的 计算 机 资源 应 能 够 组 成 系统 环境 
(对 应 软件 系统 ) 或 系统 部 件 ( 对 应 硬 软件 系统 ) 。 
3. 14.1 计算 机 硬件 需求 

本 条 应 描述 系统 使 用 的 或 引入 到 系统 中 的 计算 机 硬件 需求 ,( 若 适用 ) 包 括 : 各 类 设备 的 数量 、 处 
| 理 器 .存储 器 .输入 /输出 设备 .辅助 存储 器 .通信 /网 络 设备 .其 他 所 需 的 设备 的 类 型 大小、 能 力 ( 容 
量 ) 及 其 他 所 要 求 的 特征 。 
3.14.2 计算 机 硬件 资源 利用 需求 

本 条 应 描述 系统 的 计算 机 硬件 资源 利用 方面 的 需求 ,如 :最 大 许可 使 用 的 处 理 器 能 力 ,存储器 容 
量 、. 输 入 /输出 设备 能 力 、 辅 助 存储 器 容量 和 通信 /网 络 设备 能 力 。 这 些 要 求 ( 如 每 个 计算 机 硬件 资源 
能 力 的 百分比 ) 还 包括 测量 资源 时 所 要 求 具 备 的 条 件 。 
3. 14.3 ”计算 机 软件 需求 

本 条 应 描述 系统 必须 使 用 或 引入 系统 的 计算 机 软件 的 需求 ,例如 包括 :操作 系统 .数据 库 管理 系 
统 、 通 信 / 网 络 软 件 、 实 用 软件 ,输入 和 设备 模拟 器 ,测试 软件 和 生产 用 软件 。 必 须 提 供 每 个 软件 项 的 
正确 名 称 ,版 本 和 引用 文件 。 
3. 14. 4 计算 机 通信 需求 

本 条 应 描述 系统 必须 使 用 的 或 引 人 系 统 的 计算 机 通信 方面 的 需求 ,例如 包括 :连接 的 地 理 位 置 、 
配置 和 网 络 拓扑 结构 .传输 技术 .数据 传输 速率 .网 关 、 要 求 的 系统 使 用 时 间 、 传 送 /接收 数据 的 类 型 
和 容量 、 传 送 /接收 /响应 的 时 间 限 制 . 数 据 的 峰值 和 诊断 功能 。 
3.15 系统 质量 因素 

( 若 有 ) 本 条 应 描述 系统 质量 因素 方面 的 需求 ,例如 包括 :系统 的 功能 性 (实现 全 部 所 需 功能 的 能 
力 ) .可 靠 性 (产生 正确 .一 致 结果 的 能 力 ..... 如 设备 故障 的 平均 间隔 时 间 》、 可 维护 性 (易于 服务 、 修 
改 、 更 正 的 能 力 ) .可 用 性 (需要 时 进行 访问 和 操作 的 能 力 ) .灵活 性 (易于 适应 需求 变化 的 能 力 ) .软件 
可 移植 性 (易于 适应 新 环境 变化 的 能 力 ) .可 重用 性 (在 多 个 应 用 中 使 用 的 能 力 ) .可 测试 性 (易于 充分 
测试 的 能 力 )、 易 用 性 (易于 学 习 和 使 用 的 能 力 ) 和 其 他 属性 等 的 定量 需求 。 
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3.16 设计 积 构造 的 约束 
(车 有 ) 本 条 应 描述 约束 系统 设计 和 构造 的 那些 需求 。 对 硬 软 件 系统 而 言 ,本 条 应 包括 强加 于 系 
统 的 物理 需求 ,这 些 需求 可 通过 引用 适当 的 商用 标准 和 规范 来 指定 。 需 求 包括 : 
a， 特殊 系统 体系 结构 的 使 用 或 对 体系 结构 方面 的 需求 ,例如 :需要 的 子 系统 ;标准 部 件 、. 现 有 
部 件 的 使 用 ;政府 / 需 方 提供 的 资源 (设备 、 信 息 ,软件 ) 的 使 用 ; 
b. 特殊 设计 或 构造 标准 的 使 用 ;特殊 数据 标准 的 使 用 ;特殊 编程 语言 的 使 用 ;工艺 需求 和 生产 
反 术 ;， 
c. 系统 的 物理 特性 (如 :重量 限制 .尺寸 限制 .颜色 、 保 护 界 ) ;部 件 的 可 交换 性 ;从 一 地 运输 到 
另 一 地 的 能 力 ; 由 单 人 或 一 组 人 携带 或 架设 的 能 力 ; 
d. 能 够 使 用 和 不 能 使 用 的 物品 ;处 理 有 毒物 品 的 需求 以 及 系统 产生 电磁 辐射 的 允许 范围 ; 
e. 铭牌 .部件 标 记 、 系 列 号 和 批 次 号 的 标记 ,其 他 标识 标记 的 使 用 ; 
f. 为 支持 在 技术 .威胁 和 任务 等 方面 预期 的 增长 和 变化 而 必须 提供 的 灵活 性 和 可 扩展 性 。 
3.17 相关 人 员 需 求 
《 若 有 ?本 条 应 描述 与 使 用 或 支持 系统 的 人 员 有 关 的 需求 ,包括 人 员 的 数量 .技术 等 级 .责任 期 、 
培训 需求 .其 他 的 信息 ,如 :所 提供 的 工作 站 数量 .内 在 帮助 和 培训 能 力 的 需求 ;( 若 有 ) 还 应 包括 强加 
于 系统 的 人 力行 为 工程 需求 。 这 些 需求 包括 对 人 员 在 能 力 与 局 限 性 方面 的 考虑 ;在 正常 和 极端 条 件 
下 可 预测 的 人 为 错误 ;人 为 错误 造成 严重 影响 的 特定 区 域 , 例 如 对 高 度 可 调 的 工作 站 .错误 消息 的 颜 
色 和 持续 时 间 .关键 指示 器 或 键 的 物理 位 置 以 及 听觉 信号 的 使 用 需求 。 
3. 18 相关 培训 需求 
(车 有 ) 本 条 应 描述 有 关 培 训 方 面 的 系统 需求 。 包 括 :系统 中 应 包括 的 培训 设备 和 培训 材料 。 
3. 19 ”相关 后 勤 党 求 
《车 有 ) 本 条 应 描述 有 关 后 勤 方 面 的 系统 需求 ,包括 ;系统 维护 、 软 件 文 持 、 系 统 运输 方式 、 补 给 系 
统 要 求 、 对 现 有 设施 的 影响 、 对 现 有 设备 的 影响 。 
3.20 其 他 需求 
(车 有 ) 本 条 应 描述 在 以 上 各 条 中 没有 涉及 到 的 其 他 系统 需求 ,包括 在 其 他 合同 文件 中 没有 涉及 
的 系统 文档 的 需求 ,如 :规格 说 明 .图 表 .技术 手册 测试 计划 和 测试 过 程 以 及 安装 指导 材料 。 
3.21 包装 需求 
(车 有 ) 本 条 应 描述 需 交付 的 系统 及 其 部 件 在 包装 、 加 标签 和 处 理 方面 的 需求 。( 如 适用 ) 可 引用 
适当 的 规范 和 标准 。 
3.22 需求 的 优先 次 序 和 关键 程度 
( 若 适 用 ) 本 条 应 给 出 本 规格 说 明 中 需求 的 .表明 其 相对 重要 程度 的 优先 顺序 .关键 程度 或 赋 了 
的 权 值 ,如 :标识 出 那些 认为 对 安全 性 .保密 性 或 私密 性 起 关键 作用 的 需求 ,以 便 进 行 特殊 的 处 理 。 
如 果 所 有 需求 具有 相同 的 权 值 ,本 条 应 如 实 陈述 。 


4 合格 性 规定 


本 章 定义 一 组 合格 性 方法 ,对 于 第 3 章 中 每 个 需求 ,指定 为 了 确保 需求 得 到 满足 所 应 使 用 的 方 
法 。 可 以 用 表格 形式 表述 该 信息 ,也 可 以 在 第 3 章 的 每 个 需求 中 注 明 要 使 用 的 方法 。 合 格 性 方法 
包括 ， 

a. 演示 :依赖 于 可 见 的 功能 操作 ,直接 运行 系统 或 系统 的 一 部 分 而 不 需要 使 用 仪器 .专用 测试 

设备 或 进行 事后 分 析 。 

b. 测试 ;使 用 仪器 或 其 他 专用 测试 设备 运行 系统 或 系统 的 一 部 分 ,以 便 采集 数据 供 事后 分 析 

使 用 。 
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c. 分 析 : 对 从 其 他 合格 性 方法 中 获得 的 积累 数据 进行 处 理 , 例 如 测试 结果 的 归 约 ,解释 或 
推断 。 

qd. 审查 :对 系统 部 件 、 文 档 等 进行 可 视 化 检查 。 

e. ”特殊 的 合格 性 方法 。 系 统 的 任何 特殊 合格 性 方法 ,如 :专用 工具 、 技 术 、 过 程 、 设 施 、 验 收 限 
制 ,标准 样 例 的 使 用 和 生成 等 。 


5 需求 可 追踪 性 


对 系统 级 的 规格 说 明 ,本章 不 适用 ;对 子 系统 级 的 规格 说 明 ,本 章 应 包括 : 
a. 从 本 规格 说 明 中 每 个 子 系统 需求 到 其 涉及 的 系统 需求 的 可 追踪 性 .该 可 追 蹊 狂 也 可 以 通 
过 对 第 3 章 中 的 每 个 需求 进行 注释 的 方法 加 以 描述 。) 

注 ,每 一 层次 的 系统 改进 可 能 导致 对 更 高 层次 的 需求 不 能 直接 进行 追踪 。 例 如 :建立 两 个 子 系统 的 系统 体系 结 
构 设 计 可 能 会 产生 有 关子 系统 接口 的 需求 ,而 这 些 接口 需求 在 系统 需求 中 并 没有 被 覆盖 ,这 样 的 需求 可 以 
被 追踪 到 诸如 “系统 实现 "这样 的 一 般 需 求 ,或 被 追踪 到 导致 它们 产生 的 系统 设计 决策 上 。 

b. 从 分 配给 被 本 规格 说 明 所 覆盖 的 子 系统 的 每 个 系统 需求 到 所 涉及 的 子 系统 需求 的 可 追踪 

性 。 分 配给 子 系 统 的 所 有 系统 需求 都 应 加 以 说 明 。 和 追踪 到 接口 需求 规格 说 明 (IRS) 中 所 
包含 的 子 系统 需求 时 ,可 引用 IRS。 


6 非 技 术 性 需求 


本 章 应 包括 : 
a. 交付 日 期 ; 
b. 里程碑 点 。 


7 ”尚未 解决 的 问题 
如 需要 ,可 说 明 系 统 需 求 中 的 尚未 解决 的 遗留 问题 。 
8 注解 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信息 ( 例 如 背景 信息 、 词 汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 所 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 路 语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 


附录 


附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字 母 顺 序 (A,B 等 ) 编 排 。 


7.8 接口 需求 规格 说 明 (IRS) 


说 明 : 
1.《 接 口 需求 规格 说 明 》(IRS) 描 述 为 实现 一 个 或 多 个 系统 . 子 系统 .硬件 配置 项 HWCI、 计 算 机 
软件 配置 项 CSCI、 手 工 操作 、 其 他 系统 部 件 之 间 的 一 个 或 多 个 接口 ,而 强加 在 这 些 实体 上 的 


. 这 个 IRS, 还 可 以 被 用 来 补充 《系统 / 子 系统 需求 规格 说 明 》(SSS) 及 《软件 需求 规格 说 明 》 
(SRS) ,作为 系统 和 CSCI 设计 与 合格 性 测试 的 基础 。 


接口 需求 规格 说 明 的 正文 的 格式 如 下 : 
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本 章 分 为 以 下 几 条 。 
1.1 标识 

本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 接口 实体 和 接口 的 完整 标识 ,( 奉 适用 ) 包 括 标识 号 ,标题 , 缩 略 词 
滞 、 版 本 号 和 发 行 号 。 
1.2 系统 概述 

本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 , 它 应 描述 系统 和 软件 的 一 般 特性 ;概述 系统 开发 、 
运行 和 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 需 方 、 用 户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当 前 和 计划 的 运行 现 
场 ; 列 出 其 他 有 关 的 文档 。 
1.3 文档 概述 

本 条 应 概述 本 文档 的 用 途 和 内 容 , 并 描述 本 文档 使 用 过 程 中 有 关 保 密 性 或 私密 性 要 求 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 标题 .修订 版 本 和 日 期 ,本 章 也 应 标识 不 能 通过 正常 
的 供 货 渠道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 需求 


本 章 应 分 以 下 几 条 详细 说 明 为 实现 一 个 或 多 个 系统 、 子 系统 、 配 置 项 ,手工 操作 、 其 他 系统 部 件 
之 间 的 一 个 或 多 个 接口 而 强加 在 这 些 实体 上 的 需求 。 应 为 每 个 需求 指定 一 个 项 目 唯一 标识 符 以 支 
持 测试 和 可 追踪 性 ,并 且 应 以 一 种 可 以 定义 客观 测试 的 方式 来 陈述 需求 。 如 果 每 个 需求 有 关 的 合格 
性 方法 ( 见 第 4 章 ) 和 对 系统 (或 子 系统 ) 需 求 的 可 追踪 性 ( 见 5.a 条 ) 在 相应 的 章 中 没有 提供 的 话 , 则 
应 在 此 进行 注解 。 描 述 的 详细 程度 应 遵循 以 下 规则 :包含 作为 接口 实体 的 验收 条 件 的 那些 接口 实体 
特性 ; 需 方 愿意 推迟 到 设计 时 留 给 开发 方 处理 的 那些 接口 实体 特性 。 如 果 某 个 需求 在 多 条 中 出 现 ， 
可 以 只 陈述 一 次 ,而 在 其 他 条 中 加 以 引用 。 如 果 本 说 明 中 的 接口 实体 要 在 彼此 有 着 不 同 接口 需求 的 
状态 和 /或 方式 下 运行 的 话 , 则 该 实体 的 每 个 需求 或 每 组 需求 应 与 那些 状态 和 方式 相关 联 , 该 关联 可 
以 在 本 条 或 本 条 引用 的 附录 中 用 表格 或 其 他 方法 给 出 ;也 可 以 在 需求 出 现 的 地 方 加 以 注解 。 

3.1 接口 标识 和 接口 图 

对 于 本 文档 1. 1 中 标识 的 每 个 接口 ,本 条 应 包含 项 目 唯一 标识 符 , (车 适用 ) 并 应 用 名 字 、 编 号 、 
版 本 ,文档 引用 指明 接口 实体 (系统 、 配 置 项 ,用 户 等 )。 该 标识 应 说 明 哪 些 实体 具有 固定 的 接口 特性 
(因而 要 对 这 些 接 口 实体 强加 接口 需求 ), 哪 些 实体 正 被 开发 或 修改 (从 而 接口 需求 已 被 施加 于 它 
们 )。 可 用 一 个 或 多 个 接口 图 来 描述 这 些 接口 。 

3. x 《〈 接 只 的 项 目 唯一 标识 符 ) 

本 条 (从 3.2 开始 编号 ) 应 通过 项 目 唯 一 标识 符 标识 接口 ,应 简要 标识 接口 实体 ,并 应 根据 需要 
划分 为 几 条 描述 为 实现 该 接口 而 强加 于 一 个 或 多 个 接口 实体 的 需求 。 如 果 某 个 实体 的 接口 特性 本 
文 没有 提 及 ,但 是 需要 在 描述 本 文 所 包含 的 接口 实体 时 提 到 , 则 这 些 特性 应 以 假设 或“ 当 [未 提 及 实 
体 ] 这 样 做 时 ,[ 正 在 描述 的 实体 ] 将 ……” 的 形式 描述 ,而 不 是 描述 成 本 文 未 提 及 实体 的 需求 。 本 条 
可 引用 其 他 文档 (例如 数据 字典 ,协议 标准 .用 户 接口 标准 ) 代 赫本 条 的 描述 信息 。( 若 适用 ?本 需求 
应 包括 以 下 内 容 , 它 们 可 以 任何 适合 于 需求 的 顺序 提供 ,并 且 应 从 接口 实体 角度 指出 这 些 特 性 之 间 
的 区 别 ( 例 如 数据 元 素 的 大 小 、 频 率 或 其 他 特性 的 不 同期 望 ) : 

a. 接口 实体 必须 分 配给 接口 的 优先 级 别 ; 

b. 要 实现 的 接口 的 类 型 的 需求 (如 :实时 数据 传送 .数据 的 存储 和 检索 等 ); 
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C, 


接口 实体 必须 提供 存储、 发 送 访问 和 接收 的 单个 数据 元 素 的 特性 ,如 : 


1) 


a2 


3) 
4) 
5) 
6) 
1 


8) 
9) 


名 称 /标识 符 ; 

a) 项 目 唯 一 标识 符 ; 

b) 非 技术 (自然 语言 ) 名 称 ; 

c) 标准 数据 元 素 名 称 ; 

d) 技术 名 称 ( 如 代码 或 数据 库 中 的 变量 或 字段 名 称 ); 
e) “缩写 名 或 同 义 名 ; 

数据 类 型 (字母 数字 .整数 等 ); 

大 小 和 格式 (如 :字符 串 的 长 度 和 标点 符号 ); 

计量 单位 (如 : 米 . 元 、 纳 秒 ); 

范围 或 可 能 值 的 枚 举 ( 如 :0 一 99)3 

准确 度 ( 正 确 程 度 ) 和 精度 (有 效 数字 位 数 ); 

优先 级 别 、 时 序 ,频率 、 容 量 、 序 列 和 其 他 的 约束 条 件 , 如 :数据 元 素 是 否 可 被 更 新 、 业 务 
规则 是 否 适 用 ; 

保密 性 和 私密 性 的 约束 ; 

来 源 ( 设 置 /发 送 实 体 ) 和 接收 者 (使 用 /接收 实体 ); 


接口 实体 必须 提供 ,存储 ,发送 、 访 问 和 接收 的 数据 元 素 集合 体 ( 记 录 、 消 息 、 文 件 、 显 示 和 报 
表 等 ) 的 特性 ,如 ， 


1) 


2) 
3) 
4) 


5) 
6) 


7) 
8) 


名 称 /标识 符 ; 

a) 项 目 唯一 标识 符 ; 

b) 非 技术 (自然 语言 ) 名 称 ; 

c) ”技术 名 称 ( 如 代码 或 数据 库 的 记录 或 数据 结构 ); 

d) ”缩写 名 或 同 义 名 ; 

数据 元 素 集 合体 中 的 数据 元 宗 及 其 结构 (编号 .次 序 分 组 ); 

媒体 (如 盘 ) 和 媒体 中 数据 元 素 / 数 据 元 素 集 合体 的 结构 ; 

显示 和 其 他 和 输出 的 视听 特性 (如 :颜色 ,布局 .字体 .图 标 和 其 他 显示 元 素 、. 蜂 鸣 声 和 得 
度 等 ); 

数据 元 素 集 合体 之 间 的 关系 。 如 排序 /访问 特性 ; 

优先 级 别 .时序 .频率 .容量 .序列 和 其 他 的 约束 条 件 , 如 :数据 元 素 集 合体 是 否 可 被 修 
改 . 业务 规则 是 否 适用 ; 

保密 性 和 私密 性 约束 ; 

来 源 ( 设 置 /发 送 实体 ) 和 接收 者 (使 用 /接收 实体 ); 


接口 实体 必须 为 接口 使 用 通信 方法 的 特性 。 如 : 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
I 
8) 


项 目 唯一 标识 符 ; 

通信 链接 /带宽 /频率 /媒体 及 其 特性 ; 

消息 格式 化 ; 

流 控 制 (如 :序列 编号 和 缓冲 区 分 配 ) 

数据 传送 速率 ,周期 性 / 非 周 期 性 ,传输 间隔 ; 

路 由 、 寻 址 和 命名 约定 ，; 

传输 服务 ,包括 :优先 级 别 和 等 级 ; . 

安全 性 /保密 性 /私密 性 方面 的 考虑 ,如 :加 密 . 用 户 鉴别 .隔离 和 审核 等 ; 


接口 实体 必须 为 接口 使 用 协议 的 特性 ,如 : 
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1) ”项目 唯一 标识 符 ; 
2) 协议 的 优先 级 别 /层次 ; 
3) 分 组 ,包括 :分 段 和 重组 .路 由 和 寻 址 ; 
4) 合法 性 检查 .错误 控制 和 恢复 过 程 ; 
5) 同步 ,包括 :连接 的 建立 .保持 和 终止 
6) 状态、 标识 ,任何 其 他 的 报告 特征 ; 
g. 其 他 所 需 的 特性 ,如 :接口 实体 的 物理 兼容 性 (大 小 、 容 限 .负荷 .电压 和 接 插件 兼容 性 等 ) 。 
3.y 需求 的 优先 顺序 和 关键 程度 
本 条 应 编号 为 第 3 章 的 最 后 一 条 , ( 若 适 用 ) 应 给 出 本 规格 说 明 中 需求 的 .表明 其 相对 重要 程度 
的 优先 顺序 .关键 程度 或 赋予 的 权 值 ,如 :标识 出 那些 认为 对 安全 性 、 保 密 性 或 私密 性 起 关键 作用 的 
需求 ,以 便 进行 特殊 的 处 理 。 如 果 所 有 需求 具有 相同 的 权 值 ,本 条 应 如 实 描述 。 


4 合格 性 规定 


本 章 定义 一 组 合格 性 方法 ,并 应 对 第 3 章 中 每 个 需求 指定 为 了 确保 需求 得 到 满足 所 应 使 用 的 方 

法 。 可 以 用 表格 形式 提供 该 信息 ,也 可 以 在 第 3 章 的 每 个 需求 中 注 明 其 使 用 方法 。 合格 性 方法 

包括 : | 

a. 演示 ;依赖 于 可 见 的 功能 操作 ,直接 运行 接口 实体 而 不 需要 使 用 仪器 、 专 用 测试 设备 或 进行 
事后 分 析 ; 

b. 测试 :使 用 仪器 或 其 他 专用 测试 设备 运行 接口 实体 为 以 后 的 分 析 收 集 数据 ; 

c， 分 析 ; 对 从 其 他 合格 性 方法 中 获得 的 积累 数据 进行 处 理 , 例 如 测试 结果 的 归 约 、 解 释 或 
推论 ; 

d. 审查 :对 接口 实体 .文档 等 进行 可 视 化 检查 ; 

e. 特殊 的 合格 性 方法 :任何 应 用 到 接口 实体 的 特殊 合格 性 方法 ,如 :专用 工具 .技术 .过 程 、. 设 
施 和 验收 限制 。 


5 需求 可 追踪 性 


本 章 不 适用 于 系统 级 的 接口 实体 。 对 本 文中 的 子 系统 级 或 更 低级 的 接口 实体 ,本 草 应 包括 : 
a. 从 强加 于 本 规格 说 明 中 实体 上 的 每 个 需求 到 它 所 涉及 的 系统 (或 子 系统 ) 需 求 的 可 追踪 性 。 
(该 可 追踪 性 也 可 以 通过 对 第 3 章 中 的 每 个 需求 进行 注释 的 方法 加 以 描述 ); 

注 :每 个 层次 的 系统 细 化 都 可 能 导致 对 更 高 层次 的 需求 不 能 直接 进行 追踪 。 例 如 :建立 多 个 CSCI 的 系统 体系 
结构 设计 可 能 会 产生 有 关 CSCI 如 何 接口 的 需求 ,即使 在 系统 需求 中 没有 覆盖 这 些 接口 。 这 样 的 需求 可 被 
追踪 到 诸如 “系统 实现 "这样 的 一 般 需 求 ,或 被 追踪 到 导致 它们 产生 的 系统 设计 决策 上 。 

b. 从 分 配给 接口 实体 的 并 影响 本 规格 说 明 中 某 个 接口 的 每 个 系统 (或 子 系统 ) 需 求 , 到 本 规格 

说 明 中 涉及 它 的 接口 需求 的 可 追踪 性 。 


6 注解 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信息 (例如 背景 信息 、 词 汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 略语 和 它们 在 本 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 


附录 


附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字母 顺序 (A,B 等 ) 编 排 。 
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7.9 系统 / 子 系统 设计 (结构 设计 ?说 阴 (SSDD) 








说 明 ， 
1.《 系 统 / 子 系统 设计 (结构 设计 ) 说 明 》(SSDD) 描 述 了 系统 或 子 系统 的 系统 级 或 子 系统 级 设计 
与 体系 结构 设计 。SSDD 可 能 还 要 用 《接口 设计 说 明 》(IDD) 和 《数据库 ( 顶 屋 ) 设 计 说 明 》 
(DBDD) 加 以 补充 。 
2. SSDD 连同 相关 的 IDD 和 DBDD 是 构成 进一步 系统 实现 的 基础 。 贯 穿 本 文 的 术语 “系统 "如 
果 适 用 的 话 , 也 可 解释 为 “ 子 系统 ”。 所 形成 的 文档 应 冠 名 为 “系统 设计 说 明 ” 或 子 系统 设计 
说 明 ”。 


系统 / 子 系统 设计 (结构 设计 ) 说 明 的 正文 的 格式 如 下 : 









本 章 分 为 以 下 几 条 。 
1.1 标识 

本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 完整 标识 ,《 若 适用 ) 包 括 标识 号 ,标题 , 缩 略 词语 、 版 本 
号 和 发 布 号 。 
1.2 系统 概述 

本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 , 它 应 包括 :描述 系统 和 软件 的 一 般 特 性 ;概述 系统 
开发 .运行 和 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 、 需 方 、 用 户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当 前 和 计划 中 的 
运行 现场 ; 列 出 其 他 有 关 的 文档 。 
1.3 文档 概述 

本 条 应 概述 本 文档 的 用 途 和 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 或 私密 性 要 求 。 
1.4 基线 

说 明 编 写本 系统 设计 说 明 书 依据 的 设计 基线 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 .标题 .修订 版 本 和 日 期 ,也 应 标识 不 能 通过 正常 的 供 
货 渠 道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 系统 级 设计 决策 


本 章 可 根据 需要 分 条 描述 系统 级 设计 决策 , 即 系统 行为 的 设计 决策 (忽略 其 内 部 实现 ,从 用 户 角 
度 出 发 ,描述 系统 将 怎样 运转 以 满足 需求 ,) 和 其 他 对 系统 部 件 的 选择 和 设计 产生 影响 的 决策 。 如 果 
所 有 这 些 决 策 在 需求 中 明确 指出 或 推迟 到 系统 部 件 的 设计 时 给 出 的 话 , 本 章 应 如 实 陈述 。 对 应 于 指 
定 为 关键 性 需求 (如 安全 性 .保密 性 和 私密 性 需求 ?的 设计 决策 应 在 单独 的 条 中 描述 。 如 果 设 计 决 策 
依赖 于 系统 状态 或 方式 ,应 指明 这 种 依赖 关系 。 应 给 出 或 引用 为 理解 这 些 设 计 所 需要 的 设计 约定 。 
系统 级 设计 决策 例子 如 下 : 
a. 有 关系 统 接 收 的 输入 和 产生 的 输出 的 设计 决策 ,包括 与 其 他 系统 .配置 项 和 用 户 的 接口 (在 
4. 3.x 标识 了 在 本 文档 中 所 要 考虑 的 主题 ) 。 如 果 接 口 设计 说 明 (IDD) 中 给 出 部 分 或 全 部 
该 类 信息 ,在 此 可 以 引用 ; 
b. 对 每 个 输 人 或 条 件 进 行 响应 的 系统 行为 的 设计 决策 ,应 包括 :系统 执行 的 动作 、 听 应 时 间 和 
其 他 性 能 特性 .被 模式 化 的 物理 系统 的 描述 .所 选择 的 方程 式 /算法 /规则 、 对 不 允许 的 输入 
或 条 件 的 处 理 ; 
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c. 系统 数据 库 /数据 文件 如 何 呈 现 给 用 户 的 设计 决策 (在 4. 3.x 标 识 了 本 文档 中 所 要 考虑 的 
主题 )。 如 果 数 据 库 ( 顶 层 ) 设 计 说 明 (DBDD) 中 给 出 部 分 或 全 部 该 类 信息 ,在 此 可 以 引用 ; 

d. 为 满足 安全 性 ,保密 性 和 私密 性 需求 所 选用 的 方法 ; 

e， 硬件 或 硬 软件 系统 的 设计 和 构造 选择 。 如 :物理 矿 寸 .颜色 .形状 .重量 ,材料 和 标 坊 ; 

f.。 为 了 响应 需求 而 作出 的 其 他 系统 级 设计 决策 ,如 为 提供 所 需 的 灵活 性 、 可 用 性 和 可 维护 性 
而 选择 的 方法 。 


4 系统 体系 结构 设计 


本 章 分 条 描述 系统 体系 结构 设计 。 如 果 设 计 的 部 分 或 全 部 依赖 于 系统 状态 或 方式 ,应 指明 这 种 
依赖 关系 。 如 果 设 计 信息 在 多 条 中 出 现 ,可 以 只 描述 一 次 ,而 在 其 他 条 加 以 引用 。 也 和 需 指 出 或 引用 
为 理解 这 些 设计 所 需 的 设计 约定 。 

注 ; 为 简明 起 见 ,本 章 的 找 述 是 把 一 个 系统 直接 组 织 成 由 硬件 配置 项 (HWCD 、 计 算 机 软件 配置 项 (CSCD ,手工 

操作 所 组 成 ,但 应 解释 为 它 涵盖 了 把 一 个 系统 组 织 成 子 系统 , 子 系统 被 组 织 成 由 HWCI、CSCI、 手 工 操 作 组 
成 ,或 其 他 适当 变种 的 情况 。 
4.1 系统 总 体 设 计 
4.1.1 概述 
4.1.1.1 功能 摘 述 

参考 本 系统 的 《系统 / 子 系统 需求 规格 说 明 》, 说 明 对 本 系统 要 实现 的 功能 .性 能 (包括 :响应 时 
间 .安全 性 、 兼 容 性 .可 移植 性 .资源 使 用 等 ) 要 求 。 

4. 1. 1.2 运行 环境 

参考 本 系统 的 《系统 / 子 系统 需求 规格 说 明 》, 简要 说 明 对 本 系统 的 运行 环境 (包括 硬件 环境 和 文 
持 环境 ) 的 规定 。 

4. 1.2 设计 思想 

4. 1.2.1 系统 构思 

说 明 本 系统 设计 的 系统 构思 。 

.2.2 关键 技术 与 算法 

简要 说 明 本 系统 设计 采用 的 关键 技术 和 主要 算法 。 

.2.3 关键 数据 结构 

简要 说 明 本 系统 实现 中 的 最 主要 的 数据 结构 。 

.3 基本 处 理 流 程 

.3.1 系统 流程 图 

用 流程 图 表示 本 系统 的 主要 控制 流程 和 处 理 流 程 。 

.3.2 数据 流程 图 

用 数据 流程 图 表示 本 系统 的 主要 数据 通路 ,并 说 明 处 理 的 主要 阶段 。 
.4 系统 体系 结构 

.4.1 系统 配置 项 

说 明 本 系统 中 各 配置 项 ( 子 系统 .模块 . 子 程序 和 公用 程序 等 ) 的 划分 ,简要 说 明 每 个 配置 项 的 标 
识 符 和 功能 等 (用 一 览 表 和 框图 的 形式 说 明 ) 。 

4. 1.4.2 系统 层次 结构 

分 层次 地 给 出 各 个 系统 配置 项 之 间 的 控制 与 被 控制 关系 。 
4.1.4.3 系统 配置 项 设计 

确定 每 个 系统 配置 项 的 功能 。 若 是 较 大 的 系统 ,可 以 根据 需要 对 系统 配置 项 作 进 一 步 的 划分 及 
设计 。 


4. 


Eo 


4. 


Pr 


4. 
4. 


m= c= 


4. 


EE 


4. 
4. 
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4.1.5 功能 需求 与 系统 配置 项 的 关系 

说 明 各 项 系统 功能 的 实现 同 各 系统 配置 项 的 分 配 关 系 (最 好 用 和 矩阵 图 的 方式 )。 
4.1.6 人工 处 理 过 程 

说 明 在 本 系统 的 运行 过 程 中 包含 的 人 工 处 理 过 程 ( 知 有 的 话 ) 。 
4.2 系统 部 件 


本 条 应 : 


a. 标识 所 有 系统 部 件 (HWCI.CSCI, 手 工 操作 ) ,应 为 每 个 部 件 指定 一 个 项 目 唯一 标识 符 。 

注 ,数据 库 可 作为 一 个 CSCI 或 CSCI 的 一 部 分 进行 处 理 。 

b. 说 明 部 件 之 间 的 静态 (如 组 成 ) 关 系 。 根 据 所 选择 的 设计 方法 学 ,可 能 会 给 出 多 重头 系 。 

c， 陈述 每 个 部 件 的 用 途 , 并 标识 部 件 相对 应 的 系统 需求 和 系统 级 设计 决策 (作为 一 种 变通 ,可 
在 9.a 中 给 出 需求 的 分 配 )。 

d. 标识 每 个 部 件 的 开发 状态 /类 型 ,如果 已 知 的 话 ( 如 新 开发 的 部 件 , 对 已 有 部 件 进 行 重用 的 
部 件 . 对 已 有 设计 进行 重用 的 部 件 、 再 工程 的 已 有 设计 或 部 件 、 为 重用 而 开发 的 部 件 和 计划 
用 于 第 N 开发 阶段 的 部 件 等 等 ), 对 已 有 的 设计 或 部 件 , 此 描述 应 提供 诸如 名 称 、 版 本 、 文 
档 引用 、 地 点 等 标识 信息 。 

e. ”对 被 标识 用 于 该 系统 的 每 个 计算 机 系统 或 其 他 计算 机 硬件 资源 的 集合 ,描述 其 计算 机 硬件 
资源 (如 处 理 器 ,存储 器 .输入 /输出 设备 、. 辅 存 器 .通信 /网 络 设备 )。( 若 适用 ) 每 一 描述 应 
标识 出 使 用 资源 的 配置 项 ,对 使 用 资源 的 每 个 CSCI 说 明 资 源 使 用 分 配 情况 (如 分 配给 CS- 
CI1 20% 的 资源 .给 CSCI2 30% 的 资源 ) ,说 明 在 什么 条 件 下 测量 资源 的 使 用 情况 ,说 明 资 
源 特性 ; 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


计算 机 处 理 器 描述 ,( 若 适用 ) 应 包括 :制造 商 名 称 和 型 号 、 处 理 器 速度 /能 力 .指令 集体 
系 结构 .适用 的 编译 程序 、 字 长 (每 个 计算 机 字 的 位 数 )、 字 符 集 标准 (如 GB 2312、 
GB 18030 等 ) 和 中 断 能 力 等 ; 

存储 器 描述 ,( 若 适用 ) 应 包括 :制造 商 名 称 和 型 号 ,存储 器 大 小 、 类 型 .速度 和 配置 (如 : 
256K 高 速 缓冲 存储 器 、16MB RAM(4MBx4));) 

输入 /输出 设备 描述 ,( 若 适用 ) 应 包括 :制造 商 名 称 和 型 号 .设备 类 型 和 设备 的 速度 或 
能 力 ; 

外 存 描述 ,( 若 适用 ) 应 包括 :制造 商 名 称 和 型 号 、 存 储 器 类 型 .安装 存储 器 的 数量 .存储 


”大 速度; 


通信 /网 络 设备 ,( 若 适用 ) 诸 如 ;调制解调器 ,网 卡 、 集 线 器 \ 网 关 、 电 绕 、 高 速 数据 线 以 
及 这 些 部 件 或 其 他 部 件 的 集合 体 的 描述 。( 车 适用 ) 应 包括 :制造 商 名 称 和 型 号 、 数 据 
传送 速率 /能 力 、 网 络 拓扑 结构 ,传输 技术 、 使 用 的 协议 ; 

(车 适用 ) 每 个 描述 也 应 包括 :增长 能 力 、 诊 断 能 力 以 及 与 本 描述 相关 的 其 他 的 硬件 
能 力 。 


f。 给 出 系统 的 规格 说 明 树 , 即 :用 一 个 图 来 标识 和 说 明 系 统 部 件 已 计划 的 规格 说 明之 间 的 
关系 。 
4.3 执行 概念 
本 条 应 描述 系统 部 件 之 间 的 执行 概念 。 用 图 示 和 说 明 表示 部 件 之 闻 的 动态 关系 , 即 系统 运行 期 
间 它 们 是 如 何 交 互 的 ,( 若 适用 ) 包 括 : 执 行 控制 流 , 数 据 流 , 动 态 控制 序列 ,状态 转换 图 ,时 序 图 ,部 件 
的 优先 级 别 ,中 断 处 理 , 时 序 / 序 列 关 系 , 异 常 处 理 , 并 发 执行 ,动态 分 配 /去 分 配 , 对 象 . 进 程 、 任 务 的 
动态 创建 /删除 ,以 及 动态 行为 的 其 他 方面 。 
4.4 接口 设计 
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本 条 应 分 条 描述 系统 部 件 的 接口 特性 , 它 应 包括 :部 件 之 间 的 接口 及 它们 与 外 部 实体 (如 :其 他 
系统 .配置 项 .用户 ) 之 间 的 接口 。 
注 : 本 层 不 需要 对 这 些 接口 进行 完全 设计 ;提供 本 条 的 目的 是 为 了 把 他 们 作为 系统 体系 结构 设计 的 一 部 分 所 做 
的 接口 设计 决策 记录 下 来 。 如 果 在 接口 设计 说 明 (IDD) 或 其 他 文档 中 含有 部 分 或 全 部 的 该 类 信息 ,可 以 加 
以 引用 。 
4.4.1 接 品 标识 和 图 案 
本 条 用 项 目 唯 一 标识 符 标 识 每 个 接口 ,( 若 适用 ) 并 用 名 称 、. 编 号 .版 本 ,文档 引用 来 指明 接口 实 
体 ( 如 :系统 .配置 项 .用 户 等 )。 该 标识 应 叙述 哪些 实体 具有 固定 接口 特性 (从 而 要 把 接口 需求 强加 
给 接口 实体 ) .哪些 实体 正 被 开发 或 修改 (因而 已 把 接口 需求 强加 于 它们 )。 应 提供 一 个 或 多 个 接口 
图 表 来 描述 这 些 接口 。 
4.4.x “接口 的 项 上 县 唯一 标识 符 ) 
本 条 (从 4.4.2 开始 ) 应 用 项 目 唯 一 标识 符 标识 接口 ,简要 描述 接口 实体 ,并 根据 需要 可 分 条 描 
述 接口 实体 单方 或 双方 的 接口 特性 。 如 果 某 个 接口 实体 不 在 本 文中 (如 ,一 个 外 部 系统 ), 但 其 接口 
特性 需要 在 描述 本 文 叙述 的 接口 实体 时 提 到 , 则 这 些 特性 应 以 假设 ,或 “ 当 [ 未 提 到 实体 3 这 样 做 时 ， 
[本 文 提 及 的 实体 ] 将 ……” 的 形式 描述 。 本 条 可 引用 其 他 文档 (例如 数据 字典 ,协议 标准 和 用 户 接 口 
标准 ) 代 替 本 条 的 描述 信息 。( 若 适用 ) 本 设计 说 明 应 包括 以 下 内 容 , 它 们 可 以 任何 适合 于 要 提供 的 
信息 的 顺序 给 出 ,并 且 应 从 接口 实体 角度 指出 这 些 特性 之 间 的 区 别 ( 例 如 数据 元 素 的 大 小 .频率 或 其 
他 特性 的 不 同期 望 ) : 
a. 接口 实体 分 配给 接口 的 优先 级 别 ; 
b. 要 实现 的 接口 的 类 型 (如 :实时 数据 传送 .数据 的 存储 和 检索 等 ); 
c. 接口 实体 将 提供 存储、 发 送 、. 访 问 和 接收 的 单个 数据 元 素 的 特性 ,如 : 
1) 名称 /标识 符 : 
a) 项目 唯一 标识 符 ; . 
b) 非 技 术 ( 自 然 语 言 ) 名 称 ; 
c) ”标准 数据 元 素 名 称 ; 
d) ”技术 名 称 ( 如 代码 或 数据 库 中 变量 或 字段 名 称 ); 
e) ”缩写 名 或 同 义 名 ; 
2) ”数据 类 型 (字母 数字 字符 ,整数 等 )，; 
3) ”大 小 和 格式 (如 :字符 串 长 度 和 标点 符号 ); 
4) ”计量 单位 (如 : 米 、 元 、 纳 秒 ); 
5) ”范围 或 可 能 值 的 枚 举 ( 如 :0~99); 
6) ”准确 度 ( 正 确 程 度 ) 和 精度 (有 效 数字 位 数 )， 
7) ”优先 级 别 、 时 序 .频率 .容量 .序列 和 其 他 约束 ,如 :数据 元 素 是 否 可 被 更 新 .业务 规则 是 
否 适 用 ; 
8) ”保密 性 和 私密 性 约束 ; 
9) 来 源 ( 设 置 /发 送 实 体 ) 和 接收 者 (使 用 /接收 实体 )。 
d. 接口 实体 必须 提供 、 存 储 、 发 送 , 访 问 、 接 收 的 数据 元 素 集 合体 (记录 消息、 文件 .数组 、 显 
示 、 报 告 等 ) 的 特性 ,如 ; 
1) 名称/ 标识 符 ; 
a)” 供 追 踪 用 的 项 目 唯 一 标识 符 ; 
b) ” 非 技 术 ( 自 然 语 言 ) 名 称 ; 
c) 技术 名 称 ( 如 代码 或 数据 库 的 记录 或 数据 结构 )， 
d) 缩写 名 或 同 义 各; 
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2) 数据 元 素 集合 体 中 的 数据 元 素 及 其 结构 (编号 、. 次 序 和 分 组 ); 
3) 媒体 (如 盘 ) 和 媒体 中 数据 元 素 / 集 合体 的 结构 ; 
4) 显示 和 其 他 输出 的 视听 特性 (如 :颜色 .版 面 设计 .字体 .图 和 其 他 显示 元 彭 、 蜂 鸣 声 以 
及 亮度 ) ; 
5) 数据 元 素 集合 体 之 间 的 关系 。 如 排序 /访问 特性 ; 
6) 优先 级 别 、. 时 序 .频率 ,容量 .序列 和 其 他 约束 ,如 :集合 体 是 否 可 被 修改 .业务 规则 是 否 
适用 ; 
7) 保密 性 和 私密 性 约束 ; 
8) 来 源 (设置 /发 送 实体 7 和 接收 者 (使 用 /接收 实体 ) 。 
e. 接口 实体 为 该 接口 使 用 通信 方法 的 特性 。 如 : 
1) 项 目 唯一 标识 符 ; 
2) ”通信 和 链 路 /带宽 /频率 /媒体 及 其 特性 ， 
3) 消息 格式 化 ; 
4)” 流 控制 (如 ;序列 编号 和 缓冲 区 分 配 ); 
5) 数据 传送 速率 ,周期 性 / 非 周 期 性 和 传输 间 隅 ， 
6) 路 由 . 寻 址 和 命名 约定 ; 
7) 传输 服务 ,包括 :优先 级 别 和 等 级 ; 
8) 安全 性 /保密 性 /私密 性 方面 的 考虑 ,如 :加 密 ,. 用 户 鉴别 . 隅 离 和 审核 。 
f. 接口 实体 为 该 接口 使 用 协议 的 特性 ,如 ， 
1) 项 目 唯 一 标识 符 ; 
2) 协议 的 优先 级 别 /层次 ; 
3) 分 组 ,包括 :分 段 和 重组 、 路 由 和 村 址 ; 
4) 合法 性 检查 .错误 控制 和 恢复 过 程 ; 
5) 同步 ,包括 :连接 的 建立 、 保持、 终止 ; 
6) 状态 .标识 和 其 他 的 报告 特征 。 
g. 其 他 所 需 的 特性 ,如 ;接口 实体 的 物理 兼容 性 (尺寸 、 容 限 .负荷 .电压 和 接 插件 兼容 性 等 )。 


5 运行 设计 

5.1 系统 初始 化 
说 明 本 系统 的 初始 化 过 程 。 

5.2 运行 控制 
a. 说 明 对 系统 施加 不 同 的 外 界 运行 控制 时 所 引起 的 各 种 不 同 的 运行 模块 组 全 ,说 明 每 种 运行 

所 历经 的 内 部 模块 和 支持 软件 ; 

b. 说 明 每 一 种 外 界 运 行 控制 的 方式 方法 和 操作 步 又; 
c. 说 明 每 种 运行 模块 组 合 将 占用 各 种 资源 的 情况 ; 
d. 说 明 系 统 运行 时 的 安全 控制 。 

5.3 运行 结束 
说 明 本 系统 运行 的 结束 过 程 。 


6 系统 出 错 处 理 设计 


6. 1 出 错 信息 
包括 出 错 信 息 表 故障 处 理 技术 等 。 
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6.2 补救 措施 
说 明 故 障 出 现 后 可 能 采取 的 补救 指 施 。 


7 系统 维护 设计 


说 明 为 了 系统 维护 的 方便 ,在 系统 内 部 设计 中 作出 的 安排 。 
7.1 检测 点 的 设计 

说 明 在 系统 中 专门 安排 用 于 系统 检查 与 维护 的 检测 点 。 
7.2 检测 专用 模块 的 设计 

说 明 在 系统 中 专门 安排 用 于 系统 检查 与 维护 的 专用 模块 。 


8 尚 待 解 决 的 问题 


说 明 在 本 设计 中 没有 解决 而 系统 完成 之 前 应 该 解决 的 问题 。 


9 需求 的 可 追踪 性 


本 章 应 包括 : 

a ”从 本 文中 所 标识 的 系统 部 件 到 其 被 分 配 的 系统 需求 之 间 的 可 追踪 性 。( 该 可 追踪 性 也 可 在 
4.2 中 提供 ); 

b. 从 系统 需求 到 其 被 分 配给 的 系统 部 件 之 加 的 可 追踪 性 。 


10 注解 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信息 (例如 背景 信息 、 词 汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 路 语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 


附录 
附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字 母 顺 序 (A,B 等 ) 编 排 。 
7. 10 接口 设计 说 明 (IDD) 


说 明 ， 
1.《 接 口 设计 说 明 》(IDD) 描 述 了 一 个 或 多 个 系统 或 子 系统 ,硬件 配置 项 HWCI .计算 机 软件 配 
置 项 CSCI、 手 工 操作 或 其 他 系统 部 件 的 接口 特性 。 一 个 IDD 可 以 说 明 任 何 数量 的 接口 。 

2. IDD 可 用 于 补充 《系统 / 子 系 统 设 计 ( 结 构 设 计 ) 说 明 》(SSDD)《 软 件 ( 结 构 ) 设 计 说 明 》 
(SDD) 和 《数据 库 ( 顶 层 ) 设 计 说 明 》(DBDD)。IDD 及 其 相伴 的 《接口 需求 规格 说 明 》(IRS) 

用 于 沟通 和 控制 接口 的 设计 决策 。 


接口 设计 说 明 的 正文 的 格式 如 下 : 








引言 


本 章 应 分 以 下 几 条 。 
标识 
本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 、 接 日 实体 和 接口 的 完整 标识 ,( 若 适用 ) 包 括 标识 号 、 标 题 \ 缩 上 略 
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词语 、 版 本 号 发行 号 。 
1.2 系统 概述 

本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 。 它 应 描述 系统 与 软件 的 一 般 性 质 ; 概 述 系 统 开 
发 .运行 和 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 、 需 方 、 用 户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当 前 和 计划 的 运行 
现场 ;并 列 出 其 他 有 关 文 档 。 
1.3 文档 概述 

本 条 应 概括 本 文档 的 用 途 与 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 或 私密 性 要 求 。 
1.4 基线 

说 明 编 写本 系统 设计 说 明 书 所 依据 的 设计 基线 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 .标题 .修订 版 本 和 日 期 。 本 章 也 应 标识 不 能 通过 正 
常 的 供 货 渠 道 获 得 的 所 有 文档 的 来 源 。 
3 接口 设计 
本 章 应 分 条 描述 一 个 或 多 个 系统 . 子 系统 .配置 项 .手工 操作 和 其 他 系统 部 件 的 接口 特性 。 如 果 
设计 的 部 分 或 全 部 依赖 于 系统 状态 或 方式 , 则 应 指出 这 种 依赖 性 。 如 果 设 计 信 息 在 多 条 中 出 现 , 则 
可 只 描述 一 次 ,而 在 其 他 条 加 以 引用 。 如 果 此 信息 的 部 分 或 全 部 在 别处 提供 , 则 此 处 可 以 引用 。 应 
给 出 或 引用 为 了 理解 设计 所 需 的 设计 约定 。 
3.1 接口 标识 和 接口 图 
对 于 1.1 中 所 标识 的 每 个 接口 ,本 条 应 陈述 赋予 该 接口 的 项 目 唯 一 标识 符 ,( 若 适用 ) 并 用 名 字 、 
编号 .版 本 和 文档 引用 等 标识 接口 实体 (系统 .配置 项 ,用户 等 )。 该 标识 应 说 明 哪 些 实体 具有 固定 的 
接口 特性 (因而 要 对 这 些 接口 实体 强加 接口 需求 ) ,哪些 实体 正 被 开发 或 修改 (从 而 已 将 接口 需求 施 
加 于 它们 )。( 若 适用 ) 可 用 一 个 或 多 个 接口 图 来 描述 这 些 接 口 。 
3.x (接口 的 项 目 唯 一 标识 符 ) 
本 条 (从 3.2 开始 编号 ) 应 通过 项 目 唯一 标识 符 标 识 接 口 ,应 简要 标识 接口 实体 ,并 且 应 根据 需 
要 划分 为 几 条 描述 接口 实体 的 单方 或 双方 的 接口 特性 。 如 果 一 给 定 的 接口 实体 本 文 没有 提 及 ( 例 
如 ,一 个 外 部 系统 ), 但 是 其 接口 特性 需要 在 本 文 描述 的 接口 实体 时 提 到 , 则 这 些 特性 应 以 假设 ,或 
“ 当 [ 未 提 到 实体 ] 这 样 做 时 ,[ 被 提 到 的 实体 ] 将 ……” 的 形式 描述 。 本 条 可 引用 其 他 文档 (例如 数据 
字典 .协议 标准 ,用户 接口 标准 ) 代 赫本 条 的 描述 信息 。( 若 适用 ) 本 设计 说 明 应 包括 以 下 内 容 ,它们 
可 按 适合 于 要 提供 的 信息 的 任何 次 序 给 出 ,并 且 应 从 接口 实体 角度 指出 这 些 特性 之 间 的 区 别 ( 例 如 
数据 元 素 的 大 小 、 频 率 或 其 他 特性 的 不 同期 望 )。 
a. 接口 实体 分 配给 接口 的 优先 级 别 ; 
b. 要 实现 的 接口 的 类 型 (如 :实时 数据 传送 .数据 的 存储 和 检索 等 ); 
c， 接口 实体 必须 提供 ,存储 ,发送 .访问 .接收 的 单个 数据 元 素 的 特性 ,如 : 
1) 名 称 /标识 符 ; 
a) ”项 目 唯一 标识 符 ; 
b)〉 韭 技 术 ( 自 然 语 言 ) 名 称 ， 
c) ”标准 数据 元 素 名 称 ; 
d) ”技术 名 称 (如 代码 或 数据 库 中 的 变量 或 字段 名 称 ); 
e) ”缩写 名 或 同 义 名 ; 
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数据 类 型 (字母 数字 .整数 等 ); 

大 小 和 格式 (如 :字符 串 的 长 度 和 标点 符号 ); 

计量 单位 (如 : 米 ,元 , 纳 , 秒 ); 

范围 或 可 能 值 的 枚 举 ( 如 :0~99); 

准确 度 ( 正 确 程 度 ) 和 精度 (有 效 数字 位 数 )， 

优先 级 别 、 时 序 、 频 率 、 容 量 、 序 列 和 其 他 的 约束 条 件 , 如 ;数据 元 素 是 否 可 被 更 新 和 业 
务 规则 是 否 适 用 ; 

保密 性 和 私密 性 的 约束 ， 

来 源 ( 设 置 /发 送 实体 ) 和 接收 者 (使 用 /接收 实体 ); 


接口 实体 必须 提供 、 存 储 、 发 送 、 访 问 和 接收 的 数据 元 素 集 合体 (记录 消息、 文件 ,显示 和 报 
表 等 ) 的 特性 ,如 : 


1) 


2) 
3) 
4) 


5) 
6) 


7) 
8) 


名 称 / 标 识 符 ; 

a) 项 目 唯一 标识 符 ; 

b) 非 技术 (自然 语言 ) 名 称 ; 

c) 技术 名 称 ( 如 代码 或 数据 库 的 记录 或 数据 结构 )， 

d) ”缩写 名 或 同 义 名 ; 

数据 元 素 集 合体 中 的 数据 元 素 及 其 结构 (编号 、 次 序 和 分 组 ); 

媒体 (如 盘 ) 和 媒体 中 数据 元 素 / 数 据 元 素 集 合体 的 结构 ; 

显示 和 其 他 输出 的 视听 特性 (如 :颜色 、 布 局. 字体、 图 标 和 其 他 显示 元 素 、 蜂 鸣 声 .亮度 
等 ); 

数据 元 系 集 合体 之 间 的 关系 ,如 排序 /访问 特性 ! 

优先 级 别 .时 序 .频率 ,容量 .序列 和 其 他 的 约束 条 件 , 如 :数据 元 素 集合 体 是 否 可 被 修 
改 `. 业务 规则 是 否 适 用 ; 
保密 性 和 私密 性 约束 ; 

来 源 ( 设 置 /发 送 实体 ) 和 接收 者 (使 用 /接收 实体 ); 


接口 实体 必须 为 接口 使 用 通信 方法 的 特性 。 如 : 


1) 
2) 
3) 
) 
5) 
6) 
7) 
8) 


由 


项 目 唯 一 标识 符 ; 

通信 链接 /带宽 /频率 /媒体 及 其 特性 ; 

消息 格式 化 ; 

流 控制 (如 :序列 编号 和 缓冲 区 分 配 ); 

数据 传送 速率 ,周期 性 / 非 周 期 性 ,传输 间隔 ， 

路 由 、 寻 址 、 命 名 约定 ; 

传输 服务 , 包 插 优先 级 别 和 等 级 ; 

安全 性 /保密 性 /私密 性 方面 的 考虑 ,如 ;加 密 、 用 户 鉴 别 、 隔 离 和 审核 等 ， 


接口 实体 必须 为 接口 使 用 协议 的 特性 ,如 ， 


1) 
2) 
3) 
4) 
5 ) 
6) 


项 目 唯 一 标识 符 ; 

协议 的 优先 级 别 /层次 

分 组 ,包括 分 段 和 重组 、 路 由 、 寻 址 ; 
合法 性 检查 .错误 控制 和 恢复 过 程 ; 
同步 ,包括 连接 的 建立 、 维 护 、 终 目 ; 
状态 ,标识 ,任何 其 他 的 报告 特征 ; 


其 他 所 需 的 特性 ,如 :接口 实体 的 物理 兼容 性 (尺寸 、 容 限 、 负 荷 .电压 和 接 插件 兼容 性 等 )。 
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4 需求 的 可 追踪 性 


本 章 应 包括 : 
a. 从 本 文 提 到 的 每 个 接口 实体 到 该 实体 的 接口 设计 所 涉及 的 系统 或 CSCI 需求 的 可 追踪 性 ; 
b. 从 影响 本 IDD 所 覆盖 的 接口 的 每 个 系统 或 CSCI 需求 到 涉及 它 的 接口 实体 的 可 追踪 性 。 


5 注解 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文 稍 的 一 般 信息 (例如 背景 信息 \ 词 汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 所 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 略语 和 它们 在 本 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 


附录 


附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字 母 顺 序 (A,B 等 ) 编 排 。 


7. 11 软件 需求 规格 说 明 (SRS) 





.《 软 件 需求 规格 说 明 》CSRS) 描 述 对 计算 机 软件 配置 项 CSCI 的 需求 ,及 确保 每 个 要 求 得 以 满 
足 的 所 使 用 的 方法 。 涉 及 该 CSCI 外 部 接口 的 需求 可 在 本 SRS 中 给 出 ; 或 在 本 SRS 引用 的 
一 个 或 多 个 《接口 需求 规格 说 明 》(IRS) 中 给 出 。 

. 这 个 SRS ,可 能 还 要 用 IRS 加 以 补充 ,是 CSCI 设计 与 合格 性 测试 的 基础 。 


软件 需求 规格 说 明 的 正文 的 格式 如 下 ， 





1 范围 , 


本 章 应 分 为 以 下 有 条， 
1.1 标识 

本 条 应 应 和 本 文档 和 用 的 系统 和 坎 人 的 完整 标识 车 适 用) 包括 标识 号 \ 标 题 . 缩 略 词语 、 版 本 
号 和 发 行 导 。 
1.2 系统 概述 

pp 一 般 特性 ;概述 系统 开发 、 
运行 和 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 . 需 方 、 用 户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当前 和 计划 的 运行 现 


场 ; 列 出 其 他 有 关 的 文档 。 
1.3 文档 概述 

本 条 应 概述 本 文档 的 用 途 和 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 或 私密 性 要 求 。 
1.4 基线 

说 明 编 写本 系统 设计 说 明 书 所 依据 的 设计 基线 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 .标题 .修订 版 本 和 发 行 日 期 ,也 应 标识 不 能 通过 正常 
的 供 货 渠道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 





54 


GB/T 8567 一 2006 


3 需求 


本 章 应 分 以 下 几 条 描述 CSCI 需求 ,也 就 是 ,构成 CSCI 验收 条 件 的 CSCI 的 特性 。CSCI 需求 是 
为 了 满足 分 配给 该 CSCI 的 系统 需求 所 形成 的 软件 需求 。 给 每 个 需求 指定 项 目 唯一 标识 符 以 支持 
测试 和 可 追踪 性 。 并 以 一 种 可 以 定义 客观 测试 的 方式 来 陈述 需求 。 如 果 每 个 需求 有 关 的 合格 性 方 
法 ( 见 第 4 章 ) 和 对 系统 ( 若 适 用 , 子 系 统 ) 需 求 的 可 追踪 性 ( 见 5. a 条 ) 在 相应 的 章 中 没有 提供 , 则 在 
此 进行 注解 。 描 述 的 详细 程度 遵循 以 下 规则 :应 包含 构成 CSCI 验收 条 件 的 那些 CSCI 特性 , 需 方 愿 
意 推迟 到 设计 时 留 给 开发 方 说 明 的 那些 特性 。 如 果 在 给 定 条 中 没有 需求 的 话 , 本 条 应 如 实 陈述 。 如 
果 某 个 需求 在 多 条 中 出 现 ,可 以 只 陈述 一 次 而 在 其 他 条 直接 引用 。 
3.1 所 需 的 状态 和 方式 

如 果 需 要 CSCI 在 多 种 状态 和 方式 下 运行 , 且 不 同 状态 和 方式 具有 不 同 的 需求 的 话 , 则 要 标识 
和 定义 每 一 状态 和 方式 ,状态 和 方式 的 例子 包括 ;空闲 ,准备 就 绪 、 活 动 .事后 分 析 、 培 训 、 降 级 、 紧 急 
情况 和 后 备 等 。 状 态 和 方式 的 区 别 是 任意 的 ,可 以 仅 用 状态 描述 CSCI, 也 可 以 仅 用 方式 .方式 中 的 
状态 .状态 中 的 方式 或 其 他 有 效 方式 描述 。 如 果 不 需要 多 个 状态 和 方式 ,不 需 人 为 加 以 区 分 ,应 如 实 
陈述 ;如 果 需 要 多 个 状态 或 方式 ,还 应 使 本 规格 说 明 中 的 每 个 需求 或 每 组 需求 与 这 些 状态 和 方式 相 
关联 ,关联 可 在 本 条 或 本 条 引用 的 附录 中 用 表格 或 其 他 的 方法 表示 ,也 可 在 需求 出 现 的 地 方 加 以 


3.2.1 目标 
a. 本 系统 的 开发 意图 ,应 用 目标 及 作用 范围 ( 现 有 产品 存在 的 问题 和 建议 产品 所 要 解决 的 
问题 )。 
b. 本 系统 的 主要 功能 .处理 流 程 .数据 流程 及 简要 说 明 ，。 
c. 表示 外 部 接口 和 数据 流 的 系统 高 层次 图 。 说 明 本 系统 与 其 他 相关 产品 的 关系 ,是 独立 产品 
还 是 一 个 较 大 产品 的 组 成 部 分 (可 用 方 框图 说 明 )。 
3.2.2 运行 环境 
简要 说 明 本 系统 的 运行 环境 (包括 硬件 环境 和 文 持 环境 ) 的 规定 。 
3.2.3 用 户 的 特点 
说 明 是 哪 一 种 类 型 的 用 户 ,从 使 用 系统 来 说 ,有 些 什 么 特点 。 
3.2.4 关键 点 
说 明 本 软件 需求 规格 说 明 书 中 的 关键 点 (例如 :关键 功能 .关键 算法 和 所 涉及 的 关键 技术 等 ) 。 
3.2.5 约束 条 件 
列 出 进行 本 系统 开发 工作 的 约束 条 件 。 例 如 :经 费 限制 .开发 期 限 和 所 采用 的 方法 与 技术 ,以 及 
政治 、 社 会 ,文化 、 法 律 等 。 
3.3 需求 规格 
3.3.1 软件 系统 总 体 功 能 /对 象 结构 
对 软件 系统 总 体 功 能 /对 象 结构 进行 描述 ,包括 结构 图 .流程 图 或 对 象 图 。 
3.3.2 软件 子 系统 功能 /对 象 结构 
对 每 个 主要 子 系统 中 的 基本 功能 模块 /对 象 进行 描述 ,包括 结构 图 .流程 图 或 对 象 图 。 
3.3.3 描述 约定 
通常 使 用 的 约定 描述 (数学 符号 .度量 单位 等 ) 。 
3.4 CSCI 能 力 需 求 
本 条 应 分 条 详细 描述 与 CSCI 每 一 能 力 相 关联 的 需求 .。“ 能 力 ” 被 定义 为 一 组 相关 的 需求 。 可 
以 用 “功能 ” “性 能 ”、“ 主 题 *“ 目 标 ” 或 其 他 适合 用 来 表示 需求 的 词 来 替代 “能 力 ”。 


55 


GB/T 8567 一 2006 


3.4.X (CSCI 能 力 ) 
本 条 应 标识 必需 的 每 一 个 CSCI 能 力 , 并 详细 说 明 与 该 能 力 有 关 的 需求 。 如 果 该 能 力 可 以 更 清 
晰 地 分 解 成 若干 子 能 力 , 则 应 分 条 对 子 能 力 进行 说 明 。 该 需求 应 指出 所 需 的 CSCI 行为 ,包括 运用 
的 参数 ,如 响应 时 间 .吞吐 时 间 、 其 他 时 限 约 束 、 序 列 精度、 容量 (大 小 /多 少 ) .优先 级 别 .连续 运行 需 
求 .和 基于 运行 条 件 的 允许 偏 益 :( 若 适用 ) 需 求 还 应 包括 在 异常 条 件 . 非 许可 条 件 或 越界 条 件 下 所 需 
的 行为 ,错误 处 理 需 求 和 任何 为 保证 在 紧急 时 刻 运行 的 连续 性 而 引入 到 CSCI 中 的 规定 。 在 确定 与 
CSCI 所 接收 的 输入 和 CSCI 所 产生 的 输出 有 关 的 需求 时 ,应 考虑 在 本 文 3. 5. x 给 出 要 考虑 的 主题 
列表 。 
对 于 每 一 类 功能 或 者 对 于 每 一 个 功能 ,需要 具体 描写 其 输入 .处 理 和 输出 的 需求 。 
a. 说 明 
描述 此 功能 要 达到 的 目标 .所 采用 的 方法 和 技术 ,还 应 清楚 说 明 功 能 意图 的 由 来 和 月 基 。 
b. 输入 
包括 : . 
1) 详细 描述 该 功能 的 所 有 输入 数据 ,如 :输入 源 、 数 量 、 度 量 单位 .时 间 设 定 和 有 效 输 入 范 
围 等 。 
2) 指明 引用 的 接口 说 明 或 接口 控制 文件 的 参考 资料 。 
c. 处 理 
定义 对 输入 数据 .中 间 参 数 进行 处 理 以 获得 预期 输出 结果 的 全 部 操作 。 包 括 : 
1) 输入 数据 的 有 效 性 检查 。 
2) 操作 的 顺序 ,包括 事件 的 时 间 设 定 。 
3) 异常 情况 的 响应 ,例如 ,溢出 .通信 故障 .错误 处 理 等 。 
4) 受 操 作 影 响 的 参数 。 
5) 用 于 把 输入 转换 成 相应 输出 的 方法 。 
6) 输出 数据 的 有 效 性 检查 。 
d. 输出 
1) 详细 说 明 该 功能 的 所 有 输出 数据 ,例如 ,输出 目的 地 数量、 度量 单 位 .时 间 关 系 、 有 效 
输出 范围 .非法 值 的 处 理 , 出 错 信 息 等 。 : 
2) 有 关 接 口 说 明 或 接口 控制 文件 的 参考 资料 。 
3.5 CSCI 外 部 接口 需求 
本 条 应 分 条 描述 CSCI 外 部 接口 的 需求 。( 如 有 ) 本 条 可 引用 一 个 或 多 个 接口 需求 规格 说 明 
(IRS) 或 包含 这 些 需 求 的 其 他 文档 。 
外 部 接口 需求 ,应 分 别 说 明 : 
a。 ”用户 接口 ; 
b. 硬件 接口 ; 
c， 软件 接口 ; 
d. 通信 接口 
的 需求 。 
3.5.1 接口 标识 和 接口 图 
本 条 应 标识 所 需 的 CSCI 外 部 接口 ,也 就 是 CSCI 和 与 它 共 享 数 据 、 向 它 提供 数据 或 与 它 交 换 数 
据 的 实体 的 关系 。( 若 适用 ) 每 个 接口 标识 应 包括 项 目 唯 一 标识 符 , 并 应 用 名 称 .序号 .版 本 和 引用 文 
件 指 明 接 口 的 实体 (系统 .配置 项 .用户 等 )。 该 标识 应 说 明 哪 些 实 体 具 有 固定 的 接口 特性 (因而 要 对 
这 些 接口 实体 强加 接口 需求 ) , 娜 些 实体 正 被 开发 或 修改 (从 而 接口 需求 已 施加 给 它们 )。 可 用 一 个 
或 多 个 接口 图 来 描述 这 些 接口 。 
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3.5.x (接口 的 项 目 崔 一 标识 符 ) 
本 条 (从 3.5.2 开始 ) 应 通过 项 目 唯一 标识 符 标 识 CSCI 的 外 部 接口 ,简单 地 标识 接口 实体 , 根 
据 需 要 可 分 条 描述 为 实现 该 接口 而 强加 于 CSCI 的 需求 。 该 接口 所 涉及 的 其 他 实体 的 接口 特性 应 
以 假设 或 “ 当 ( 未 提 到 实体 ) 这 样 做 时 ,CSCI 将 ……” 的 形式 描述 ,而 不 描述 为 其 他 实体 的 需求 。 本 条 
可 引用 其 他 文档 (如 :数据 字典 .通信 协议 标准 .用 户 接口 标准 ?代替 在 此 所 描述 的 信息 。《{《 寿 适用) 需 
求 应 包括 下 列 内 容 , 它 们 以 任何 适合 于 需求 的 顺序 提供 ,并 从 接口 实体 的 角度 说 明 这 些 特性 的 区 别 
(如 对 数据 元 素 的 大 小 、 频 率 或 其 他 特性 的 不 同期 望 ): 
a. CSCI 必须 分 配给 接口 的 优先 级 别 ; 
b. 要 实现 的 接口 的 类 型 的 需求 (如 :实时 数据 传送 .数据 的 存储 和 检索 等 ); 
c， CSCI 必须 提供 ,存储 、 发 送 ,访问 ,接收 的 单个 数据 元 素 的 特性 ,如 : 
1) 名称/ 标识 符 ; 
a) 项 目 唯 一 标识 符 ， 
b) 非 技 术 ( 自 然 语 言 ) 名 称 ; 
c) 标准 数据 元 素 名 称 ; 
d) ”技术 名 称 ( 如 代码 或 数据 库 中 的 变量 或 字段 名 称 )， 
es) ”缩写 名 或 同 义 名 ; 
2) 数据 类 型 (字母 数字 ,整数 等 ); 
3) ”大 小 和 格式 (如 :字符 串 的 长 度 和 标点 符号 ); 
4) ”计量 单位 (如 : 米 \ 元 、 纳 秒 ); 
5) ”范围 或 可 能 值 的 枚 举 ( 如 :0~99)，} 
6) ”准确 度 ( 正 确 程 度 ) 和 精度 (有 效 数字 位 数 ); 
7) 优先 级 别 、 时 序 ,频率 、 容 量 、 序 列 和 其 他 的 约束 条 件 , 如 :数据 元 素 是 否 可 被 更 新 和 业 
务 规则 是 否 适 用 ， 
8) 保密 性 和 私密 性 的 约束 ; 
9) 来 源 (设置 /发 送 实体 ) 和 接收 者 (使 用 /接收 实体 ); 
d. CSCI 必须 提供 .存储 发送、 访问 、 接 收 的 数据 元 素 集合 体 人 记录、 消息, 文件 .显示 和 报表 
等 ) 的 特性 ,如 : 
1) 名 称 / 标 识 符 ; 
a) 项 目 唯一 标识 符 ; 
b) 非 技术 (自然 语言 ) 名 称 ; 
c) ”技术 名 称 ( 如 代码 或 数据 库 的 记录 或 数据 结构 ); 
d) ”缩写 名 或 同 义 名 ; 
2〉 ”数据 元 素 集 合体 中 的 数据 元 素 及 其 结构 (编号 次序、 分 组 ); 
3) ”媒体 (如 盘 ) 和 媒体 中 数据 元 素 / 数 据 元 素 集 合体 的 结构 ; 
4) 显示 和 其 他 输出 的 视听 特性 (如 :颜色 布局. 字体、 图标 和 其 他 显示 元 素 、. 蜂 鸣 占 以 及 
亮度 等 ) ; 
5) 数据 元 素 集 合体 之 间 的 关系 。 如 排序 /访问 特性 ; 
6) 优先 级 别 、. 时 序 .频率 ,容量 . 序 列 和 其 他 的 约束 条 件 , 如 :数据 元 素 集合 体 是 否 可 被 修 
改 和 业务 规则 是 否 适 用 ; 
7) 保密 性 和 私密 性 约束 ; 
8) ”来 源 ( 设 置 /发 送 实 体 ) 和 接收 者 (使 用 /接收 实体 ); 
.，e. CSCI 必须 为 接口 使 用 通信 方法 的 特性 。 如 : 
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1) ”项目 唯一 标识 符 ; 
2) 通信 链接 /带宽 /频率 /媒体 及 其 特性 
3) 消息 格式 化 ; 
4) 流 控制 (如 :序列 编号 和 缓冲 区 分 配 ); 
5) 数据 传送 速率 ,周期 性 / 非 周期 性 ,传输 间隔 ; 
6) ”路 由 、 寻 址 、 命 名 约定 ; 
7) 传输 服务 ,包括 优先 级 别 和 等 级 ; 
8) 安全 性 /保密 性 /私密 性 方面 的 考虑 ,如 :加 密 . 用 户 鉴别 .隔离 和 审核 等 
f CSCI 必须 为 接口 使 用 协议 的 特性 ,如 : 
1) 项目 唯一 标识 符 ; 
2) ”协议 的 优先 级 别 /层次 ; 
3) 分 组 ,包括 分 段 和 重组 .路 由 和 寻 址 ; 
4) 合法 性 检查 .错误 控制 和 恢复 过 程 ; 
5) 同步 ,包括 连接 的 建立 .维护 和 终止 ; 
6) 状态 .标识 .任何 其 他 的 报告 特征 ; 
g. ”其 他 所 需 的 特性 ,如 :接口 实体 的 物理 兼容 性 (尺寸 、 容 限 、 负 荷 . 电 压 和 接 插件 兼容 性 等 )。 
3.6 CSCI 内 部 接口 需求 
本 条 应 指明 CSCI 内 部 接口 的 需求 (如 有 的 话 )。 如 果 所 有 内 部 接口 都 留待 设计 时 决定 , 则 需 在 
此 说 明 这 一 事实 。 如 果 要 强加 这 种 需求 , 则 可 考虑 本 文档 的 3. 5 给 出 的 一 个 主题 列表 。 
3.7 CSCI 内 部 数据 需求 
本 条 应 指明 对 CSCI 内 部 数据 的 需求 , (车 有 ) 包 括 对 CSCI 中 数据 座 和 数据 文件 的 需求 。 如 果 
所 有 有 关内 部 数据 的 决策 都 留待 设计 时 决定 , 则 需 在 此 说 明 这 一 事实 。 如 果 要 强加 这 种 需求 , 则 可 
考虑 在 本 文档 的 3.5. x,c 和 3. 5. x.d 给 出 的 一 个 主题 列表 。 
3.8 适应 性 需求 
( 若 有 ) 本 条 应 指明 要 求 CSCI 提供 的 .依赖 于 安装 的 数据 有 关 的 需求 (如 :依赖 现场 的 经 纬度 ) 
和 要 求 CSCI 使 用 的 .根据 运行 需要 进行 变化 的 运行 参数 (如 :表示 与 运行 有 关 的 目标 篆 量 或 数据 记 
录 的 参数 ) 。 
3.9 保密 性 需求 
( 若 有 ) 本 条 应 描述 有 关 防 止 对 人 员 、 财 产 , 环 境 产生 潜在 的 危险 或 把 此 类 危险 减少 到 最 低 的 
CSCI 需求 ,包括 :为 防止 意外 动作 (如 意外 地 发 出 “自动 导航 关闭 ”命令 ) 和 无 效 动作 (发 出 一 个 想 要 
的 “自动 导航 关闭 ”命令 时 失败 )CSCI 必须 提供 的 安全 措施 。 
3.10 保密 性 和 私密 性 需求 
( 若 有 ) 本 条 应 指明 保密 性 和 私密 性 的 CSCI 需求 ,包括 :CSCI 运行 的 保密 性 /私密 性 环境 、 提 供 
的 保密 性 或 私密 性 的 类 型 和 程度 .CSCI 必须 经 受 的 保密 性 /私密 性 的 风险 减少 此 类 危险 所 第 的 安 
全 措施 .CSCI 必须 遵循 的 保密 性 /私密 性 政策 ,CSCI 必须 提供 的 保密 性 /私密 性 审核 ,保密 性 /私密 
性 必须 遵循 的 确证 /认可 准则 。 
3.11 CSCI 环境 需求 
( 若 有 ) 本 条 应 指明 有 关 CSCI 必须 运行 的 环境 的 需求 。 例 如 ,包括 用 于 CSCI 运行 的 计算 机 硬 
件 和 操作 系统 (其 他 有 关 计 算 机 资源 方面 的 需求 在 下 条 中 描述 )。 
3. 12 ”计算 机 资源 需求 
本 条 应 分 以 下 各 条 进行 描述 。 
3. 12.1 计算 机 硬件 需求 
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本 条 应 描述 CSCI 使 用 的 计算 机 硬件 需求 ,( 若 适用 ) 包 括 : 各 类 设备 的 数量 ,处理 器 ,存储 器 、 输 
入 /输出 设备 .辅助 存储 器 、 通信/ 网 络 设备 和 其 他 所 需 的 设备 的 类 型 ,大 小 .容量 及 其 他 所 要 求 的 
特征 。 
3. 12.2 计算 机 硬件 资源 利用 需求 

本 条 应 描述 CSCI 计算 机 硬件 资源 利用 方面 的 需求 ,如 :最 大 许可 使 用 的 处 理 器 能 力 .存储 器 容 
量 , 输 入 /输出 设备 能 力 .辅助 存储 器 容量 、 通 信 / 网 络 设备 能 力 。 措 述 ( 如 每 个 计算 机 硬件 资源 能 力 
的 百分比 ) 还 包括 测量 资源 利用 的 条 件 。 
3. 12.3 ”计算 机 软件 需求 

本 条 应 描述 CSCI 必须 使 用 或 引入 CSCI 的 计算 机 软件 的 需求 ,例如 包括 :操作 系统 数据 库 管 
理 系 统 .通信 /网 络 软 件 、 实 用 软件 .输入 和 设备 模拟 器 、 测 试 软件 .生产 用 软件 。 必 须 提供 每 个 软件 
项 的 正确 名 称 、 版 本 、 文 档 引 用 ，。 : 
3. 12.4 计算 机 通信 需求 

本 条 应 描述 CSCI 必须 使 用 的 计算 机 通信 方面 的 需求 ,例如 包括 :连接 的 地 理 位 置 .配置 和 网 络 
拓扑 结构 .传输 技术 .数据 传输 速率 .网 关 、 要 求 的 系统 使 用 时 间 .传送 /接收 数据 的 类 型 和 容量 、 传 
送 /接收 /响应 的 时 间 限 制 、 数 据 的 峰值 .诊断 功能 。 
3. 13 ”软件 质量 因素 

( 若 有 ) 本 条 应 描述 合同 中 标识 的 或 从 更 高 层次 规格 说 明 派生 出 来 的 对 CSCI 的 软件 质量 方面 
的 需求 ,例如 包括 有 关 CSCI 的 功能 性 (实现 全 部 所 需 功 能 的 能 力 ) .可 靠 性 (产生 正确 .一 致 结果 的 
能 力 ) .可 维护 性 (易于 更 正 的 能 力 )、 可 用 性 (需要 时 进行 访问 和 操作 的 能 力 ) .灵活 性 (易于 适应 需求 
变化 的 能 力 ) ,可 移植 性 (易于 修改 以 适应 新 环境 的 能 力 ) ,可 重用 性 (可 被 多 个 应 用 使 用 的 能 力 )、 可 
测试 性 (易于 充分 测试 的 能 力 )、 吻 用 性 (易于 学 习 和 使 用 的 能 力 ) 以 及 其 他 属性 的 定量 过 
3.14 设计 和 实现 的 约束 

( 基 有 ) 本 条 应 描述 约束 CSCI 设计 和 实现 的 那些 需求 。 这 此 需求 可 引用 迁 当 的 标准 和 站 和、 
例如 需求 包括 : 

a， 特殊 CSCI 体系 结构 的 使 用 或 体系 结构 方面 的 需求 ,例如 : 需要 的 数据 库 和 其 他 软件 配置 

项 ;标准 部 件 、. 现 有 的 部 件 的 使 用 ; 需 方 提供 的 资源 (设备 信息、 软件 ) 的 使 用 ; 
b， 特殊 设计 或 实现 标准 的 使 用 ;特殊 数据 标准 的 使 用 ;特殊 编程 语言 的 使 用 ; 
为 支持 在 技术 、 风 险 或 任务 等 方面 预期 的 增长 和 变更 区 域 ,必须 提供 的 灵活 性 和 可 扩展 性 。 

3. 15 数据 

说 明 本 系统 的 输入 .输出 数据 及 数据 管 砚 能 力 方 面 的 要 求 (处 理 量 .数据 基 )， 
3.16 操作 1 

说 明 本 系统 在 常规 操作 、 特 殊 操作 以 及 初始 化 操作 ,恢复 操作 等 方面 的 要 求 。 
3. 17 故障 处 理 

说 明 本 系统 在 发 生 可 能 的 软 硬 件 故障 时 ,对 故障 处 理 的 要 求 。 包 括 : 

a， 说 明 属 于 软件 系统 的 问题 ; 

b.。 给 出 发 生 错 误 时 的 错误 信息 ; 

c。 说 明 发 生 错误 时 可 能 采取 的 补救 措施 。 
3.18 算法 说 明 

用 于 实施 系统 计算 功能 的 公式 和 算法 的 描述 。 包 括 : 

a. 每 个 主要 算法 的 概况 

b. 用 于 每 个 主要 算法 的 详细 公式 。 
3. 19 有 关 人 员 需 > 
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(车 有 ) 本 条 应 描述 与 使 用 或 支持 CSCI 的 人 员 有 关 的 需求 ,包括 人 员 数 量 、 技 能 等 级 、 责 任期 、 
培训 需求 .其 他 的 信息 。 如 :同时 存在 的 用 户 数量 的 需求 ,内 在 帮助 和 培训 能 力 的 需求 ,( 若 有 ) 还 应 
包括 强加 于 CSCI 的 人 力行 为 工程 需求 ,这 些 需 求 包 括 对 人 员 在 能 力 与 局 限 性 方面 的 考虑 :在 正常 
和 极端 条 件 下 可 预测 的 人 为 错误 ,人 为 错误 造成 严重 影响 的 特定 区 域 ,例如 包括 错误 消息 的 颜色 和 
持续 时 间 .关键 指示 器 或 关键 的 物理 位 置 以 及 听觉 信和 号 的 使 用 的 需求 。 

3.20 有 关 培 训 需 求 

( 若 有 ) 本 条 应 描述 有 关 培 训 方 面 的 CSCI 需 求 。 包 括 : 在 CSCI 中 包含 的 培训 软件 。 
3.21 有 关 后 勘 需求 

( 若 有 ) 本 条 应 描述 有 关 后 勤 方面 的 CSCI 需求 ,包括 :系统 维护 、 软 件 支持 .系统 运输 方式 .供应 
系统 的 需求 .对 现 有 设施 的 影响 、 对 现 有 设备 的 影响 。 

3.22 其 他 需求 

(大 有 ) 本 条 应 撒 述 在 以 上 各 条 中 没有 涉及 到 的 其 他 CSCI 需求 。 
3.23 包装 需求 

( 若 有 ) 本 条 应 描述 需 交 付 的 CSCI 在 包装 .加 标签 和 处 理 方面 的 需求 (如 用 确定 方式 标记 和 包 
装 8 磁道 磁带 的 交付 ) 。( 若 适用 ) 可 引用 适当 的 规范 和 标准 。 

3.24 ”需求 的 优先 次 序 和 关键 程度 

( 若 适 用 ) 本 条 应 给 出 本 规格 说 明 中 需求 的 .表明 其 相对 重要 程度 的 优先 顺序 .关键 程度 或 赋予 
的 权 值 ,如 :标识 出 那些 认为 对 安全 性 ,保密 性 或 私密 性 起 关键 作用 的 需求 ,以 便 进行 特殊 的 处 理 。 
如 果 所 有 需求 具有 相同 的 权 值 ,本 条 应 如 实 陈述 。 


4 合格 性 规定 


本 章 定 义 一 组 合格 性 方法 ,对 于 第 3 章 中 每 个 需求 ,指定 所 使 用 的 方法 ,以 确保 需求 得 到 满足 。 
可 以 用 表格 形式 表示 该 信息 ,也 可 以 在 第 3 章 的 每 个 需求 中 注 明 要 使 用 的 方法 。 合 格 性 方法 包括 : 

a 演示 :运行 依赖 于 可 见 的 功能 操作 的 CSCI 或 部 分 CSCI, 不 需要 使 用 仪器 ,专用 测试 设备 或 
进行 事后 分 析 

b. 测试 ;使 用 仪器 或 其 他 专用 测试 设备 运行 CSCI 或 部 分 CSCI, 以 便 采 集 数据 供 事后 分 析 
使 用 ; 

c. 分 析 : 对 从 其 他 合格 性 方法 中 获得 的 积累 数据 进行 处 理 , 例 如 测试 结果 的 归 约 ,解释 或 
推 斯 ; 

d. 和 审查 :对 CSCI 代码, 文档 等 进行 可 视 化 检查 ; 

e.。 特殊 的 合格 性 方法 。 任 何 应 用 到 CSCI 的 特殊 合格 性 方法 ,如 :专用 工具 .技术 .过 程 、 设 
施 、 验 收 限制 。 


5 需求 可 追踪 性 


本 章 应 包括 : 

a. 从 本 规格 说 明 中 每 个 CSCI 的 需求 到 其 所 涉及 的 系统 (或 子 系统 ) 需 求 的 可 追踪 性 。( 该 可 

追踪 性 也 可 以 通过 对 第 3 章 中 的 每 个 需求 进行 注释 的 方法 加 以 描述 ) 

注 :每 一 层次 的 系统 细 化 可 能 导致 对 更 高 层次 的 需求 不 能 直接 进行 追踪 。 例 如 :建立 多 个 CSCI 的 系统 体系 结 
构 设计 可 能 会 产生 有 关 CSCI 之 间接 口 的 需求 ,而 这 些 接口 需求 在 系统 需求 中 并 没有 被 覆盖 ,这样 的 需求 可 
以 被 追踪 到 诸如 ”系统 实现 ”这 样 的 一 般 需 求 ,或 被 追踪 到 导致 它们 产生 的 系统 设计 决策 上 。 

b. 从 分 配 到 被 本 规格 说 明 中 的 CSCI 的 每 个 系统 (或 子 系统 ) 需 求 到 涉及 它 的 CSCI 需求 的 可 

追踪 性 。 分 配 到 CSCI 的 所 有 系统 (或 子 系统 ) 需 求 应 加 以 说 明 。 追 踪 到 IRS 中 所 包含 的 
CSCI 需求 可 引用 IRS。 
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6 尚未 解决 的 问题 
如 需要 ,可 说 明 软 件 需求 中 的 尚未 解决 的 遗留 问题 。 
7 注解 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信息 (例如 背景 信息 、 词 汇 表 、 原 理 ;。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 略 语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 


附录 


附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字母 顺序 (A,B 等 ) 编 排 。 


7.12 ”数据 需求 说 明 (DRD) 


说 明 : 
1, 数据 需求 说 明 (DRD)7 的 编制 目的 是 为 了 向 整个 开发 时 期 提供 关于 被 处 理 数据 的 描述 和 数据 
采集 要 求 的 技术 信息 。 


数据 需求 说 明 的 正文 格式 如 下 : 








本 章 应 分 为 以 下 几 条 。 
1.1 标识 

本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 完整 标识 。( 若 适用 ?包括 标识 号 ,标题 . 缩 略 词 语 、 版 本 
号 发行 号 。 
1.2 系统 概述 

本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 。 它 应 描述 系统 与 软件 的 一 般 性 质 ; 概 述 系 统 开 
发 .运行 和 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 、 需 方 、 用 户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当 前 和 计划 的 运行 
现场 ;并 列 出 其 他 有 关 文 档 。 
1.3 文档 概述 


本 条 应 概述 本 文档 的 用 途 与 内 容 , 预 期 的 读者 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 或 私密 性 要 求 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 标题、 修订 版 本 和 日期。 本 章 也 应 标识 不 能 通过 正 
常 的 供 货 渠 道 获 得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 数据 的 逻辑 摘 述 


对 数据 进行 软 辑 描述 时 ,可 把 数据 分 为 动态 数据 和 静态 数据 。 静 态 数据 ,是 指 在 运行 过 程 中 主 
要 作为 参考 的 数据 ,它们 在 很 长 的 一 段 时 间 内 不 会 发 生变 化 ,一 般 不 随 运行 而 变更 。 动 态 数 据 , 包 括 
所 有 在 运行 中 要 发 生变 化 的 数据 以 及 在 运行 中 要 输入 、 输 出 的 数据 。 进 行 描述 时 应 把 各 数据 元 系 远 
辑 地 分 成 车 于 组 ,例如 函数 、 源 数据 或 对 于 其 应 用 更 为 恰当 的 逻辑 分 组 。 给 出 每 一 数据 元 素 的 名 称 
(包括 缩写 和 代码 ) .定义 (或 物理 意义 ) 度 量 单位 、 值 域 , 格 式 和 类 型 等 有 关 信 息 。 
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3.1 静态 数据 
列 出 所 有 作为 控制 或 参考 用 的 静态 数据 元 素 。 
3.2 动态 输入 数据 
列 出 动态 输入 数据 元 素 ( 包 括 在 常规 运行 中 或 联机 操作 中 要 变更 的 数据 )。 
3.3 动态 输出 数据 
列 出 动态 输出 数据 元 素 ( 包 括 在 常规 运行 中 或 联机 操作 中 要 变更 的 数据 )。 
3.4 内 部 生成 数据 
列 出 向 用 户 或 开发 单位 中 的 维护 调试 人 员 提 供 的 内 部 生成 数据 。 
3.5 数据 约定 
说 明 对 数据 要 求 的 制约 。 逐 条 列 出 对 进 一 一 步 扩充 或 使 用 方面 的 考虑 而 提出 的 对 数据 要 求 的 限 
制 ( 容 量 .文件 .记录 和 数据 元 的 个 数 的 最 大 值 );。 对 于 在 设计 和 开发 中 确定 是 临界 性 的 限制 更 要 有 明 
确 指出 。 


4 数据 的 采集 


4.1 要 求 和 范围 
按 数 据 元 的 逻辑 分 组 来 说 明 数 据 采集 的 要 求 和 范围 ,指明 数据 的 采集 方法 ,说 明 数 据 采 集 工 作 
的 承担 者 是 用 户 还 是 开发 者 ,具体 内 容 包括 : 

a. 输入 数据 的 来 源 。 例 如 是 单个 操作 员 数据 输入 站 ,专业 的 数据 输入 公司 或 它们 的 一 个 
分 组 ; 

b. 数据 输入 ( 指 把 数据 输入 至 处 理 系统 内 部 ) 所 用 的 媒体 和 硬 设 备 。 如 果 只 有 指定 的 输入 点 
的 输入 是 合法 的 , 则 必须 对 此 加 以 说 明 ， 

c， 接收 者 。 说 明 输 出 数据 的 接收 者 ; 

d， 输出 数据 的 形式 和 设备 。 列 出 输出 数据 的 形式 和 硬 设 备 。 无 论 接收 者 收 到 的 数据 是 打印 
输出 ,还 是 显示 器 上 的 一 组 字符 一 帧 图 形 , 或 一 声 警 铃 ,或 向 开关 线圈 提供 一 个 电 脉 冲 , 或 
常用 媒体 如 磁盘 磁带、 光盘 等 , 均 应 具体 说 明 ; 

e. 数据 值 的 范围 。 给 出 每 一 个 数据 元 的 合法 值 的 范围 ， 

f. 量 纲 。 给 出 数字 的 度量 单位 、 增 量 的 步 长 .零点 的 定 标 等 。 在 非 数 字 量 的 情况 下 ,要 给 出 每 

” ”一 种 合法 值 的 形式 和 含义 ; 

g. ”更 新 和 处 理 的 频 度 。 给 出 预定 的 对 输入 数据 的 更 新 和 处 理 的 频 度 。 如 果 数 据 的 输入 是 随 
机 的 ,应 给 出 更 新 处 理 的 频 度 的 平均 值 ,或 变化 情况 的 某 种 其 他 度量 。 

4.2 输入 的 承担 者 

说 明 预 定 的 对 数据 输入 工作 的 承担 者 。 如 果 输 入 数据 同 某 一 接口 软件 有 关 , 还 应 说 明 该 接口 软 
件 的 来 源 。 
4.3 预 处 理 

对 数据 的 采集 和 预 处 理 过 程 提出 专门 的 规定 ,包括 适合 应 用 的 数据 格式 、 预 定 的 数据 通信 媒体 
和 对 输入 的 时 间 要 求 等 。 对 于 需 经 模拟 转换 或 数字 转换 的 数据 量 ,要 给 出 转换 方法 和 转换 因子 等 有 
关 信 息 , 以 便 软件 系统 使 用 这 些 数 据 。 
4.4 影响 

说 明 这 些 数 据 要 求 对 于 设备 、 软 件 、 用 户 、 开 发 方 所 可 能 产生 的 影响 ,例如 要 求 用 户 单位 增设 茶 
个 机 构 等 。 
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5 注解 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 一 般 信息 (例如 背景 信息 .词汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 略 语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 


附录 
附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字母 顺序 (A,B 等 ) 编 排 。 
7.13 ”软件 (结构 ) 设 计 说 阴 (SDD) 


说 明 ， 
1.《 软 件 (结构 ) 设 计 说 明 》(SDD) 描 述 了 计算 机 软件 配置 项 (CSCI) 的 设计 。 它 描述 了 CSCI 级 
设计 决策 ,CSCI 体系 结构 设计 (概要 设计 ) 和 实现 该 软件 所 需 的 详细 设计 。SDD 可 用 接口 设 





计 说 明 IDD 和 数据 库 ( 顶 层 ) 设 计 说 明 DBDD 加 以 补充 。 

2，SDD 连同 相关 的 IDD 和 DBDD 是 实现 该 软件 的 基础 。 向 需 方 提供 了 设计 的 可 祝 性 ， 为 软件 
支持 提供 了 所 需要 的 信息 。 

3. IDD 和 DBDD 是 否 单独 成 册 抑 或 与 SDD 合 为 一 份 资料 视 情况 繁 简 而 定 。 





软件 结构) 设计 说 明 的 正文 的 格式 如 下 


本章 应 分 为 以 下 几 条 。 
1.1 标识 
本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 完整 标识 。 ( 若 适用 ) 包 括 标 识 号 .标题 . 缩 咯 词语 .版 本 
号 ,发行 号 。 
1.2 系统 概述 
本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 。 它 应 描述 系统 与 软件 的 一 般 性 质 ; 概 述 系统 开 
发 .运行 和 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 、. 需 方 、 i 开发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当 前 和 计划 的 运行 
现场 ;并 列 出 其 他 有 关 文 档 。 
1.3 文档 概述 
本 条 应 概述 本 文档 的 用 途 与 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 或 私密 性 要 求 。 
1.4 基线 
说 明 编 写本 系统 设计 说 明 书 所 依据 的 设计 基线 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 .标题 ,修订 版 本 各 日期。 本章 也 应 标识 不 能 通过 正 
常 的 供 货 渠道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 CSCI 级 设计 决策 


本 章 应 根据 需要 分 条 给 出 CSCI 级 设计 决策 , 即 CSCI 行为 的 设计 决策 (忽略 其 内 部 实现 ,从 用 
户 的 角度 看 , 它 如 何 满足 用 户 的 需求 ) 和 其 他 影响 组 成 该 CSCI 的 软件 配置 项 的 选择 与 设计 的 决策 。 
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如 果 所 有 这 些 决策 在 CSCI 需求 中 均 是 明确 的 ,或 者 要 推迟 到 CSCI 的 软件 配置 项 设计 时 指出 ,本 章 
应 如 实 陈述 。 为 响应 指定 为 关键 性 的 需求 (如 安全 性 .保密 性 .私密 性 需求 ) 而 作出 的 设计 决策 ,应 在 
单独 的 条 中 加 以 描述 。 如 果 设 计 决 策 依 赖 于 系统 状态 或 方式 , 则 应 指出 这 种 依赖 性 。 应 给 出 或 引用 
理解 这 些 设计 所 需 的 设计 约定 。CSCI 级 设计 决策 的 例子 如 下 ， 

a. 关于 CSCI 应 接受 的 输入 和 产生 的 输出 的 设计 决策 ,包括 与 其 他 系统 .HWCI、CSCI 和 用户 
的 接口 (本 文 的 4. 5. x 标识 了 本 说 明 要 考虑 的 主题 )。 如 果 该 信息 的 部 分 或 全 部 已 在 接口 
设计 说 明 (IDD) 中 给 出 ,此 处 可 引用 。 

b. 有 关 了 响应 每 个 输入 或 条 件 的 CSCI 行为 的 设计 决策 ,包括 该 CSCI 要 执行 的 动作 、 响 应 时 间 
及 其 他 性 能 特性 、 被 模式 化 的 物理 系统 的 说 明 、 所 选择 的 方程 式 / 算 法 /规则 和 对 不 允许 的 
输入 或 条 件 的 处 理 。 

c. 有 关 数 据 库 /数据 文件 如 何 呈 现 给 用 户 的 设计 决策 (本 文 的 4. 5. x 标识 了 本 说 明 要 考 虚 的 
主题 )。 如 果 该 信息 的 部 分 或 全 部 已 在 数据 库 ( 顶 层 ) 设 计 说 明 (DBDD) 中 给 出 ,此 处 可 
引用 。 

d. “为 满足 安全 性 、 保 密 性、 私密 性 需求 而 选择 的 方法 。 

e. 对 应 需求 所 做 的 其 他 CSCI 级 设计 决策 ,例如 为 提供 所 需 的 灵活 性 、 可 用 性 和 可 维护 性 所 
选择 的 方法 。 


4 CSCI 体系 结构 设计 


本 章 应 分 条 描述 CSCI 体系 结构 设计 。 如 果 设计 的 部 分 或 全 部 依赖 于 系统 状态 或 方式 , 则 应 指 
出 这 种 依赖 性 。 如 果 设 计 信 息 在 多 条 中 出 现 , 则 可 只 描述 一 次 ,而 在 其 他 条 引用 。 应 给 出 或 引用 为 
理解 这 些 设 计 所 需 的 设计 约定 。 
4.1 体系 结构 
4.1.1 程序 (模块 ) 划 分 

用 一 系列 图 表 列 出 本 CSCI 内 的 每 个 程序 (包括 每 个 模块 和 子 程序 ) 的 名 称 、 标 识 符 、 功 能 及 其 
所 包含 的 源 标准 名 。 
4. 1.2 程序 (模块 ) 层 次 结构 关系 

用 一 系列 图 表 列 出 本 CSCI 内 的 每 个 程序 (包括 每 个 模块 和 子 程序 ) 之 间 的 层次 结构 与 调用 
4.2 全 局 数据 结构 说 明 

本 章 说 明 本 程序 系统 中 使 用 的 全 局 数据 常量 .变量 和 数据 结构 。 
4.2.1 常量 

包括 数据 文件 名 称 及 其 所 在 目录 ,功能 说 明 , 具 体 常 量 说 明 等 。 
4.2.2 变量 

包括 数据 文件 名 称 及 其 所 在 目录 ,功能 说 明 , 具 体 变量 说 明 等 。 
4.2.3 数据 结构 

包括 数据 结构 名 称 , 功 能 说 明 , 具 体 数据 结构 说 明 ( 定 义 、 注 释 、 取 值 ... ) 等 。 
4.3 CSCI 部 件 

本 条 应 : 

a. 标识 构成 该 CSCI 的 所 有 软件 配置 项 。 应 赋予 每 个 软件 配置 项 一 个 项 目 唯 一 标识 符 。 

注 : 软 件 配置 项 是 CSCI 设计 中 的 一 个 元 素 , 如 CSCI 的 一 个 主要 的 分 支 .该 分 文 的 一 个 组 成 部 分 一 个 类 、 对 象 、 

模块 .函数 . 例 程 或 数据 库 。 软 件 配置 项 可 以 出 现在 一 个 层次 结构 的 不 同 层次 上 ,并 且 可 以 由 其 他 软件 配置 
项 组 成 。 设 计 中 的 软件 配置 项 与 实现 它们 的 代码 和 数据 实体 ( 例 程 .过程 ,数据库 .数据 文件 等 ) 或 包 食 这 些 
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实体 的 计算 机 文件 之 间 , 可 以 有 也 可 以 没有 一 对 一 的 关系 。 一 个 数据 库 可 以 被 处 理 为 一 个 CSCI, 也 可 被 处 
理 为 一 个 软件 配置 项 。SDD 可 以 通过 与 所 采用 的 设计 方法 学 一 致 的 名 字 来 引用 软件 配置 项 。 

b. 给 出 软件 配置 项 的 静态 关系 (如 “组 成 ”)。 根 据 所 选择 的 软件 设计 方法 学 可 以 给 出 多 种 关 
系 ( 例 如 ,采用 面向 对 象 的 设计 方法 时 ,本 条 既 可 以 给 出 类 和 对 象 结构 ,也 可 以 给 出 CSCI 
的 模块 和 过 程 结构 ) 。 

c. 陈述 每 个 软件 配置 项 的 用 途 , 并 标识 分 配给 它 的 CSC1 需求 与 CSCI 级 设计 决策 (需求 的 分 

配 也 可 在 6.a 中 提供 )。 

d. 标识 每 个 软件 配置 项 的 开发 状态 /类 型 (如 新 开发 的 软件 配置 项 、 重 用 已 有 设计 或 软件 的 软 
件 配 置 项 .再 工程 的 已 有 设计 或 软件 .为 重用 而 开发 的 软件 等 )。 对 于 已 有 设计 或 软件 ,本 
说 明 应 提供 标识 信息 ,如 名 称 .版 本 文档 引用 、 库 等 。 

e. ”描述 CSCI( 若 适用 ,每 个 软件 配置 项 ) 计 划 使 用 的 计算 机 硬件 资源 (例如 处 理 器 能 力 、 内 存 
容量 ,输入 /输出 设备 能 力 、 辅 存 容量 和 通信 /网 络 设备 能 力 )。 这 些 描述 应 覆盖 该 CSCI 的 
资源 使 用 需求 中 提 及 的 .影响 该 CSCI 的 系统 级 资源 分 配 中 提 及 的 、 以 及 在 软件 开发 计划 
的 资源 使 用 度量 计划 中 提 及 的 所 有 计算 机 硬件 资源 。 如 果 一 给 定 的 计算 机 硬件 资源 的 所 
有 使 用 数据 出 现在 同一 个 地 方 ,如 在 一 个 SDD 中 , 则 本 条 可 以 引用 它 。 针 对 每 一 计算 机 硬 
件 资源 应 包括 如 下 信息 : 

1) 得 到 满足 的 CSCI 需求 或 系统 级 资源 分 配 ; 
2) 使 用 数据 所 基于 的 假设 和 条 件 ( 例 如 ,典型 用 法 .最 坏 情 况 用 法 ,特定 事件 的 假设 ); 
3) 影响 使 用 的 特殊 考虑 (例如 虚 存 的 使 用 ,覆盖 的 使 用 .多 处 理 器 的 使 用 或 操作 系统 开 
销 、 库 软件 或 其 他 的 实现 开销 的 影响 ); 
4) ”所 使 用 的 度量 单位 (例如 处 理 器 能 力 百分比 ,每 秒 周 期 .内 存 字 节 数 、 每 秒 千 字 节 ); 
5) ”进行 评估 或 度量 的 级 别 ( 例 如 软件 配置 项 .CSCI 或 可 执行 程序 ) 。 
f.。 指出 实现 每 个 软件 配置 项 的 软件 放置 在 哪个 程序 库 中 。 
4.4 执行 概念 
本 条 应 描述 软件 配置 项 间 的 执行 概念 。 为 表示 软件 配置 项 之 间 的 动态 关系 , 即 CSCI 运行 期 间 
它们 如 何 交互 的 ,本 条 应 包含 图 示 和 说 明 ,( 若 适用 ) 包 括 执行 控制 流 .数据 流 ` 动 态 控制 序列 .状态 转 
换 图 .时 序 图 .配置 项 之 间 的 优先 关系 .中 断 处 理 、. 时 间 / 序 列 关系 .异常 处 理 、. 并 发 执行 .动态 分 配 与 
去 分 配 、 对 象 /进程 /任务 的 动态 创建 与 删除 和 其 他 的 动态 行为 。 
4.5 ”接口 设计 
本 条 应 分 条 描述 软件 配置 项 的 接口 特性 , 既 包 括 软件 配置 项 之 闻 的 接口 ,也 包括 与 外 部 实体 ,如 
系统 、 配 置 项 及 用 户 之 间 的 接口 。 如 果 这 些 信息 的 部 分 或 全 部 已 在 接口 设计 说 明 (IDD) ,本 文 的 第 5 
章 或 其 他 地 方 说 明 的 话 ,可 在 此 处 引用 。 
4.5.1 接口 标识 与 接口 图 
本 条 应 陈述 赋予 每 个 接口 的 项 目 唯一 标识 符 ,( 若 适用 ) 并 用 名 字 、 编 号 .版 本 和 文档 引用 等 标识 
接口 实体 (软件 配置 项 .系统 .配置 项 .用户 等 ) 。 接 口 标识 应 说 明 哪些 实体 具有 固定 接口 特性 (从 而 
把 接口 需求 强加 给 接口 实体 ), 哪 些 实体 正在 开发 或 修改 (因而 已 把 接口 需求 分 配给 它们 )。( 若 适 
用 ) 应 该 提供 一 个 或 多 个 接口 图 以 描述 这 些 接口 。 
4. 5.x (接口 的 项 目 崔 一 标识 符 ) 
本 条 (从 4.5.2 开始 编号 ) 应 用 项 目 唯 一 标识 符 标 识 接口 ,应 简要 标识 接口 实体 ,并 且 应 根据 需 
要 划分 为 几 条 描述 接口 实体 的 单方 或 双方 的 接口 特性 。 如 果 一 给 定 的 接口 实体 本 文 没 有 提 到 ( 例 
| 如 ,一 个 外 部 系统 ) ,但 是 其 接口 特性 需要 在 本 SDD 描述 的 接口 实体 时 提 到 , 则 这 些 特 性 应 以 假设 、 
或 “ 当 [ 未 提 到 实体 ] 这 样 做 时 ,[ 提 到 的 实体 ] 将 ……” 的 形式 描述 。 本 条 可 引用 其 他 文档 (例如 数据 
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字典 ,协议 标准 .用 户 接口 标准 ) 代 替 本 条 的 描述 信息 。 本 设计 说 明 应 包括 以 下 内 容 ,( 若 适用 ) 它 们 
可 按 适 合 于 要 提供 的 信息 的 任何 次 序 给 出 ,并且 应 从 接口 实体 角度 指出 这 些 特 性 之 间 的 区 别 (例如 
数据 元 素 的 大 小 、 频 率 或 其 他 特性 的 不 同期 望 ) 。 

由 接口 实体 分 配给 接口 的 优先 级 ; 

要 实现 的 接口 的 类 型 (例如 实时 数据 传输 ,数据 的 存储 与 检索 等 ) 

接口 实体 将 提供 .存储 发送、 访问 .接收 的 单个 数据 元 素 的 特性 ,例如 : 


a。 
b. 


C, 


1) 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 


8) 
9) 


名 称 / 标 识 符 ; 

a) ”项目 唯 一 标识 符 ; 

b) 非 技 术 ( 自 然 语 言 ) 名 称 ; 

c) 标准 数据 元 素 名 称 ; 

d) ”缩写 名 或 同 义 名 ; 

数据 类 型 (字母 数字 、 整 数 等 );} 

大 小 与 格式 (例如 字符 串 的 长 度 与 标点 符号 ); 
计量 单位 (如 米 . 元 、 纳 秒 等 ); 

范围 或 可 能 值 的 枚 举 ( 如 0 一 997); 

准确 度 ( 正 确 程度 ) 与 精度 4 有效 数 位 数 ); 

优先 级 .时序 .频率 .容量 .序列 和 其 他 约束 ,如 数据 元 素 是 否 可 被 更 新 ,业务 规则 是 否 
适用 ; 

保密 性 与 私密 性 约束 ; 

来 源 ( 设 置 /发 送 实 体 ) 与 接收 者 (使 用 /接收 实体 )。 


接口 实体 将 提供 ,存储 发送、 访问 ,接收 的 数据 元 素 集 合体 (记录 、 消 息 、 文 件 、 数 组 .显示 、 
报表 等 ?的 特性 ,例如 


1) 


2) 
3) 
4) 


5) 
6) 


7) 
8) 


名 称 / 标 识 符 ; 

a) 项 目 队 一 标识 符 ; 

b)” 非 技术 (自然 语言 ) 名 称 ; 

c) ”技术 名 称 ( 如 代码 或 数据 库 中 的 记录 或 数据 结构 名 ); 

d) 缩写 名 或 同 义 名 # 

数据 元 素 集合 体 中 的 数据 元 素 及 其 结构 (编号 次序. 分组) 

媒体 (如 盘 ) 及 媒体 上 数据 元 素 /集合 体 的 结构 ; 

显示 和 其 他 输出 的 视听 特性 (如 颜色 、 布 局. 字体、 图标 及 其 他 显示 元 素 、 蜂 鸣 声 、 腕 度 
等 ); 

数据 集合 体 之 间 的 关系 ,如 排序 /访问 特性 ; 

优先 级 .时序 .频率 、 容 量 、 序 列 和 其 他 约束 ,如 数据 集合 体 是 否 可 被 更 新 ,业务 规则 是 
否 适用 ，; 

保密 性 与 私密 性 约束 ; 

来 源 ( 设 置 /发 送 实 体 ) 与 接收 者 (使 用 /接收 实体 )。 


接口 实体 为 该 接口 使 用 通信 方法 的 特性 ,例如 : 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 


项 目 唯一 标识 符 ; 

通信 链 路 /带宽 /频率 /媒体 及 其 特性 ; 
消息 格式 化 ; 

流 控制 (如 序列 编号 与 缓冲 区 分 配 ); 
数据 传输 率 、 周 期 或 非 周 期 和 传送 间隔 ; 
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6) ”路 由 、 寻 址 及 命名 约定 ; 

7) ”传输 服务 ,包括 优先 级 与 等 级 ， 

8) ”安全 性 /保密 性 /私密 性 考虑 ,如 加 密 、 用 户 鉴别 ,隔离 ,审核 等 。 
f。 接口 实体 为 该 接口 使 用 协议 的 特性 ,例如 : 

1) 项 目 唯一 标识 符 ; 

2) 协议 的 优先 级 / 层 ; 

3) 分 组 ,包括 分 段 与 重组 .路 由 及 寻 址 ; 

4) 合法 性 检查 .错误 控制 .恢复 过 程 ; 

5) 同步 ,包括 连接 的 建立 .保持 、 终 止 ; 

6) 状态 .标识 和 其 他 报告 特性 。 
g. ”其 他 特性 ,如 接口 实体 的 物理 兼容 性 (尺寸 , 容 限 、 人 负荷 .电压 \ 接 插件 的 兼容 性 等 )。 


5 CSCI 详细 设计 


本 章 应 分 条 描述 CSCI 的 每 个 软件 配置 项 。 如 果 设 计 的 部 分 或 全 部 依赖 于 系统 状态 或 方式 , 则 
应 指出 这 种 依赖 性 。 如 果 该 设计 信息 在 多 条 中 出 现 , 则 可 只 描述 一 次 ,而 在 其 他 条 引用 。 应 给 出 或 
引用 为 理解 这 些 设计 所 需 的 设计 约定 。 软 件 配 置 项 的 接口 特性 可 在 此 处 描述 ,也 可 在 第 4 草 或 接口 
设计 说 明 (IDD) 中 描述 。 数 据 库 软件 配置 项 ,或 用 于 操作 /访问 数据 库 的 软件 配置 项 ,可 在 此 处 描 
述 , 也 可 在 数据 库 ( 顶 层 ) 设 计 说 明 (DBDD) 中 描述 。 
5.x 《软件 配置 项 的 项 目 唯一 标识 符 或 软件 配置 项 组 的 指定 符 》 
本 条 应 用 项 目 唯 一 标识 符 标 识 软件 配置 项 并 描述 它 。( 若 适用 ) 描 述 应 包括 以 下 信息 。 作 为 一 
种 变通 ,本 条 也 可 以 指定 一 组 软件 配置 项 ,并 分 条 标识 和 和 描述 它们 。 包 含 其 他 软件 配置 项 的 软件 配 
置 项 可 以 引用 那些 软件 配置 项 的 说 明 ,而 无 需 在 此 重复 。 
(车 有 ) 配 置 项 设计 决策 ,诸如 (如 果 以 前 未 选 ) 要 使 用 的 算法 ; 
软件 配置 项 设计 中 的 约束 、 限 制 或 非常 规 特征 ; 
如 果 要 使 用 的 编程 语言 不 同 于 该 CSCI 所 指定 的 语言 ,应 该 指出 ,并 说 明 使 用 它 的 理由 ; 
如 果 软 件 配 置 项 由 过 程式 命令 组 成 或 包含 过 程式 命令 (如 数据 库 管 理 系统 (DBMS) 中 用 于 
定义 表单 与 报表 的 菜单 选择 .用 于 数据 库 访 问 与 操纵 的 联机 DBMS 查询 ,用 于 自动 代码 生 
成 的 图 形 用 户 接 日 (GUD 构造 器 的 输入 、 操 作 系 统 的 命令 或 shell 脚本 ), 应 有 过 程式 命令 
列表 和 解释 它们 的 用 户 和 手册 或 其 他 文档 的 引用 ， 
“ e. 如 果 软 件 配置 项 包含 .接收 或 给 册 数 据 ,( 若 适用 ) 应 有 对 其 输入 、 输 出 和 其 他 数据 元 素 以 及 
数据 元 素 集合 体 的 说 明 。( 若 适用 ) 本 文 的 4.5.x 提 供 要 包含 主题 的 列表 。 软 件 配 置 项 的 
局 部 数据 应 与 软件 配置 项 的 输入 或 输出 数据 分 开 来 描述 。 如 果 该 软件 配置 项 是 一 个 数据 
库 , 应 引用 相应 的 数据 库 ( 顶 层 ) 设 计 说 明 (DBDD) ;接口 特性 可 在 此 处 提供 ,也 可 引用 本 文 
第 4 章 或 相应 接口 设计 说 明 。 
f. 如果 软件 配置 项 包含 逻辑 ,给 出 其 要 使 用 的 逻辑 ,( 若 适用 ) 包 括 : 
1) 该 软件 配置 项 执行 启动 时 ,其 内 部 起 作用 的 条 件 ; 
2) ”把 控制 交 给 其 他 软件 配置 项 的 条 件 ; 
3) ”对 每 个 输入 的 响应 及 响应 时 间 , 包 括 数据 转换 、 重 命名 和 数据 传送 操作 ， 
4) ”该 软件 配置 项 运行 期 间 的 操作 序列 和 动态 控制 序列 ,包括 : 
a) 序列 控制 方法 ; 
b) ”该 方法 的 逻辑 与 输入 条 件 , 如 计时 偏差 .优先 级 赋值 ; 
c) 数据 在 内 存 中 的 进出 ; 


Fe 
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d) “离散 输入 信号 的 感知 ,以 及 在 软件 配置 项 内 中 断 操作 之 间 的 时 序 关 系 ; 
5) 异常 与 错误 处 理 。 


6 需求 的 可 追踪 性 


本 章 应 包括 : 

a. 从 本 SDD 中 标识 的 每 个 软件 配置 项 到 分 配给 它 的 CSCI 需求 的 可 追踪 性 ( 亦 可 在 4. 1 中 提 
供 ); 
从 每 个 CSCI 需求 到 它 被 分 配给 的 软件 配置 项 的 可 追踪 性 ， 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信息 (例如 背景 信息 、 词 汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 需要 的 术语 各 定义 ,所 有 缩 覆 语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 


附录 


附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字母 顺序 (A,B 等 ) 编 排 。 





7.14 数据 库 人 有 项 兵 ) 设 计 说 明 (DBDD) 


说 明 : 

1.《 数 据 库 (顶层 ) 设 计 说 明 》(DBDD) 描 述 了 数据 库 的 设计 。 所 谓 数 据 库 指 存 储 在 一 个 或 多 个 
计算 机 文件 中 的 相关 数据 的 集合 ,它们 可 由 用 户 或 计算 机 程序 通过 数据 库 管理 系统 
(DBMS) 加 以 访问 。DBDD 还 描述 了 存 取 或 操纵 数据 所 使 用 的 软件 配置 项 。 

2. DBDD 是 实现 数据 库 及 相关 软件 配置 项 的 基础 。 它 向 需 方 提供 了 设计 的 可 视 性 ,为 软件 文 
持 提供 了 所 需要 的 信息 。 

3. DBDD 是 否 单独 成 册 或 与 SDD 合 为 一 份 资料 视 情 况 繁 简 而 定 。 


数据 库 ( 顶 层 ) 设 计 说 明 的 正文 的 格式 如 下 : 





本 章 应 分 为 以 下 几 条 。 
I 1 标识 

本 条 应 包含 本 文档 适用 的 数据 库 的 完整 标识 ,《 若 适用 ) 包 括 标识 号 .标题 . 缩 略 词语 、 版 本 和 号、 发 
行 号 。 


1.2 数据 库 概 述 

本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 数据 库 的 用 途 。 它 应 描述 数据 库 的 一 般 性 质 ; 概 括 它 的 开发 、 使 用 和 
维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 . 需 方 、 用 户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当 前 和 计划 的 运行 现场 ;并 列 
出 其 他 有 关 文 档 。 
1.3 文档 概述 

本 条 应 概括 本 文档 的 用 途 与 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 或 私密 性 要 求 。 
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2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 .标题 .修订 版 本 和 日 期 。 也 应 标识 不 能 通过 正常 的 
供 货 渠 道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 数据 库 级 设计 决策 


本 章 应 根据 需要 分 条 给 出 数据 库 级 设计 决策 , 即 数 据 库 行 为 设计 决策 (从 用 户 的 角度 看 ,该 数据 
库 如 何 满足 它 的 需求 而 忽略 内 部 实现 ) 和 其 他 影响 数据 库 进 一 步 设计 的 决策 。 如 果 所 有 这 些 决 策 在 
系统 或 CSCI 需求 中 均 是 明确 的 ,本 章 应 如 实 陈 述 。 对 应 于 指定 为 关键 性 需求 (如 安全 性 ,保密 性 、 
私密 性 需求 ) 的 设计 决策 ,应 在 单独 的 条 中 加 雇 描 述 。 如 果 设 计 决 策 依赖 于 系统 状态 或 方式 , 则 应 指 
出 这 种 依赖 性 。 如 采 设 计 决 策 的 部 分 或 全 部 已 在 定制 的 或 商用 的 数据 库 管理 系统 (DBMS) 的 文档 
中 作 了 描述 ,本 章 可 引用 它们 。 应 给 出 或 引用 理解 设计 所 需 的 设计 约定 。 数 据 库 级 设计 决策 的 例子 
如 下 : 
a. ”关于 该 数据 库 应 接受 的 查询 或 其 他 输入 和 它 应 产生 的 输出 (显示 报告 .消息 ,响应 等 ) 的 设 
计 决 策 , 包 括 与 其 他 系统 .HWCI.CSCI 和 用 户 的 接口 (本 文 的 5. x.d 标识 了 本 说 明 要 考虑 
的 主题 ) 。 如 采 该 信息 的 部 分 或 全 部 已 在 接口 设计 说 明 (IDD) 中 给 出 ,此 处 可 引用 。 
b. 有 关 响 应 每 次 输入 或 查询 的 数据 库 行 为 的 设计 决策 ,包括 动作 ,响应 时 间 和 其 他 性 能 特性 、 
所 选择 的 方程 式 /算法 /规则 .配置 和 对 不 允许 的 输入 的 处 理 。 
c. 有 关 数 据 库 / 数 据 文件 如 何 呈 现 给 用 户 的 设计 决策 。( 本 文 的 4.x 标 识 了 本 说 明 要 考虑 的 
主题 ) 
d. 有 关 要 使 用 什么 数据 库 管理 系统 (包括 名 字 、 版 本 /发 行 ) 的 设计 决策 和 为 适应 需求 的 变化 
而 引入 到 数据 库 内 部 的 灵活 性 类 型 的 设计 决策 。 
e. 有 关 数 据 库 要 提供 的 可 用 人 性、 保密 性 、 私 密 性 和 运行 连续 性 的 层次 与 类 型 的 设计 决策 。 
f. 有 关 数 据 库 的 分 布 (如 客户 机 /服务 器 ) . 主 数据 库 文 件 更 新 与 维护 的 设计 决策 ,包括 一 致 性 
的 维护 .同步 的 建立 /重建 与 维护 .完整 性 与 业务 规则 的 实施 等 。 
g. 有 关 备 份 与 恢复 的 设计 决策 ,包括 数据 与 处 理 分 布 策略 .备份 与 恢复 期 间 所 人 允许 的 动作 、 对 
例如 音像 等 新 技术 或 非 标 准 技术 的 特殊 考虑 。 
h. 有 关 重 组 .排序 .索引 、 同 步 与 一 致 性 的 设计 决策 ,包括 自动 的 盘 管 理 与 空间 回收 、 优 化 策 
略 .存储 与 空间 大 小 .数据 库 内 容 的 填充 与 历史 数据 的 捕获 等 方面 的 考虑 。 
4 数据 库 详 细 设 计 
本 章 应 根据 需要 分 条 描述 数据 库 的 详细 设计 。 设 计 级 别 数 以 及 每 一 级 别 的 名 称 应 基于 所 用 的 
设计 方法 学 。 数 据 库 设计 级 别 的 例子 包括 :概念 设计 、 内 部 设计 ,逻辑 设计 和 物理 设计 。 如 果 这 些 设 
计 决 策 的 部 分 或 全 部 依赖 于 系统 状态 或 方式 , 则 应 指出 这 种 依赖 性 。 应 给 出 或 引用 为 理解 这 些 设计 
所 需 的 设计 约定 。 
注 :本文 用 术语 “数据 元 素 集 合体 ”表示 在 给 定 的 设计 级 别 ( 如 概念 设计 .内 部 设计 .逻辑 设计 、 物 理 设 计 ) 中 具有 
结构 特征 (数据 元 素 的 编号 /次 序 /分 组 ) 的 任何 实体 .关系 .模式 .字段 . 表 、 数 组 等 ;同时 用 术语 “数据 元 素 ” 表 
示 在 给 定 的 级 别 中 没有 结构 特征 的 关系 .属性 .字段 .配置 项 .数据 元 素 等 。 
4. x (数据 库 设 计 级 别 的 名 称 ) 
本 条 应 标识 一 个 数据 库 设 计 级 别 , 并 用 所 选择 的 设计 方法 的 术语 描述 数据 库 的 数据 元 素 和 数据 
元 率 集 合体 。( 夺 适用) 摘 述 信息 应 包括 以 下 内 容 , 它 们 可 按 适 合 于 要 提供 的 信息 的 任何 次 序 给 出 。 
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a. 数据库 设计 中 的 单个 数据 元 素 特 性 ,例如 : 


1) 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 


8) 
9 


名 称 / 标 识 符 ; 

a) 项 目 唯一 标识 符 ; 

b)” 非 技术 (自然 语言 ) 名 称 ; 

c) ”标准 数据 元 紊 名 ; 

d) ”技术 名 称 ( 如 数据 库 中 的 字段 名 ); 

e) 缩写 名 或 同 义 名 ; 

数据 类 型 (字母 数字 ,整数 等 ); 

大 小 与 格式 (例如 字符 串 的 长 度 与 标点 符号 ); 
计量 单位 (如 米 、. 元 、 纳 秒 等 ); 

范围 或 可 能 值 的 枚 举 ( 如 0~99); 

准确 度 ( 正 确 程度 ?与 精度 (有 效 位 数 ); 

优先 级 时序 频率、 容量 .序列 和 其 他 约束 ,如 数据 元 素 是 否 可 被 更 新 ,业务 规则 是 否 
适用 ; 

保密 性 与 私密 性 约束 ; 

来 源 ( 设 置 /发 送 实体 ) 与 接收 者 (使 用 /接收 实体 )。 


b. 数据 库 设 计 中 的 数据 元 索 集 合体 (记录 消息、 文件 数组、 显示、 报表 等 ) 的 特性 ,例如 ， 


1) 


2) 
3) 
4) 


5) 
6) 


7) 
8) 


名 称 / 标 识 符 ; 

a) 项 目 唯一 标识 符 ; 

b) 非 技 术 ( 自 然 语 言 ) 名 称 ; 

c) 技术 名 称 ( 如 代码 或 数据 库 中 的 记录 或 数据 结构 名 7) 

d) ”缩写 名 或 同 义 名 ; 

数据 元 素 集 合体 中 的 数据 元 素 及 其 结构 (编号 ,次序 分 组 ); 

媒体 (如 盘 ) 及 媒体 上 数据 元 素 /集合 体 的 结构 ; 

显示 和 其 他 输出 的 视听 特性 (如 颜色 ,布局 .字体 .图 标 及 其 他 显示 元 素 、 蜂 鸣 声 、 亮 度 
等 ); 

数据 元 素 集 合体 之 间 的 关系 ,如 排序 /访问 特性 ; 

优先 级 、 时 序 .频率 、 容 量 、 序 列 和 其 他 约束 ,如 数据 集合 体 是 否 可 被 更 新 ,业务 规则 是 
否 适 用 ; 

保密 性 与 私密 性 约束 ; 

来 源 ( 设 置 /发 送 实体 ) 与 接收 者 (使 用 /接收 实体 )。 


5 用 于 数据 库 访 问 或 操纵 的 软件 配置 项 的 详细 设计 


本 章 应 分 条 描述 用 于 数据 库 访问 或 操纵 的 每 个 软件 配置 项 。 如 果 该 信息 的 部 分 或 全 部 已 在 别 
处 提供 ,如 在 软件 (结构 ?设计 说 明 (SDD) .定制 的 DBMS 的 SDD、 商 用 的 DBMS 的 用 户 手册 等 处 ,在 
此 可 引用 该 信息 ,而 无 需 重 复 说 明 。 如 果 设 计 的 部 分 或 全 部 依赖 于 系统 状态 或 方式 , 则 应 指出 这 种 
依赖 性 。 如 果 该 设计 信息 在 多 条 中 出 现 , 则 可 只 描述 一 次 ,而 在 其 他 条 引用 。 应 给 出 或 引用 为 理解 
设计 所 需 的 设计 约定 。 
5.x 《〈 软 件 配置 项 的 项 目 唯 一 标识 符 或 软件 配置 项 组 的 指定 符 ) 

本 条 应 用 项 目 唯 一 标识 符 标识 软件 配置 项 并 描述 它 。( 车 适用 ) 描 述 应 包括 以 下 信息 。 作 为 一 
种 变通 ,本 条 也 可 以 指定 一 组 软件 配置 项 ,并 分 条 标识 和 描述 它们 。 包 含 其 他 软件 配置 项 的 软件 配 
置 项 可 以 引用 那些 软件 配置 项 的 说 明 , 而 无 需 在 此 重复 。 
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( 若 有 ) 配 置 项 设计 决策 ,诸如 (如 果 以 前 未 选 ) 要 使 用 的 算法 ; 
软件 配置 项 设计 中 的 约束 、 限 制 或 非常 规 特征 ; 
如 果 要 使 用 的 编程 语言 不 同 于 该 CSCI 所 指定 的 语言 ,应 该 指出 ,并 说 明 使 用 它 的 理由 ， 
如 果 软 件 配 置 项 由 过 程式 命令 组 成 或 包含 过 程式 命令 (如 数据 库 管理 系统 (DBMS) 中 用 于 
定义 表单 与 报表 的 菜单 选择 .用 于 数据 库 访 问 与 操纵 的 联机 DBMS 查询 .用 于 自动 代码 生 
成 的 图 形 用 户 接口 (GU 了 DD) 构造 器 的 输入 、 操 作 系 统 的 命令 或 命令 解释 程序 (shell) 脚 本 ), 应 
有 过 程式 命令 列表 和 对 解释 它们 的 用 户 手 册 或 其 他 文档 的 引用 ; 
如 果 软 件 配 置 项 包含 、 接 收 或 输出 数据 ,( 若 适用 ) 应 有 对 其 输入 输出 和 其 他 数据 元 察 以 及 
数据 元 素 集 合体 的 说 明 。( 若 适用 ) 本 文 的 4. x.b 提供 要 包含 主题 的 列表 。 软 件 配 置 项 的 
局 部 数据 应 与 软件 配置 项 的 输入 或 输出 数据 分 开 来 描述 。 如 果 该 软件 配置 项 是 一 个 数据 
库 , 应 引用 相应 的 数据 库 ( 顶 层 ) 设 计 说 明 (DBDD) :接口 特性 可 在 此 处 提供 ,也 可 引用 相应 
接口 设计 说 明 。 如 果 一 给 定 的 接口 实体 本 文 没 有 提 及 (例如 ,一 个 外 部 系统 ), 但 是 其 接口 
特性 需要 在 本 DBDD 描述 的 接口 实体 时 提 到 , 则 这 些 特性 应 以 假设 .或 “ 当 [ 未 提 及 实体 ] 这 
样 做 时 ,[ 软 件 配 置 项 ] 将 ...... ”的 形式 描述 。 本 条 可 引用 其 他 文档 (例如 数据 字典 、 协 议 
标准 .用 户 接口 标准 ) 代 替 本 条 的 描述 信息 。 本 设计 说 明 应 包括 以 下 内 容 ,( 奉 适用) 它们 可 
按 适合 于 要 提供 的 信息 的 任何 次 序 给 出 ,并 且 应 从 接口 实体 角度 指出 这 些 特性 之 间 的 区 别 
《例如 数据 元 素 的 大 小 、 频 率 等 )。 
1) 接口 的 项 目 唯一 标识 符 ; 
2) ( 若 适 用 ) 用 和 名字、 编号 .版 本 和 文档 引用 来 标识 接口 实体 (软件 配置 项 .配置 项 .用 户 
等 ); 
3) 由 接口 实体 分 配给 接口 的 优先 级 ; 
4) ”要 实现 的 接口 的 类 型 (例如 实时 数据 传输 、 数 据 的 存储 与 检索 等 ); 
5) ”接口 实体 将 提供 、 存 储 、 发 送 、 访 问 、 接 收 的 单个 数据 元 素 的 特性 。 本 文档 4. x. a 标识 
了 要 提 及 的 主题 ; 
6) 接口 实体 将 提供 ,存储 ,发送 .访问 .接收 的 数据 元 素 集合 体 ( 记 录 、 消 息 ,文件 .数组 、 显 
示 .报表 等 ) 的 特性 。 本 文档 的 4. x.b 标识 了 要 提 及 的 主题 ; 
7) 接口 实体 为 该 接口 使 用 通信 方法 的 特性 ,例如 : 
a) 项 目 唯 一 标识 符 ; 
b) 通信 链 路 /带宽 /频率 /媒体 及 其 特性 ; 
c) 消息 格式 化 ; 
d) 流 控制 (如 序列 编号 与 缓冲 区 分 配 ); 
e) ”数据 传输 率 、 周 期 或 非 周 期 和 传送 间隔 ; 
f) 路 由 、. 寻 址 及 命名 约定 ; 
g) 传输 服务 ,包括 优先 级 与 等 级 ; 
h) 安全 性 /保密 性 /私密 性 考虑 ,如 加 密 、 用 户 鉴别 ,隔离 .审核 等 。 
8) ”接口 实体 为 该 接口 使 用 协议 的 特性 ,例如 : 
a) 项 目 唯 一 标识 符 ; 
b) 协议 的 优先 级 /层次 ; 
c) 分 组 ,包括 分 段 与 重组 .路 由 及 寻 址 ; 
d) 合法 性 检查 .错误 控制 ,恢复 过 程 ; 
e) 同步 ,包括 连接 的 建立 .维护 .终止 ; 
f ”状态 ,标识 和 其 他 报告 特征 。 
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9) 其 他 特性 ,如 接口 实体 的 物理 兼容 性 (尺寸 容量、 负荷. 电压、 接 揪 件 的 兼容 性 等 ); 
如 果 软 件 配置 项 包含 逻辑 ,给 出 其 要 使 用 的 逻辑 ,( 若 适用 ) 包 括 : 
1) ”该 软件 配置 项 执行 启动 时 ,其 内 部 起 作用 的 条 件 : 
2) 把 控制 交 给 其 他 软件 配置 项 的 条 件 ; 
3) ”对 每 个 输入 的 响应 及 咽 应 时 间 , 包 括 数据 转换 、 重 命名 和 数据 传送 操作 ， 
4) 该 软件 配置 项 运行 期 间 的 操作 序列 和 动态 控制 序列 ,包括 : 

a) 序列 控制 方法 ; 

b) 该 方法 的 逻辑 与 输入 条 件 , 如 计时 偏差 、 优先 级 峰值， 

c) 数据 在 内 存 中 的 进出 ; 

d) 离散 输入 信号 的 读 出 ， 本 
5) 异常 与 错误 处 理 。 


6 需求 的 可 追踪 性 


本 章 应 包括 : 

a. 从 本 DBDD 所 提 到 的 每 个 数据 库 或 其 他 软件 配置 项 到 它们 所 涉及 的 系统 或 CSCI 需求 的 
可 追踪 性 ; 

b. 从 已 经 分 配给 本 DBDD 所 提 及 的 数据 库 或 软件 配置 项 的 每 个 系统 或 CSCI 需求 到 涉及 它 
们 的 数据 库 或 软件 配置 项 的 可 追踪 性 。 


7 注解 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信息 (例如 背景 信息 、 词 汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 略 语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 


附录 
附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字 母 顺序 (A,B 等 ) 编 排 。 
7.15 软件 测试 说 明 (STD) 


说 明 : 
1.《 软 件 测试 说 明 》(STD) 描 述 执行 计算 机 软件 配置 项 CSCI、 系 统 或 子 系统 合格 性 测试 所 用 到 
的 测试 准备 、 测 试用 例 及 测试 过 程 。 
2. 通过 STD 需 方 能 够 评 佑 所 执行 的 合格 性 测试 是 否 充分 。 


软件 测试 说 明 的 正文 的 格式 如 下 : 








本 章 应 分 成 以 下 几 条 。 


1.1 标识 

本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 完整 标识 ,( 知 适用 ) 包 括 标识 号 标题. 缩 略 词语 .版 本 
导 发 行 号 。 
1.2 系统 概述 
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本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 。 它 应 描述 系统 与 软件 的 一 般 性 质 ; 概 述 系统 开 
发 .运行 和 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 、 需 方 、 用 户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当前 和 计划 的 运行 
现场 ;并 列 出 其 他 有 关 文 档 。 
1.3 文档 概述 

本 条 应 概述 本 文档 的 用 途 与 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 与 私密 性 要 求 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 .标题 .修订 版 本 和 日 期 。 本 章 还 应 标识 不 能 通过 正 
第 的 供 贷 渠道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 测试 准备 


本 章 应 分 以 下 几 条 , ( 阁 适 用 ) 应 包括 用 “警告 ”或 “注意 ”标记 的 安全 提示 和 保密 性 与 私密 性 
考虑 。 
3. xX (测试 的 项 贞 唯 一 标识 符 ) 

本 条 应 用 项 目 唯 一 标识 符 标 识 一 个 测试 并 提供 简要 说 明 ,应 分 为 以 下 几 条 。 当 所 和 需 信息 与 前 面 
为 另 一 测试 所 指出 的 信息 重复 时 ,此 处 可 作 引 用 而 无 需 重 复 。 
3.x.1 硬件 准备 

本 条 应 描述 为 进行 测试 工作 需要 做 的 硬件 准备 过 程 。 有 关 这 些 过 程 可 以 引用 已 出 版 的 操作 手 
册 。《 硅 适用 ) 应 提供 以 下 内 容 : 

a. ”要 使 用 的 特定 硬件 ,用 和 名字 和 ( 厂 适 用 ) 编 号 标识 ; 

b. 任何 用 于 连接 硬件 的 开关 设置 和 电 绕 ， 

c， 说 明 硬 件 、 互 联 控制 和 数据 路 径 的 一 个 或 多 个 图 示 ; 

d. 使 硬件 处 于 就 绪 状 态 的 分 步 指 令 。 
3.x.2 软件 准备 

本 条 应 描述 为 测试 准备 被 测 项 和 其 他 有 关 软 件 ,包括 用 于 测试 的 数据 的 必要 过 程 。 有 关 这 些 过 
程 , 可 以 引用 已 出 版 的 软件 手册 。〈 知 适 用 ) 应 提供 下 述 信息 : 

a， 测试 中 要 使 用 的 特定 软件 ; 

b. 被 测 项 的 存储 媒体 (如 磁带 、 盘 ); 

c. 任何 相关 软件 (如 模拟 突 ,测试 驱动 程序 ,数据库 ?的 存储 媒体 ， 

d. ”加 载 软件 的 指令 ,包括 所 需 的 顺序 ; 

e. ”多 个 测试 用 例 共 同 使 用 的 软件 初始 化 指令 。 
3.x.3 其 他 测试 前 准备 

本 条 应 描述 进行 测试 前 所 需 的 其 他 人 员 活 动 ,准备 或 过 程 。 


4 测试 说 明 


本 章 应 分 为 以 下 几 条 。( 若 适用 ) 应 包括 用 “警告 ”或 “注意 ”标记 的 安全 提示 和 保密 性 与 私密 性 
考虑 。 
4.x 《测试 的 项 目 唯一 标识 符 ) 

本 条 应 用 项 目 唯一 标识 符 标识 一 个 测试 ,并 分 为 以 下 几 条 。 当 所 需 信 息 与 以 前 提供 的 信息 重复 
时 ,此 处 可 作 引 用 而 无 需 重复 。 
4.x.y 《测试 用 例 的 项 目 唯一 标识 符 》 
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本 条 应 用 项 目 叭 一 标识 符 标 识 一 个 测试 用 例 , 说 明 其 目的 并 提供 简要 描述 。 下 述 各 条 提供 测评 
用 例 的 详细 说 明 。 


4. x. y. | 


涉及 的 需求 


本 条 应 标识 测试 用 例 所 涉及 的 CSCI 需求 或 系统 需求 (此 信息 亦 可 在 5.a 中 提供 )。 
4.x.y.2 先决 条 件 
本 条 应 标识 执行 测试 用 例 前 必须 建立 的 先决 条 件 ,( 若 适用 ) 应 讨论 以 下 内 容 : 


2 rp 


吕 


软 、 硬 件 配置 ; 

测试 开始 之 前 需 设 置 或 重 置 的 标志 、 初 始 断 点 .指针 、 控 制 参数 或 初始 数据 ; 
运行 测试 用 例 所 需 的 预 置 硬件 条 件 或 电气 状态 

计时 度量 所 用 的 初始 条 件 ; 

模拟 环境 的 条 件 ; 

测试 用 例 特有 的 其 他 特殊 条 件 。 


.3 测试 输入 
条 应 描述 测试 用 例 所 需 的 测试 输入 , (车 适用 ) 应 提供 以 下 内 容 : 


每 一 测试 输入 的 名 称 、 用 途 和 说 明 ( 如 值 的 范围 ,准确 度 ); 

测试 输入 的 来 源 与 用 于 选择 测试 输入 的 方法 ; 

测试 输入 是 真实 的 还 是 模拟 的 

测试 输入 的 时 间或 事件 序列 ; 

控制 输入 数据 的 方式 : 

1) ”用 最 小 /合理 数量 的 数据 类 型 和 值 测试 各 项 ; 

2) ”对 过 载 , 饱 和 及 其 他 “最 坏 情 况 ” 影 响 , 用 各 种 有 效 数据 类 型 和 值 试验 被 测 各 项 ; 
3) 对 非常 规 输入 处 理 用 无 效 数 据 类 型 和 值 试验 被 测 各 项 ; 

4) 如 需要 允许 再 测试 。 


4. x.y. 4 预期 测试 结果 

本 条 应 标识 测试 用 例 的 所 有 预期 测试 结果 。( 若 适用 ) 应 提供 中 间 结 果 和 最 终结 果 。 
4.x.y.5 评价 结果 的 准则 

本 条 应 标识 用 于 评价 测试 用 例 的 中 间 和 最 终 测 试 结果 的 准则 。( 若 适用 ) 应 对 每 一 测试 结果 提 
供 以 下 信息 : 


a. 


mm m0 nS 


输出 可 能 变化 但 仍 能 接受 的 范围 或 准确 度 ; 

构成 可 接受 的 测试 结果 的 输入 和 输出 条 件 的 最 少 组 合 或 选择 ，; 

用 时 间或 事件 数 表示 的 最 大 /最 小 允许 的 测试 持续 时 间 ; 

可 能 发 生 的 中 断 、 停 机 或 其 他 系统 故障 的 最 大 数目 ; 

允许 的 处 理 错 误 的 严重 程度 ; 

当 测 试 结果 不 明确 时 执行 重 测试 的 条 件 ; 

把 输出 解释 为 “指出 在 输入 测试 数据 .测试 数据 库 / 数 据 文件 或 测试 过 程 中 的 不 规则 性 ”的 
条 件 ; 

允许 表达 测试 的 控制 ,状态 和 结果 的 指示 方式 ,以 及 表明 下 一 个 测试 用 例 ( 或 许 是 辅助 测试 
软件 的 输出 ) 准 备 就 绪 的 指示 方式 ; 

以 上 未 提 及 的 其 他 准则 。 


4. x.y.6 测试 过 程 
本 条 应 定义 测试 用 例 的 测试 过 程 。 测 试 过 程 应 被 定义 为 以 执行 步骤 顺序 排列 的 一 系列 单独 编 
号 的 步骤 。 为 便于 文档 维护 ,可 以 将 测试 过 程 作 为 附录 并 在 此 引用 。 每 个 测试 过 程 的 适当 详细 程度 依 
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赖 于 被 测试 软件 的 类 型 。 对 于 某 些 软件 ,每 次 键 击 可 以 是 一 个 单独 的 测试 过 程 步骤 ;而 对 于 大 多 数 
软件 ,每 一 步骤 可 以 包括 逻辑 相关 的 一 串 键 击 或 其 他 动作 。 适 当 的 详细 程度 应 该 有 利于 规定 预期 结 
果 并 把 它们 与 实际 结果 进行 比较 。( 若 适用 ) 每 一 测试 过 程 应 提供 ， 
a. 每 一 步 又 所 需 的 测试 操作 员 的 动作 和 设备 操作 ,( 若 适用 ) 包 括 以 下 方面 的 售 令 ; 
1) 初始 化 测试 用 例 并 运用 测试 输入 ; 
2) ”检查 测试 条 件 ; 
3) 执行 测试 结果 的 临时 评价 ; 
4) 记录 数据 ; 
5) 暂停 或 中 断 测试 用 例 ; 
6) 如果 需 要 ,请求 数 据 转 储 或 其 他 帮助 ! 
7) 修改 数据 库 / 数 据 文 件 ; 
8) ”如 果 不 成 功 ,重复 测试 用 例 ; 
9) ”根据 该 测试 用 例 的 要 求 ,应 用 替代 方式 ; 
10) 终止 测试 用 例 。 
b. 对 每 一 步骤 的 预期 结果 与 评价 准则 
c.。 如 果 测 试用 例 涉及 多 个 需求 , 需 宗 识 出 哪 一 个 ( 些 ) 测 试 过 程 步 骤 涉 及 哪些 需求 。( 评 可 在 
”第 5 章 中 提供 ) 
d. 程序 停止 或 指示 的 错误 发 生 后 要 采取 的 动作 ,如 : 
1) 为 便于 引用 ,根据 指示 器 记录 关键 的 数据 ; 
2) ”暂停 或 中 止 对 时 间 敏 感 的 测试 支持 软件 和 测试 仪器 ， 
3) ”收集 与 测试 结果 有 关 的 系统 记录 和 操作 员 记 录 。 
e.。 归 约 和 分 析 测 试 结 果 所 采用 的 过 程 , (车 适用 ) 应 完成 下 述 各 项 : 
1) 检测 是 否 已 产生 了 输出 ; 
2) 标识 由 测试 用 例 所 产生 数据 的 媒体 和 位 置 ; 
3) 评价 输出 ,作为 继续 测试 序列 的 基础 ; 
4) 与 所 需 的 输出 对 照 ,评价 测试 输出 。 
4. x. y.7 假设 和 约束 
本 条 应 标识 所 做 的 任何 假设 ,以 及 在 描述 测试 用 人 钢 中 由 于 系统 或 测试 条 件 而 引 人 的 约束 或 限 
制 , 如 时 间 、 接 口 ,设备 、 人 员 与 数据 库 /数据 文件 的 限制 。 如 果 对 指定 的 限制 和 参数 放弃 或 例外 得 到 
批准 的 话 ,应 对 它们 加 以 标识 ,并 且 本 条 应 指出 它们 对 测试 用 例 的 影响 与 冲击 。 


5 需求 的 可 追踪 性 


本 章 应 包括 : 

a. 从 本 文中 的 每 个 测试 用 例 到 它 所 涉及 的 系统 或 CSCI 需求 的 可 追踪 性 。 如 果 测 试用 例 涉 
及 多 个 需求 ,应 包含 从 每 一 组 测试 过 程 步骤 到 所 涉及 的 需求 的 可 追踪 性 (此 可 追踪 性 亦 下 
在 4. x.y.1 中 提供 ) 

b. 从 本 文 所 提 及 的 每 个 系统 或 CSCI 需求 到 涉及 它们 的 测试 用 例 的 可 追踪 性 。 对 于 CSCI 测 
试 ,是 从 CSCI 软件 需求 规格 说 明 (SRS) 和 有 关 接 口 需求 规格 说 明 (IRS) 中 的 CSCI 需求 到 
涉及 它们 的 测试 用 例 的 可 追踪 性 。 对 于 系统 测试 ,是 从 在 系统 的 系统 / 子 系统 规格 说 明 
(SSS) 及 有 关 IRS 中 的 每 个 系统 需求 到 涉及 它们 的 测试 用 例 的 可 追踪 性 。 如 果 测 试用 例 
涉及 多 个 需求 , 则 可 追踪 性 应 指明 涉及 每 一 个 需求 的 具体 测试 过 程 步骤 。 
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6 注解 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信息 (例如 背景 信息 、 词 汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 略 语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 


附录 


附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装 证 成 册 。 附 录 应 按 字母 顺序 (A,B 等 ) 编 排 。 


7.16 软件 测试 报告 (STR) 


说 明 : 
1.《 软 件 测试 报告 XSTR) 是 对 计算 机 软件 配置 项 CSCI、 软 件 系 统 或 子 系统 ,或 与 软件 相关 项 
目 执行 合格 性 测试 的 记录 。 
2. 通过 STR, 需 方 能 够 评估 所 执行 的 合格 性 测试 及 其 测试 结果 。 


软件 测试 报告 的 正文 的 格式 如 下 : 








本 章 应 分 成 以 下 几 条 。 
1.1 标识 

本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 完整 标识 ,( 若 适用 ) 包 括 标 识 号 .标题 ` 缩 略 词语 、 版 本 
号 ,发行 号 。 
1.2 系统 概述 

本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 。 它 应 描述 系统 与 软件 的 一 般 性 质 ;概述 系统 开 
发 .运行 和 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 、 需 方 .用户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当 前 和 计划 的 运行 
现场 ;并 列 出 其 他 有 关 文 档 。 
1.3 文档 概述 

本 条 应 概括 本 文档 的 用 途 与 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 与 私密 性 要 求 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 .标题 .修订 版 本 和 日 期 。 本 章 还 应 标识 不 能 通过 正 
常 的 供 货 渠道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 测试 结果 概述 


本 章 应 分 为 以 下 几 条 提供 测试 结 采 的 概述 。 
3. 1 对 被 测试 软件 的 总 体 评估 
本 条 应 ;: 
a. ”根据 本 报告 中 所 展示 的 测试 结果 ,提供 对 该 软件 的 总 体 评 信 ; 
b. 标识 在 测试 中 检测 到 的 任何 遗留 的 缺陷 、 限 制 或 约束 。 可 用 问题 /变更 报告 提供 缺陷 信息 ; 
c. 对 每 一 遗留 缺陷 、 限 制 或 约束 ,应 描述 ， 
1) ”对 软件 和 系统 性 能 的 影响 ,包括 未 得 到 满足 的 需求 的 标识 ; 





716 


GB/T 8567 一 2006 


2) 为 了 更 正 它 , 将 对 软件 和 系统 设计 产生 的 影响 ; 
3) 推荐 的 更 正方 案 / 方 法 。 
3.2 测试 环境 的 影响 
本 条 应 对 测试 环境 与 操作 环境 的 差异 进行 评估 ,并 分 析 这 种 差异 对 测试 结果 的 影响 。 
3.3 改进 建议 
本 条 应 对 被 测试 软件 的 设计 、 操 作 或 测试 提供 改进 建议 。 应 讨论 每 个 建议 及 其 对 软件 的 影响 。 
如 果 没 有 改进 建议 ,本 条 应 陈述 为 “无 ”。 


4 详细 的 测试 结果 


本 章 应 分 为 以 下 几 条 提供 每 个 测试 的 详细 结果 。 
注 :“ 测 试 ?” 一 词 是 指 一 组 相关 测试 用 例 的 集合 。 
4.x (测试 的 项 目 唯一 标识 符 ) 
本 条 应 由 项 目 唯一 标识 符 标识 一 个 测试 ,并 且 分 为 以 下 几 条 描述 测试 结果 。 
4.x.1 测试 结果 小 结 
本 条 应 综述 该 项 测试 的 结果 。 应 尽 可 能 以 表格 的 形式 给 出 与 该 测试 相关 联 的 每 个 测试 用 例 的 
完成 状态 (例如 ,“ 所 有 结果 都 如 预期 的 那样 ”,“ 遇 到 了 问题 " “与 要 求 的 有 偏差 ”等 )。 当 完成 状态 不 
是 “所 预期 的 ”时 ,本 条 应 引用 以 下 几 条 提供 详细 信息 。 
4. x.2 遇 到 了 问题 
本 条 应 分 条 标识 遇 到 一 个 或 多 个 问题 的 每 一 个 测试 用 例 。 
4. x. 2.y 〔〈 测 试用 例 的 项 目 唯 一 标识 符 ) 
本 条 应 用 项 目 唯一 标识 符 标 识 遇 到 一 个 或 多 个 问题 的 测试 用 例 , 并 提供 以 下 内 容 : 
所 遇 到 问题 的 简 述 ; 
所 遇 到 问题 的 测试 过 程 步 又 的 标识 ; 
(车 适用 ) 对 相关 问题 /变更 报告 和 备份 数据 的 引用 ， 
试图 改正 这 些 问题 所 重复 的 过 程 或 步骤 次 数 ,以 及 每 次 得 到 的 结果 ; 
e. 重 测试 时 ,是 从 哪些 回 退 点 或 测试 步骤 恢复 测试 的 。 
4.x.3 与 测试 用 例 /过 程 的 偏差 
本 条 应 分 条 标识 与 测试 用 例 /测试 过 程 出 现 偏差 的 每 个 测试 用 例 。 
4. x. 3.y (测试 用 例 的 项 目 唯一 标识 符 ) 
本 条 应 用 项 目 唯一 际 识 符 标识 出 现 _ 个 或 多 个 偏差 的 测试 用 全 ,并 提供 ， 
a. 偏差 的 说 明 ( 例 如 ,出 现 偏差 的 测试 用 例 的 运行 情况 和 偏差 的 性 质 ,诸如 替换 了 所 需 设 备 、 
未 能 遵循 规定 的 步 又 .进度 安排 的 偏差 等 ) 。( 可 用 红线 标记 表明 有 偏差 的 测试 过 程 ; 
b， 偏差 的 理由 ，; 
c. 偏差 对 测试 用 例 有 效 性 影响 的 评估 。 


5 测试 记录 


本 章 尽 可 能 以 图 表 或 附录 形式 给 出 一 个 本 报告 所 覆盖 的 测试 事件 的 按 年 月 顺序 的 记录 。 测 试 

-记录 应 包括 : 

a. 执行 测试 的 日 期 \ 时 间 和 地 后 ; 

b. 用 于 每 个 测试 的 软 硬 件 配 置 , (车 适用 ) 包 括 所 有 硬件 的 部 件 号 /型 号 /系列 号 、 制 造 商 、 修 订 
级 和 校准 日 期 ;所 使 用 的 软件 部 件 的 版 本 号 和 名 称 ; 

c. 《车 适用 ) 与 测试 有 关 的 每 一 活动 的 日 斯 和 时 间 , 执 行 该 项 活动 的 人 和 见证 者 的 身份 。 


人 
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评价 


.1 能 力 。 
.2 缺陷 和 限制 。 
.3 建议 。 
.4 结论 。 


测试 活动 总 结 
总 结 主要 的 测试 活动 和 事件 。 总 结 资 源 消耗 ,如 : 


.1 人 力 消耗 。 
.2 物质 资源 消耗 。 


注解 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信 息 ( 例 如 背景 信息 、 词 汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 路 语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 


附录 


附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字 母 顺 序 (A,B 等 ) 编 排 。 


7. 17 软件 配置 管理 计划 (SCMP) 


说 明 
《软件 配置 管理 计划 》X(SCMP) 说 明 在 项 目 中 如 何 实现 配置 管理 。 


软件 配置 管理 计划 的 正本 格式 如 下 : 








本 章 应 分 成 以 下 几 条 。 
1.1 标识 

本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 完整 标识 , (车 适用 ) 包 括 标 识 号 .标题 , 缩 略 词语 、 版 本 
号 .发行 号 。 
1.2 ”系统 概述 

本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 。 它 应 描述 系统 与 软件 的 一 般 性 质 ; 概 述 系统 开 
发 .运行 和 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 、 需 方 、. 用 户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当前 和 计划 的 运行 
现场 ;并 列 出 其 他 有 关 文 档 。 z 
1.3 文档 概述 

木 条 应 概括 本 文档 的 用 途 与 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 与 私密 性 要 求 。 
1.4 组织 和 职责 

描述 软件 配置 管理 (SCM) 负 责 人 和 软件 配置 控制 委员 会 (SCCB) 的 组 成 以 及 他 们 在 项 目 中 的 
职责 和 权限 ;说 明 与 项 目 配置 管理 相关 的 人 员 ,如 项 目 经 理 ,部门 SCM 组 长 的 职责 ;描述 以 上 人 员 之 
间 的 关系 。 
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为 了 能 够 清晰 的 表述 ,可 选用 图 表 的 方式 进行 说 明 。 
1.5 资源 

描述 项 目 配置 管理 活动 所 需 的 各 种 资源 ,包括 人 员 、 培训 \ 工 具 、 设 备 、 设 施 等 等 。 其 中 人 员 是 指 
人 力 成 本 , 它 是 根据 项 目 开 发 计划 中 的 总 工时 计算 得 出 的 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 .标题 ,修订 版 本 和 日期 。 本 章 还 应 标识 不 能 通过 正 
和 的 供 贷 渠 道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


| 3 管理 
描述 负责 软件 配置 管理 的 机 构 任务. 职责 及 其 有 关 的 接口 控制 。 
3.1 机 构 


摘 述 在 各 阶段 中 负责 软件 配置 管理 的 机 构 。 描 述 的 内 容 如 下 : 
a。 描述 在 软件 生存 周期 各 阶段 中 软件 配置 管理 的 功能 和 人 负责 软件 配置 管理 的 机 构 ， 
b. 说 明 项 目 和 子 项 目 与 其 他 有 关 项 目 之 间 的 关系 ， 
c. 指出 在 软件 生存 周期 各 阶段 中 的 软件 开发 或 维护 机 构 与 配置 控制 委员 会 的 相互 关系 。 
3.2 任务 
描述 在 软件 生存 周期 各 阶段 中 的 配置 管理 任务 以 及 要 进行 的 评审 和 检查 工作 ,并 指出 各 个 阶段 
的 阶段 产品 应 存放 在 哪 一 类 软件 库 中 (软件 开发 库 、 软 件 受 控 库 或 软件 产品 库 )。 
3.3 职责 
描述 与 软件 配置 管理 有 关 的 各 类 机 构 或 成 员 的 职责 ,并 指出 这 些 机 构 或 成 员 相 互 之 间 的 关系 ， 
a. 指出 负责 各 项 软件 配置 管理 任务 (如 配置 标识 .配置 控制 .配置 状态 记录 以 及 配置 的 评审 与 
检查 ) 的 机 构 的 职责 ; 
b. 指出 上 述 机 构 与 软件 质量 保证 机 构 、 软 件 开发 单位 ,项 目 承 办 单位 项 目 委 托 单 位 以 及 用 户 
等 机 构 的 关系 ; 
c. 说 明 由 本 计划 第 3. 2 条 指明 的 生存 周期 各 阶段 的 评审 .检查 和 审批 过 程 中 的 用 户 职责 以 及 
相关 的 开发 和 维护 活动 ; 
d， 指出 与 项 目 有 关 的 各 个 机 构 的 代表 的 软件 配置 管理 职责 ， 
e. 指出 其 他 特殊 职责 ,例如 为 满足 软件 配置 管理 要 求 所 必要 的 批准 要 求 。 
3.4 接口 控制 
描述 : 
a. ”接口 规格 说 明 标 识 和 文档 控制 的 方法 ; 
b. 对 已 交付 的 接口 规格 说 明和 文档 进行 修改 的 方法 ; 
c. 对 要 完成 的 软件 配置 管理 活动 进行 跟踪 的 方法 ; 
d. 记录 和 报告 接口 规格 说 明 利 文档 控制 状态 的 方法 ; 
e. 控制 软件 和 支持 它 运 行 的 硬件 之 间 的 接口 的 方法 。 
3.5 实现 
规定 实现 软件 配置 管理 计划 的 主要 里 程 碑 , 例 如 ， 
a. 建立 配置 控制 委员 会 ; 
b. 确定 各 个 配置 基线 ; 
c， 建立 控制 接口 协议 ; 
d. 制订 评审 与 检查 软件 配置 管理 计划 和 规程 ; 
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€, 


制订 相关 的 软件 开发 .测试 和 支持 工具 的 配置 管理 计划 和 规程 。 


3.6 适用 的 标准 、 条 例 和 约定 


3.6.1 


指明 所 适用 的 软件 配置 管理 标准 、 条 例 和 约定 


必须 说 明 这 些 标 准 、 条 例 和 约定 要 实现 的 程度 。 


3.6.2 


描述 要 在 本 项 县 中 编写 和 实现 的 软件 配置 管理 标准 .条 例 和 约定 


这 些 标准 条例 和 约定 可 以 包括 以 下 内 容 : 


Ey 


HEH"FR mr on rp 


软件 结构 层次 树 中 软件 位 置 的 标识 方法 ; 

程序 和 模块 的 命名 约定 ; 

版 本 级 别 的 命名 约定 ; 

软件 产品 的 标识 方法 ; 

规格 说 明 、 测 试 计划 与 测试 规程 .程序 设计 手册 及 其 他 文档 的 标识 方法 ; 
媒体 和 文档 管理 的 标识 方法 ; 

文档 交付 过 程 ; 

软件 产品 库 中 软件 产品 人 库 ,移交 或 交付 的 过 程 ; 

问题 报告 .修改 请 求 和 修改 次 序 的 处 理 过 程 ; 

配置 控制 委员 会 的 结构 和 作用 ; 

软件 产品 交付 给 用 户 的 验收 规程 ; 

软件 库 的 操作 ,包括 准备 ,存储 和 更 新 模块 的 方法 ; 

软件 配置 管理 活动 的 检查 ; 

问题 报告 、 修 改 请 求 或 修改 次 序 的 文档 要 求 , 指 出 配置 修改 的 目的 和 影响 ; 
软件 进入 配置 管理 之 前 的 测试 级 别 ; 

质量 保证 级 别 ,例如 ,在 进入 配置 管理 之 前 ,验证 软件 满足 有 关 基 线 的 程度 。 


4 软件 配置 管理 活动 


本 章 描述 配置 标识 .配置 控制 .配置 状态 记录 与 报告 以 及 配置 检查 与 评审 等 四 方面 的 软件 配置 
管理 活动 的 需求 。 
4.1 配置 标识 


4. 1. 1 


本 条 必须 详细 说 明 软 件 项 目的 基线 ( 即 最 初 批 准 的 配置 标识 》 


把 它们 与 本 计划 的 3. 2 条 描述 的 牛 存 周期 的 特定 阶段 相 联 系 。 在 软件 生存 周期 中 ,主要 有 三 种 
基线 ,它们 是 功能 基线 .分 配 基 线 入 贞 基线 。 对 于 每 个 基线 ,必须 描述 下 列 内 容 : 


a. 
b. 


c, 


每 个 基线 的 项 (包括 应 交付 的 文档 和 程序 ); 
与 每 个 基线 有 关 的 评审 与 批准 事项 以 及 验收 标准 ; 
在 建立 基线 的 过 程 中 用 户 和 开发 者 参与 情况 。 


例如 ,在 产品 基线 中 ,要 定义 的 元 紊 可 以 包括 : 


a. 
b, 


C. 


4.1.2 


80 


产品 的 名 字 和 命名 规则 ; 

产品 标识 编号 ; 

对 每 一 个 新 交付 的 版 本 ,要 给 出 版 本 交付 号 ,新 修改 的 描述 ,修改 交付 的 方法 、 对 支持 软件 
的 修改 要 求 以 及 对 有 关 文 档 的 修改 要 求 ; 

安装 说 明 ; 

已 知 的 缺陷 和 故障 ; 

软件 媒体 和 媒体 标识 。 
本 条 必须 描述 本 项 上 县 所 有 软件 代码 和 文档 的 标题 ,代号 ,编号 以 及 分 类 规程 
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例如 ,对 代码 来 说 : 
a. ”编译 日 期 可 以 作为 每 个 交付 模块 标识 的 一 部 分 ; 
b. 在 构造 模块 源 代码 的 顺序 行 号 时 ,应 使 它 适合 于 模块 作 进一步 的 修改 。 
4.2 配置 控制 
4.2.1 本 条 必须 描述 在 本 计划 3. 2 条 描述 的 软件 生存 周期 中 各 个 阶段 使 用 的 修改 批准 权限 的 级 别 
4.2.2 本 条 必须 定义 对 已 有 配置 的 修改 申请 进行 处 理 的 方法 
其 中 包括 : 
a. 详细 说 明 在 本 计划 第 3. 2 条 描述 的 软件 生存 周期 各 个 阶段 中 提出 修改 申请 的 程序 (可 以 用 
注 上 自然 语言 的 流程 图 来 表达 ); 
b. 描述 实现 已 批准 的 修改 申请 (包括 源 代 码 .目标 代码 和 文档 的 修改 ) 的 方法 ; 
c. 描述 软件 库 控 制 的 规程 ,其 中 包括 库存 软件 控制 .对 于 适用 基线 的 读 写 保 护 .成 员 保护 、 成 
员 标 识 、 档 案 维 护 、 修 改 历史 以 及 故障 恢复 等 七 项 规程 ; 
d. 如 果 有 必要 修补 目标 代码 , 则 要 描述 其 标识 和 控制 的 方法 。 
4.2.3 ”对 于 各 个 不 同 层 次 的 配置 控制 组 和 其 他 修改 管理 机 构 
本 条 必须 
a. 定义 其 作用 ,并 规定 其 权限 和 职责 ; 
b. 如 果 已 组 成 机 构 , 则 指明 该 机 构 的 领导 人 及 其 成 员 ; z 
c， 如 果 还 没有 组 成 机 构 , 则 说 明 怎样 任命 该 机 构 的 领导 人 、 成 员 及 代理 人 ; 
d. 说明 开 发 者 和 用 户 与 配置 控制 组 的 关系 。 
4.2.4 当 要 与 不 属于 本 软件 配置 管理 计划 适用 范围 的 程序 和 项 县 进行 接口 时 ,本 条 必须 说 明 对 其 
进行 配置 控制 的 方法 
如 果 这 些 软件 的 修改 需要 其 他 机 构 在 配置 控制 组 评审 之 前 或 之 后 进行 评审 , 则 本 条 必须 描述 这 
些 机 构 的 组 成 ,它们 与 配置 控制 组 的 关系 以 及 它们 相互 之 间 的 关系 。 
4.2.5 本 条 必须 说 明 与 特殊 产品 (如 非 交 付 的 软件 .现存 软件 .用 户 提供 的 软件 和 内 部 支持 软件 ) 有 
关 的 配置 控制 规程 
4.3 配置 状态 的 记录 和 报告 
本 条 必须 ; 
a.。 指明 怎样 收集 、 验 证 ,存储 ,处理 和 报告 配置 项 的 状态 信息 ; 
b， 详细 说 明 要 定期 提供 的 报告 及 其 分 发 办 法 ; 
c. 如 果 有 动态 查询 ,要 指出 所 提供 的 动态 查询 的 能 力 ; 
d. 如 果 要 求 记录 用 户 说 明 的 特殊 状态 时 ,要 描述 其 实现 手段 。 
例如 ,在 配置 状态 记录 和 报告 中 ,通常 要 描述 的 信息 有 : 
a. 规格 说 明 的 状态 ; 
b. 修改 申请 的 状态 ; 
修改 批准 的 报告 ; 
产品 版 本 或 其 修改 版 的 状态 ; 
安装 .更 新 或 交付 的 实现 报告 ; 
. 用 户 提供 的 产品 (如 操作 系统 ) 的 状态 ; 
g. 有 关 开发 项 目 历史 的 报告 。 
配置 的 检查 积 评审 


Re 


im 人 


4. 4 
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本 条 必须 ， 

a. 定义 在 本 计划 的 3.2 条 所 定义 的 软件 生存 周期 的 特定 点 上 执行 的 检查 和 评审 中 软件 配置 
管理 计划 的 作用 

b. 规定 每 次 检查 的 评审 所 包含 的 配置 项 ; 

c, 指出 用 于 标识 和 解决 在 检查 和 评审 期 间 发 现 的 问题 的 工作 流程 。 


5 工具 .技术 和 方法 


本 意 必须 指明 为 支持 特定 项 目的 软件 配置 管理 所 使 用 的 软件 工具 、 技 术 和 方法 ,指明 它们 的 目 
的 ,并 在 开发 者 所 有 权 的 范围 内 描述 其 用 法 。 例 如 ,可 以 包括 用 于 下 列 任务 的 工具 ,技术 和 和 方法: 

a. ”软件 媒体 和 媒体 文档 的 标识 。 

b. 把 文档 和 媒体 置 于 软件 配置 管理 的 控制 之 下 ,并 把 它 正式 地 交付 给 用 户 。 例 如 ,要 给 出 对 
软件 库 内 的 源 代码 和 目标 代码 进行 控制 的 工具 、 技 术 和 方法 的 描述 ;如 果 用 到 数据 库 管理 
系统 , 则 还 要 对 该 系统 进行 描述 。 又 如 ,要 指明 怎样 使 用 软件 库 工具 、 技 术 和 方法 来 处 理 软 
件 产品 的 交付 。 

c， 编制 关于 程序 及 其 有 关 文 档 的 修改 状态 的 文档 。 因 此 必须 进一步 定义 用 于 准备 多 种 级 别 
(如 项 目 负责 人 .配置 控制 小 组 、 软 件 配置 管理 人 员 和 用 户 ) 的 管理 报告 的 工具 ,技术 和 
方法 。 


6 对 供 货 单位 的 控制 


供 货 单位 是 指 软件 销售 单位 .软件 开发 单位 或 软件 子 开发 单位 。 必 须 规定 对 这 些 供 货 单位 进行 
控制 的 管理 规程 ,从 而 使 从 软件 销售 单位 购买 的 .其 他 开发 单位 开发 的 或 从 软件 开发 单位 现存 软件 
库 中 选用 的 软件 能 满足 规定 的 软件 配置 管理 需求 。 管 理 规 程 应 该 规定 在 本 软件 配置 管理 计划 的 执 
行 范围 内 控制 供 货 单位 的 方法 ;还 应 解释 用 于 确定 供 货 单位 的 软件 配置 管理 能 力 的 方法 以 及 监督 它 
们 遵循 本 软件 配置 管理 计划 需求 的 方法 。 


7 记录 的 收集 .维护 和 保存 


本 章 必须 指明 要 保存 的 软件 配置 管理 文档 ,指明 用 于 汇总 .保护 和 维护 工程 文档 的 方法 和 设施 
《其 中 包括 要 使 用 的 后 备 设 施 ) ,并 指明 要 保存 的 期 限 。 


8 配置 项 和 基线 


8.1 配置 项 命名 规则 
根据 组 织 的 《标识 规范 》, 对 不 同类 型 的 配置 项 建立 命名 规则 。 
命名 规则 的 说 明 





8.2 ”配置 项 的 识别 和 基线 的 划分 
列 出 识别 到 的 所 有 配置 项 和 所 属 的 配置 基线 ,并 明确 配置 项 的 标识 .作者 (或 负责 人 ) 和 配置 
时 间 


配置 基线 配置 项 名 称 
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8.3 变更 和 发 布 
描述 配置 项 和 基线 变更 、 发 布 的 流程 以 及 相应 的 批准 权限 。 
为 了 能 够 清晰 的 表述 ,应 选用 图 表 的 方式 进行 说 明 。 


9 备份 
说 明 配置 库 和 配置 管理 库 的 备份 方式 、 频 度 、 责 任 人 。 
10 日 程 表 


列 出 项 目 配置 管理 活动 的 日 程 表 , 并 确保 配置 管理 活动 的 日 程 表 与 项 目 开发 计划 以 及 质量 保证 
计划 保持 一 致 。 
活动 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信息 (例如 背景 信息 、 词 汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 需要 的 术语 和 和 定义 ,所 有 缩 略语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 


附录 


附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 于 订 成 册 。 附 录 应 按 字母 顺序 (A,B 等 ) 编 排 。 
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附 表 
附 表 1 


产品 发 布 清单 


产品 发 布 清单 


项 目标 识 


项 目 名 称 


是 
所 
发 
长 


发 布 产品 清单 


是 否 收回 ”规定 收回 时 间 
| 
一 
| 
三 于 二 
i 
| 
HE 员 本 的 
| 
I 
OE 出 本 呈 

备注 


穆 
LI ’ 
加 | 


版 本 号 


密级 
| 
| 
-> 
Fie 
Tw 
确认 签名 


所 属 基 线 
| 
加 
加 汪汪 是 
I 
| 
ee 
国 时 于 于 
| 
国 风 国王 
PS 
7 了 

发 布 对 象 
所 属 部 门 


发 布 晶 期 
姓名 


产品 名 称 


发 布 人 


项 目标 识 :按照 《标识 规范 3》 为 项 目 分 配 的 标识 号 


发 布 范 围 :产品 发 布 到 公司 内 外 哪 


些 部 门 


所 属 基 线 : 随 着 项 目的 进展 ,产品 当前 配置 到 的 项 目 基线 


密级 :绝密 ,机 密 、 秘 密 、 普 通 


发 布 对 象 ;产品 被 发 布 到 的 责任 人 
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附 表 2 配置 变更 申请 单 
配置 变更 申请 表 


1. 项 目 (系统 ) 名 称 : 
2， 变更 标识 号 : 3. 基线 类 别 ， 


版 本 











11. 受 影 响 配置 项 : 







16. 变更 配置 项 ， 


14， 完成 日 期 15. 实际 工时 






基线 更 新 批准 一 





18，SQA 批准 : 
日 期 ， 


19. 更 新 人 : 20. 备注 ; 
日 期 ， 


变更 标识 号 ;项 目标 识 十 变更 序号 

基线 类 别 :正式 基线 变更 ( 非 正式 基线 变更 ) 开 发 基线 变更 
需要 资源 :需要 哪些 工具 \ 哪 方面 的 人 员 . 哪 方 面 的 培训 
受 影响 配置 项 :合计 将 受 影响 的 配置 项 

变更 配置 项 :实际 发 生变 更 的 配置 项 
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附 表 3 配置 问题 报告 单 
配置 问题 报告 单 


1. 项 目 ( 系 统 ) 名 称 : 


2. 问题 标识 号 ， 3. 基线 类 别 : 


6. 问题 描述 : 












11. 受 影响 配置 项 : 


16. 变更 配置 项 ， 


15， 实际 工时 |: 
基线 更 新 批准 


18. SQA 批准 : 
日 期 : 


19. 更 新 人 : 20， 备注 : 
日 期 ， 


问题 标识 号 ;项 目标 识 十 问题 序号 

基线 类 别 : 需 求 .设计 、 代 码 ,交付 基线 等 

影响 范围 :估计 将 受 影响 的 功能 组 件 ,模块 .配置 等 
需要 资源 :需要 哪些 工具 . 哪 方 面 的 人 员 . 哪 方面 的 培训 
受 影 响 配 置 项 :估计 将 受 影 响 的 配置 项 

变更 配置 项 :实际 发 生变 更 的 配置 项 
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附 表 4 配置 变更 和 问题 登录 表 


配置 变更 和 问题 登录 表 





标识 号 :变更 申请 标识 号 或 问题 标识 号 
批准 情况 :批准 ,拒绝 、 延 组 
状态 及 标识 日 期 :配置 项 当前 的 变更 状态 (参见 本 程序 文件 ) 及 记录 当前 状态 的 时 间 
附 表 5 配置 状态 统计 报告 
配置 状态 统计 报告 


变更 状态 


拆 本 
号 变更 或 问 | 变 更 | 变更 开 | 变更 芭 影 响 配 置 项 及 | 变更 完 | 纳 人 基 | 状态 及 标 
题 编号 | 人 | 始 日 期 | 简 述 | 变更 后 版 本 号 | 成 日 期 | 线 日 期 | 识 日 期 





“基线 标识 ”前 的 “序号 ”; 指 基线 的 序号 
“配置 项 标识 ”前 的 “序号 ”; 指 配置 项 在 该 基线 中 的 序号 
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附 表 6 配置 审核 报告 


配置 审核 报告 
项 目 名 称 : 
审核 类 型 :基线 审核 口 ”软件 发 布 审核 口 审核 人 员 日 期 : 







. 工作 产品 审核 


应 完成 的 工作 产品 完成 情况 


变更 / 
S NY , 7 3. ee 项 1 
问题 编号 变更 开始 日 期 变更 计划 完成 日 期 相关 项 更 新 情况 


, 
b 









', 
， 
， 


版 本 号 ，: 


版 本 说 明 评 价 ， 


”配置 项 追 涉 关 系 审 核 
配置 项 追溯 关系 维护 情况 : 


| 质量 检查 点 和 质量 保证 活动 审核 
质量 检查 点 的 设置 及 检查 活动 完成 情况 : 


质量 保证 活动 完成 情况 : 





相关 项 更 新 情况 :指定 配置 变更 请 求 或 问题 报告 单 中 所 有 受 影响 配置 项 的 变更 情况 说 明 ( 是 否 完成 .实施 状态 ) 
版 本 说 明 评价 .配置 项 追溯 关系 维护 情况 :是 否 完整 .准确 ,存在 哪些 问题 
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7.18 ”软件 质量 保证 计划 (SQAP) 


《软件 质量 保证 计划 》}(SQAP) 规 定 在 项 目 中 采用 的 软件 质量 保证 的 措施 ,方法 和 步骤 。 
软件 质量 保证 计划 的 正文 的 格式 如 下 ; 





本 章 应 分 成 以 下 几 条 ， 
1.1 标识 

本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 完整 标识 , (车 适用 ) 包 括 标识 号 、 标 题 . 缩 略 词语 、 版 本 
号 发行 号 。 
1.2 系统 概述 

本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 。 它 应 描述 系统 与 软件 的 一 般 性 质 ; 概 述 系统 开 
发 .运行 和 维护 的 历史 ;标识 项 上 且 的 投资 方 . 需 方 、 用 户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当 前 和 计划 的 运行 
现场 ;并 列 出 其 他 有 关 文 档 。 
1.3 文档 概述 

本 条 应 概述 本 文档 的 用 途 与 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 与 私密 性 要 求 。 
1.4 组织 和 职责 

描述 SQA 负责 人 在 项 目 中 的 职责 和 权限 ;相应 的 高 层 经 理 ,. 与 SQA 紧密 配合 的 项 目 经 理 的 职 
责 ; 部 门 内 部 SQA 组 长 的 职责 和 与 项 目 SQA 负责 人 的 关系 。 
1.5 资源 

描述 出 项 目 质量 保证 活动 所 需 的 各 种 资源 ,包括 人 员 培训、 工具 .设备 .设施 ,等 等 。 其 中 人 员 
是 指 人 力 成 本 , 它 是 根据 项 目 开 发 计划 中 的 总 工时 计算 得 出 的 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 .标题 .修订 版 本 和 日 期 。 也 应 标识 不 能 通过 正常 的 
供 货 渠 道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 管理 
必须 描述 负责 软件 质量 保证 的 机 构 ,任务 及 其 有 关 的 职责 。 
3.1 机 构 


必须 描述 与 软件 质量 保证 有 关 的 机 构 的 组 成 ,还 必须 清楚 地 描述 来 自 项 目 委托 单位 ,项 目 承办 
单位 .软件 开发 单位 或 用 户 中 负责 软件 质量 保证 的 各 个 成 员 在 机 构 中 的 相互 关系 。 
3.2 任务 
必须 描述 计划 所 涉及 的 软件 生存 周期 中 有 关 阶 段 的 任务 ,特别 是 要 把 重点 放 在 描述 这 些 阶段 所 
应 进行 的 软件 质量 保证 活动 上 。 
3.3 职责 
必须 指明 软件 质量 保证 计划 中 规定 的 每 一 个 任务 的 负责 单位 或 成 员 的 责任 。 


4 文档 


必须 列 出 在 该 软件 的 开发 .验证 与 确认 以 及 使 用 与 维护 等 阶段 中 需要 编制 的 文档 ,并 摘 述 对 文 
档 进行 评审 与 检查 的 准则 。 
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4.1 基本 文档 

为 了 确保 软件 的 实现 满足 需求 ,至 少 需要 下 列 基 本 文档 : 

a. ”软件 需求 规格 说 明 ( 或 软件 规格 说 明 )。 

b. 软件 (结构 ) 设 计 说 明 ，。 

c. 测试 计划 与 测试 报告 。 

d. 软件 验证 与 确认 计划 。 

软件 验证 与 确认 计划 必须 描述 所 采用 的 软件 验证 与 确认 的 方法 (例如 评审 、 检 查 、 分 析 、 演 示 或 
测试 等 ), 以 用 来 验证 软件 需求 (规格 ) 说 明 中 的 需求 是 否 已 由 软件 (结构 ) 设 计 说 明 描 述 的 设计 实现 ， 
软件 (结构 ) 设 计 说 明 表 达 的 设计 是 否 已 由 编码 实现 。 软 件 验 证 与 确认 计划 还 可 用 来 确认 编码 的 执 
行 是否 与 软件 需求 (规格 ) 说 明 中 所 规定 的 需求 相 一 致 。 软 件 验 证 和 确认 报告 必须 描述 软件 验证 与 
确认 计划 的 执行 结果 。 这 里 必须 包括 软件 质量 保证 计划 所 需要 的 所 有 评审 ,检查 和 测试 的 结 采 。 
4.2 ”用 户 文 档 

例如 ,用 户 手 册 .操作 手册 等 。 
4.3 其 他 文档 

除 上 述 文档 外 ,还 应 包括 以 下 文档 : 

a.、 项 目 开 发 计划 (其 中 可 包括 软件 配置 管理 计划 ,必要 时 该 计划 也 可 单列 ) 。 

b. 项 目 进展 报表 。 

C， 项 目 开发 各 阶段 的 评审 报 才 ， 

d. 项目 总 结 报告 。 


5 标准、 规程 和 约定 
必须 列 出 软件 开发 过 程 中 要 用 到 的 标准 、 规 程 和 约定 ,并 列 出 监督 和 保证 执行 的 措施 。 
6 评审 和 检查 


必须 规定 所 要 进行 的 技术 和 管理 两 方面 的 评审 和 检查 工作 ,并 编制 或 引用 有 关 的 评审 和 检查 规 
程 以 及 通过 与 否 的 技术 准则 。 至 少 要 进行 下 列 各 项 评审 和 检查 工作 : 
6.1 软件 需求 规格) 评审 

在 软件 需求 分 析 阶 段 结束 后 必须 进行 软件 需求 评审 ,以 确保 在 软件 需求 (规格 ) 说 明 中 所 规定 的 
各 项 需求 的 人 台 适 性 。 
6.2 系统 / 子 系统 设计 评审 

在 系统 / 子 系统 设计 结束 后 必须 进行 系统 / 子 系统 设计 的 评审 ,以 评价 软件 (结构 ) 设 计 说 明 中 所 
描述 的 软件 设计 在 总 体 结 构 \、 外 部 接口 、 主 要 部 件 功 能 分 配 、 全 局 数据 结构 以 及 各 主要 部 件 之 间 的 接 
口 等 方面 的 合适 性 。 
6.3 软件 设计 评审 

在 软件 设计 结束 后 必须 进行 软件 设计 的 评审 ,以 评价 软件 (结构 ?设计 说 明 中 所 摘 述 的 软件 设 
计 , 在 功能 、 算 法 和 过 程 描述 等 方面 的 合适 性 。 
6.4 软件 验证 与 确认 计划 评审 

在 制订 软件 验证 与 确认 计划 之 后 要 对 它 进 行 评审 ,以 评价 软件 验证 与 确认 计划 中 所 规定 的 验证 
与 确认 方法 的 合适 性 与 完整 性 。 
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6.5 功能 检查 

在 软件 发 行 前 ,要 对 软件 进行 功能 检查 ,以 确认 已 经 满足 在 软件 需求 规格 说 明 中 规定 的 所 有 
6.6 物理 检查 

在 验收 软件 前 ,要 对 软件 进行 物理 检查 ,以 验证 各 序 和 文档 已 经 一 致 并 已 做 好 了 交付 的 准备 ， 
6. 7 综合 检查 

在 软件 验收 时, 要 多 许 用 户 或 用 户 委托 的 专家 对 所 要 验收 的 软件 进行 设计 抽样 的 综合 检查 ,以 
验证 代码 和 设计 文档 的 一 致 性 ,接口 规格 说 明之 间 的 一 致 性 (硬件 和 软件 )、 设 计 实现 和 功能 需求 之 
间 的 一 致 性 、 功 能 需求 和 测试 描述 的 一 致 性 。 
6.8 管理 评审 

要 对 计划 的 执行 情况 定期 (或 按 阶 段 ) 进 行 管理 评审 ;这 些 评审 必须 由 独立 于 被 评审 单位 的 机 构 
或 授权 的 第 三 方 主持 进行 。 


7 项 目 策划 阶段 的 SQA 活动 


描述 SQA 负责 人 参与 制定 项 目的 软件 开发 计划 和 配置 管理 计划 的 活动 ,以 及 它们 三 者 之 间 的 
关系 。 


8 评审 和 审核 


8.1 过 程 的 评审 

描述 对 项 目 进行 过 程 评审 的 方法 和 依据 ,并 在 下 表 中 列 出 项 目 定义 的 过 程 以 及 相应 的 过 程 
评审 。 
8.2 工作 产品 的 审核 

描述 进行 产品 审核 的 方法 和 依据 ,并 在 下 表 中 列 出 项 目 过 程 应 产生 的 工作 产品 和 质量 记录 ,以 
及 需要 由 SQA 负责 人 审核 的 工作 产品 和 相应 的 产品 审核 活动 。 
8.3 不 符合 问题 的 解决 

描述 过 程 评 审 和 产品 审核 的 结果 怎样 形成 记录 ,应 形成 哪些 记录 。 

描述 处 理 在 评审 中 出 现 的 不 符合 问题 的 解决 方法 。 


项 目 定义 的 过 和 评审 /审核 活动 
上 上 上 
| 
9 ”软件 配置 管理 


必须 编制 有 关 软 件 配 置 管理 的 条 款 ,或 单独 制订 文档 。 在 这 些 条 款 或 文档 中 ,必须 规定 用 于 标 
识 软 件 产品 .控制 和 实现 软件 的 修改 .记录 和 报告 修改 实现 的 状态 以 及 评审 和 检查 配置 管理 工作 等 
四 方面 的 活动 。 还 必须 规定 用 以 维护 和 存储 软件 受 控 版 本 的 方法 和 设施 ;必须 规定 对 所 发 现 的 软件 
问题 进行 报告 .追踪 和 解决 的 步骤 ,并 指出 实现 报告 .追踪 和 解决 软件 问题 的 机 构 及 其 职责 。 


10 工具 ,技术 和 方法 

必须 指明 用 以 支持 特定 软件 项 目 质量 保证 工作 的 工具 .技术 和 方法 ,描述 它们 的 用 途 。 
11 媒体 控制 

必须 指出 保护 计算 机 程序 物理 媒体 的 方法 和 设施 ,以 免 非法 存 取 、 意 外 损坏 或 自然 老化 。 
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12 ”对 供 货 单位 的 控制 


供 货 单位 包括 项 目 承 办 单位 、 软 件 销售 单位 .软件 开发 单位 或 软件 子 开发 单位 。 必 须 规定 对 这 
些 供 货 单位 进行 控制 的 规程 ,从 而 保证 项 目 承办 单位 从 软件 销售 单位 购买 的 、 其 他 开发 单位 (或 子 天 
发 单位 ) 开 发 的 或 从 开发 (或 子 开 发 ) 单 位 现存 软件 库 中 选用 的 软件 能 满足 规定 的 需求 。 


13 ”记录 的 收集 .维护 和 保存 


必须 指明 需要 保存 的 软件 质量 保证 活动 的 记录 ,并 指出 用 于 汇总 、 保 护 和 维护 这 些 记录 的 方法 
和 设施 ,并 指明 要 保存 的 期 限 。 


14 日 程 表 


列 出 项 目 质量 保证 活动 的 日 程 表 , 并 确保 质量 保证 的 日 程 表 与 项 目 开 发 计划 以 及 配置 管理 计划 


保持 一 致 。 
15 注解 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信 息 ( 例 如 背景 信息 、 词 汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 略语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 
附录 


附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字母 顺序 (A,B 等 ) 编 排 。 
附 表 
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附 表 1] :问题 报告 单 
嫩 | 
EC 
0 | 1 | 
| 
(B 类 不 填 ) 


项 目 人 负责 人 签字 : 日 期 : 


ns | | meal 


问题 描述 (如 空间 不 够 可 加 附 页 ): 





姓名 何 题 发 现 日 期 年 月 日 
报告 人 
一 


人 
备注 


配置 状态 :1. 评审 中 2. 修改 中 3. 修改 完成 未 测评 4. 测评 通过 (关闭 ) 5. 以 后 关闭 
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B 类 问题 解决 记录 


站 Ta | 
iT 7 
| 确认。 | 项 目 组 长 签字 ， 日 期 ， 


问题 解决 说 明 ( 如 空间 不 够 可 加 附 页 ): 
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附 表 2: 设计 变更 报告 单 


标题 

记录 编号 
评审 日 期 
评审 报告 编号 





设计 变更 报告 单 


了 
mn 
巧 


一 和 [mr 
问题 报告 单 
~ 


项 目标 识 号 
和 人 


修改 描述 (如 空间 不 够 可 加 附 页 ): 


污 
II 
N 
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附 表 3: 计 划 修 订 申 请 单 
计划 修订 申请 单 





= 


联系 电话 


话 

be 

荆 

洲 

刀 
图 

0 


| | 


申请 修订 的 主要 理由 : 





备注 
配置 状态 :1 评审 中 2 修订 中 3 修订 完成 未 评审 4 评审 通过 (关闭 ) 
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附 表 4: 项 目 月 报表 
月 份 项 目 月 报 记录 编号 

总 部 名 称 

As 


计划 完成 情况 











已 完成 项 (包括 质量 保证 活动 ): 


未 完成 项 (包括 质量 保证 活动 ) 


存在 的 主要 问题 和 困难 : 





下 月 的 主要 安排 


开发 : 
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附 表 5: 设 计 评审 报告 
设计 评审 报告 





EEE EO 


开发 策划 需求 分 析 系统 设计 实现 测试 安装 验收 设计 变更 
阶段 名 
口 口 口 口 口 加 口 


评审 内 容 ( 空 间 不 够 可 附 页 ): 





评审 结论 (空间 不 够 可 附 页 )， 


评审 组 长 签字 
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附 表 6: 评 审 人 员 和 名单 





7. 19 开发 进度 月 报 (DPMR) 


开发 进度 月 报 的 编制 目的 是 及 时 向 有 关 管 理 部 门 汇报 项 目 开 发 的 进展 和 情况 ,以 便 及 时 发 现 和 
处 理 开发 过 程 中 出 现 的 问题 。 一 般 地 ,开发 进度 月 报 是 以 项 目 组 为 单位 每 月 编写 的 ,如 果 被 开发 的 
软件 系统 规模 比较 大 ,整个 工程 项 目 被 划分 给 若干 个 分 项 目 组 承担 ,开发 进度 月 报 将 以 分 项 目 组 为 
单位 按 月 编写 。 


开发 进度 月 报 的 正文 格式 如 下 : 





本 章 应 分 成 以 下 几 条 。 
1.1 标识 
本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 完整 标识 ,( 若 适用 ) 包 括 标 识 号 .标题 . 缩 略 词语 ,版 本 


号 .发 行 号 。 


1.2 系统 概述 

本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 。 它 应 描述 系统 与 软件 的 一 般 性 质 ;概述 系统 开 
发 .运行 和 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 . 需 方 、 用 户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当 前 和 计划 的 运行 
现场 ;并 列 出 其 他 有 关 文 档 。 
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1.3 文档 概述 
本 条 应 概述 本 文档 的 用 途 与 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 与 私密 性 要 求 。 
应 说 明 : 
a. ”开发 中 的 软件 系统 的 名 称 和 标识 符 ; 

分 项 目 名 称 和 标识 符 ; 

分 项 目 负 责 人 签名 4 

本 期 月 报 编写 人 签名 ; 

本 期 月 报 的 编号 及 所 报告 的 年 月 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 .标题 ,修订 版 本 和 日 期 。 也 应 标识 不 能 通过 正常 的 
供 货 渠道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 工程 进度 与 状态 


3.]1 进度 

列 出 本 月 内 进行 的 各 项 主要 活动 ,并 且说 明 本 月 内 时 到 的 重要 事件 ,这 是 指 一 个 开发 阶段 ( 即 软 
件 生存 周期 内 各 个 阶段 中 的 某 一 个 ,例如 需求 分 析 阶 段 ) 的 开始 或 结束 ,要 说 明 阶 段 的 名 称 及 开始 
《或 结束 ) 的 日 期 。 
3.2 状态 

说 明 本 月 的 实际 工作 进度 与 计划 相 比 ,是 提前 了 、 按 期 完成 了 或 是 推迟 了 ? 如 果 与 计划 不 一 致 ， 
要 说 明 原 因 及 准备 采取 的 指 施 。 


4 资源 耗 用 与 状态 


4.1 资源 耗 用 

主要 说 明 本 月 份 内 耗 用 的 工时 与 机 时 。 
4.1.1 工时 

分 为 三 类 : 

a. ”管理 用 工时 。 包 括 在 项 目 管理 (制订 计划 .布置 工作 \、 收 集 数 据 、 检查 汇报 工作 等 ) 方 面 耗 用 

的 工时 ; 

b. 服务 工时 。 包 括 为 支持 项 目 开发 所 必须 的 服务 工作 及 非 直 接 的 开发 工作 所 耗 用 的 工时 ; 

c. 开发 用 工时 。 要 分 各 个 开发 阶段 填写 。 
4.1.2 机 时 

说 明 本 月 内 耗 用 的 机 时 ,以 小 时 为 单位 ,说 明 计 算 机 系统 的 型 号 。 
4.2 状态 

说 明 本 月 内 实际 耗 用 的 资源 与 计划 相 比 ,是 超出 了 、 人 致 .还 是 不 到 计划 数 ? 如 果 与 计划 不 一 

致 ,说 明 原 因 及 准备 采取 的 措施 。 


nm ap 


5 经 费 支出 与 状态 
5.1 经 费 支出 
5.1.1 支持 性 费用 


列 出 本 月 内 支出 的 支持 性 费用 ,一 般 可 按 如 下 七 类 列 出 ,并 给 出 本 月 支持 费用 的 总 和 : 
和 。 房租 或 房屋 折旧 费 ; 
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b. 工资 .奖金 .补贴 ; 

c. 培训 费 。 包 括 教师 的 酬金 及 教室 租金 ; 

d. 资料 费 。 包 括 复印 及 购买 参考 资料 的 费用 ; 
e. 会 议 费 。 召 集 有 关 业 务 会 议 的 费用 ; 

f. 旅 差 费 ， 

g. ”其 他 费用 。 

2 设备 购置 费 

列 出 本 月 内 实际 支出 的 设备 购置 费 , 一 般 可 分 如 下 三 类 : 
a. ”购买 软件 的 名 称 与 金额 ; 

b. 购买 硬 设备 的 名 称 、 型 号 ,数量 及 金额 ; 

c. 已 有 硬 设备 的 折旧 费 。 


5.2 状态 
说 明 本 月 内 实际 支出 的 经 费 与 计划 相 比 较 ,是 超过 了 、 相 符合 .还 是 不 到 计划 数 ? 如 果 与 计划 不 


一 致 ,说 明 原 因 及 准备 采取 的 措施 。 
6 下 个 月 的 工作 计划 


7 建议 
本 月 遇 到 的 重要 问题 和 应 引起 重视 的 问题 及 因此 产生 的 建议 。 


本 革 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信 息 ( 例 如 背景 信息 、 词 汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 略 语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 


附录 


附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字母 顺序 (A,B 等 ) 编 排 。 


7.20 项 目 开发 总 结 报告 (PDSR) 


说 明 : 
项 目 开 发 总 结 报告 的 编制 是 为 了 总 结 本 项 目 开发 工作 的 经 验 , 说 明 实 际 取 得 的 开发 结果 以 及 对 
整个 开发 工作 的 各 个 方面 的 评价 。 


项 目 开发 总 结 报告 的 正文 格式 如 下 : 








本 章 应 分 成 以 下 几 条 。 


1.1 标识 

本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 完整 标识 , (车 适用 ) 包 括 标识 号 ,标题 , 缩 略 词语 .版 本 
号 发 行 号 。 
1.2 系统 概述 
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本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 。 它 应 描述 系统 与 软件 的 一 般 性 质 ;概述 系统 开 
发 .运行 和 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 , 需 方 、 用 户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当 前 和 计划 的 运行 
现场 ;并 列 出 其 他 有 关 文 档 。 
1.3 文档 概述 

本 条 应 概述 本 文档 的 用 途 与 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 与 私密 性 要 求 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 .标题 ,修订 版 本 和 日 期 。 也 应 标识 不 能 通过 正常 的 
供 货 渠道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 实际 开发 结 采 


3.1 产品 

说 明 最 终 制 成 的 产品 ,包括 : 

a. 本 系统 (CSCD 中 各 个 软件 单元 的 名 字 ,它们 之 间 的 层次 关系 ,以 千 字 节 为 单位 的 各 个 软件 

单元 的 程序 量 .存储 媒体 的 形式 和 数量 ; 

b. 本 系统 共有 哪 几 个 版 本 ,各 自 的 版 本 号 及 它们 之 间 的 区 别 ; 

c. 所 建立 的 每 个 数据 库 。 

如 果 开 发 计划 中 制订 过 配置 管理 计划 ,要 同 这 个 计划 相 比 较 。 
3.2 主要 功能 和 性 能 

逐 项 列 出 本 软件 产品 所 实际 具有 的 主要 功能 和 性 能 ,对 照 可 行 性 分 析 ( 研 究 ) 报 告 .项 目 开 发 计 
划 .功能 需求 说 明 书 的 有 关内 容 , 说 明 原 定 的 开发 目标 是 达到 了 、 未 完全 达到 、 或 超过 了 。 
3.3 基本 流程 

用 图 给 出 本 程序 系统 的 实际 的 基本 的 处 理 流程 。 
3.4 进度 

列 出 原 计 划 进 度 与 实际 进度 的 对 比 ,明确 说 明 实际 进度 是 提前 了 ,还 是 延迟 了 ,分 析 主 要 原因 。 
3.5 费用 

列 出 原 定 计划 费用 与 实用 支出 费用 的 对 比 ,包括 ; 

a. 工时 ,以 人 月 为 单位 ,并 按 不 同 级 别 统计 

b. 计算 机 的 使 用 时 间 , 区 别 CPU 时 间 及 其 他 设备 时 间 ; 

c， 物料 消耗 ,出差 费 等 其 他 支出 。 

明确 说 明 ,经 费 是 超过 了 ,还 是 节余 了 ,分 析 主 要 原因 。 


4 开发 工作 评价 


4.1 对 生产 效率 的 评价 
给 出 实际 生产 效率 ,包括 : 
a. 程序 的 平均 生产 效率 , 即 每 人 月 生产 的 行 数 ; 
b. 文件 的 平均 生产 效率 , 即 每 人 月 生产 的 于 字数 。 
并 列 出 原 计划 数 作 所 对 比 。 
4.2 对 产品 质量 的 评价 
说 明 在 测试 中 检查 出 来 的 程序 编制 中 的 错误 发 生 率 , 即 每 二 条 指令 (或 语句 数 ) 中 的 错误 指令 数 
(或 语句 数 ) 。 如 果 开 发 中 制订 过 质量 保证 计划 或 配置 管理 计划 ,要 同 这 些 计划 相 比较 。 
4.3 对 技术 方法 的 评价 
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给 出 在 开发 中 所 使 用 的 技术 方法、 工具 .手段 的 评价 。 
4.4 出 错 原 因 的 分 析 

给 出 对 于 开发 中 出 现 的 错误 的 原因 分 析 。 
4.5 风险 管理 

a. 初期 预计 的 风险 ; 

b. 实际 发 生 的 风险 ; 


5 缺陷 与 处 理 


分 别 列 出 在 需求 评审 阶段 ,设计 评审 阶段 .代码 测试 阶段 .系统 测试 阶段 和 验收 测试 阶段 发 生 的 
缺陷 及 处 理 情况 。 


6 经 验 与 教训 


列 出 从 这 项 开发 工作 中 得 到 的 最 主要 的 经 验 与 教训 及 对 今后 的 项 目 开 发 工作 的 建议 。 


7 注解 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信息 (例如 背景 信息 .词汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 略 语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 


附录 


附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字母 顺序 (A,B 等 ) 编 排 。 
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项 目 总 结 报告 





4， 过程 裁剪 情况 
5. 使 用 的 工具 



















1. 初期 预 估 的 风险 





1, 团队 最 大 规模 
2. 估算 工作 量 
3. 实际 工作 量 











4. 工作 量 在 各 阶段 的 分 布 


总 计 ( 人 时 》 










质量 成 本 (COQ) = (审查 工作 其 十 返工 工作 量 十 测试 工作 量 十 培训 工作 量 )/ 总 工作 量 X100% 









5. 工作 量 在 各 阶段 的 分 布 比例 和 偏差 
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续 表 
| | | 本 | 
陷 更 


缺 





1. 缺陷 分 布 情况 


偏差 百分比 
缺陷 检测 阶段 占 总 缺陷 数 占 总 缺陷 数 
(%) 
I 百分比 (%) Wn 百分比 (%) 


需求 评审 
设计 评审 
代码 测试 
系统 测试 
验收 测试 


3 


2. 缺陷 消除 率 


缺陷 引 人 阶 自 和 














提交 的 过 程 资产 
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7.21 软件 产品 规格 说 阴 (SPS) 


说 明 ， 
1.《 软 忻 产品 规格 说 明 》(SPS) 包 含有 或 引用 了 可 执行 软件 、 源 文件 以 及 软件 支持 的 信息 。 包 括 
一 个 计算 机 软件 配置 项 (CSCID) “已 建成 "的 设计 信息 和 编辑 构造 及 修改 的 过 程 等 。 
2. SPS 可 被 用 于 订购 可 执行 软件 和 /或 对 应 于 该 CSCI 的 源 文件 。 它 是 针对 该 CSCI 的 基本 的 





软件 支持 文档 。 注 意 ,不 同 的 组 织 对 软件 的 订购 和 移交 有 着 不 同 的 策略 。 这 种 策略 应 在 使 
用 这 个 文档 之 前 决定 。 


软件 产品 规格 说 明 的 正文 的 格式 如 下 : 


本 章 应 分 成 以 下 几 条 。 
1.1 标识 

本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 完整 标识 , (车 适用 ) 包 括 标识 号 ,标题 . 缩 略 词语 、 版 本 
导 、 发 行 号 。 
1.2 系统 概述 

本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 。 它 应 描述 系统 与 软件 的 一 般 性 质 ; 概 述 系统 开 
发 .运行 和 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 . 需 方 . 用 户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当 前 和 计划 的 运行 
现场 ;并 列 出 其 他 有 关 文 档 。 
1.3 文档 概述 

本 条 应 概述 本 文档 的 用 途 与 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 与 私密 性 要 求 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 .标题 修订 版 本 和 日 期 。 也 应 标识 不 能 通过 正常 的 
供 货 渠 道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 需求 


本 章 应 分 为 以 下 几 条 ,规定 必须 满足 的 需求 ,以 实现 软件 交付 和 建立 另 一 软件 实体 ,以 使 其 被 认 
为 是 该 CSCI 的 一 个 有 效 找 贝 。 

注 :本 章 将 软件 自身 作为 被 认为 是 CSCI 的 一 个 有 效 拷贝 的 软件 实体 所 必须 匹配 的 准则 。 被 更 新 的 软件 设计 不 
作为 需求 ,而 被 放 在 第 5 章 , 仅 作为 用 于 修改 .增强 或 其 他 支持 该 软件 时 所 使 用 的 信息 。 如 果 此 规格 说 明 的 
任何 部 分 被 置 于 需 方 配置 的 控制 之 下 ,只 应 限于 第 3 章 。 建 立 产品 基线 的 是 软件 自身 ,而 不 是 软件 的 设计 
说 明 。 

3.1 可 执行 软件 

本 条 应 通过 引用 所 附 的 或 其 他 形式 提供 的 电子 媒体 给 出 CSCI 的 可 执行 软件 , 它 应 包括 在 目标 
计算 机 上 安装 和 操作 该 软件 所 需 的 批 处 理 文件 .命令 文件 .数据 文件 或 其 他 软件 文件 。 为 使 一 软件 
实体 被 认为 是 CSCI 可 执行 软件 的 有 效 拷贝 , 它 必须 精确 匹配 这 些 文件 。 
3.2 源 文 件 

本 条 应 通过 引用 所 附 的 或 其 他 形式 提供 的 电子 媒体 给 出 该 CSCI 的 源 文件 , 它 应 包括 重新 产生 
CSCI 的 可 执行 软件 所 需 的 批 处 理 文件 命令 文件 数据 文件 或 其 他 文件 。 为 使 一 软件 实体 被 认为 是 
该 CSCI 源 文件 的 有 效 拷贝 , 它 必须 精确 号 配 这 些 文件 。 
3.3 打包 需求 
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《 若 有 ) 本 条 应 陈述 打包 和 标记 CSCI 拷贝 的 需求 。 
4 合格 性 规定 


本 条 应 陈述 用 于 证 明 给 定 软件 实体 是 CSCI 有 效 拷贝 要 使 用 的 方法 。 例 如 ,针对 可 执行 文件 所 
使 用 的 方法 可 以 这 样 制定 , 即 3. 1 条 中 引用 到 的 每 个 可 执行 文件 在 当前 所 讨论 软件 中 有 相同 命名 的 
对 等 实体 ,并 且 可 通过 按 位 比较 ,检查 和 ,或 其 他 方法 表明 每 个 这 样 的 对 等 实体 和 对 应 的 可 执行 文件 
是 相同 的 。 针 对 源 文件 所 使 用 的 方法 是 与 3. 2 条 中 引用 的 源 文 件 进行 比较 。 


5 软件 支持 信息 


本 章 应 分 为 以 下 几 条 提供 为 了 支持 CSCI 所 需 的 信息 。 
5. 1 “已 建成 ?软件 设计 

本 条 应 包含 描述 “已 建成 ”CSCI 设计 的 信息 ,或 引用 包含 此 信息 的 一 个 附录 或 其 他 可 交付 的 文 
档 。( 若 适用 ) 此 信息 应 与 软件 (结构 ) 设 计 说 明 (SDD) ,接口 设计 说 明 (IDD) 和 和 数据库 ( 顶 层 ) 设 计 说 
明 (DBDD) 所 要 求 的 信息 相同 。 如 果 这 些 文档 或 其 等 价 物 要 随 “ 已 建成 ”CSCI 交付 ,本 条 应 引用 它 
们 。 否 则 ,此 信息 应 在 本 文档 中 提供 。 可 以 引用 头 文件 ,注释 、 源 代码 清单 中 的 代码 提供 的 信息 ,此 
处 无 需 重 复 。 如 果 SDD、IDD 或 DBDD 是 以 附录 的 形式 提供 的 话 ,无 需 变更 其 条 号 与 页 码 。 
5.2 编译 /建立 过 程 

本 条 应 描述 从 源 文件 创建 可 执行 文件 和 准备 向 固件 或 其 他 分 布 媒 体 中 加 载 可 执行 文件 所 要 使 
用 的 编译 /建立 过 程 ,或 引用 描述 此 信息 的 附录 。 应 指定 所 用 的 编译 程序 /汇编 程序 ,包括 版 本 号 :其 
他 所 需 的 软 、 硬 件 , 包 括 版 本 号 ;要 使 用 的 设置 .选项 或 约定 ;和 编译 /汇编 .连接 和 建立 CSCI 和 包含 
CSCI 的 软件 系统 / 子 系统 的 过 程 , 包 括 对 不 同 现场 .配置 .版 本 的 变更 等 。CSCI 级 之 上 的 建立 过 程 
可 以 在 一 个 SPS 中 给 出 ,而 在 其 他 SPS 中 引用 。 
5.3 修改 过 程 

本 条 应 描述 修改 CSCI 必须 遵循 的 过 程 。( 若 适用 ) 包 括 或 引用 下 述 信息 : 

a。 支持 设施 .设备 和 软件 ,以 及 它们 的 使 用 过 程 ; 

b. CSCI 所 使 用 的 数据 库 / 数 据 文件 ,以 及 使 用 与 修改 它们 的 过 程 ， 

c. 设计、 编码 、 及 其 他 应 遵循 的 约定 ; 

d.， (〈 若 有 ) 与 上 述 不 同 的 编译 /建立 过 程 ; 

e. 应 遵循 的 集成 与 测试 过 程 。 
5.4 计算 机 硬件 资源 使 用 

本 条 应 描述 “已 建成 的 "CSCI 对 计算 机 硬件 资源 (如 处 理 器 能 力 、 内 存 容量 .输入 /输出 设备 能 
力 、 辅 存 容量 和 通信 /网 络 设 备 能 力 ) 的 量化 的 使 用 情况 。 应 覆盖 包括 在 CSCI 使 用 需求 中 的 、 影 响 
CSCI 的 系统 级 资源 分 配 中 的 、 或 软件 开发 计划 中 的 所 有 计算 机 硬件 资源 。 如 果 一 个 给 定 的 计算 机 
硬件 资源 的 所 有 使 用 数据 出 现在 同一 个 地 方 ,如 在 一 个 SPS 中 , 则 本 条 可 以 引用 它 。 针 对 每 一 计算 
机 硬件 资源 ,应 包括 : 

a. 得 到 满足 的 CSCI 需求 或 系统 级 资源 分 瑟 ( 到 CSCI 需求 的 可 追踪 性 可 在 6.c 中 提供 》; 

b. 和 使 用 数据 所 基于 的 假设 和 条 件 ( 例 如 ,典型 用 法 、 最 坏 情 况 用 法 ,特定 事件 的 假设 ); 

c. 影响 使 用 的 特殊 考虑 (例如 虚 存 的 使 用 覆盖、 多 处 理 器 或 操作 系统 开销 的 影响 \ 库 软件 或 

其 他 的 实现 开销 等 ); 
d. ”所 采用 的 计量 单位 (例如 处 理 器 能 力 百 分 比 、 每 秒 周 期 .存储 器 字 节 数 、 每 秒 千 字 节 等 )， 
e. 所 进行 的 评估 或 计量 的 级 别 ( 例 如 软件 配置 项 .CSCI. 或 可 执行 程序 )。 
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6 党 求 的 可 追踪 性 


本 章 应 包括 : 
从 每 一 CSCI 源 文 件 到 它 所 实现 的 软件 配置 项 的 可 追踪 性 ; 
从 每 一 软件 配置 项 到 实现 它 的 源 文 件 的 可 追踪 性 ; 
从 5.4 中 给 定 的 每 一 计算 机 硬件 资源 使 用 计量 到 它 所 涉及 的 CSCI 需求 的 可 追踪 性 。( 此 
可 追踪 性 也 可 在 5.4 中 提供 ); 
从 有 关 计 算 机 硬件 资源 使 用 的 每 一 CSCI 需求 到 5.4 中 给 定 的 使 用 计量 的 可 追踪 性 。 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信息 (例如 背景 信息 、 词 汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 略 语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 
附录 
附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 《例如 图 天 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字 母 顺 序 (A,B 等 ) 编 排 。 
7.22 软件 版 本 说 明 (SVD) 


说 明 : 
1.《 软 件 版 本 说 明 》(SVD) 标 识 并 描述 了 由 一 个 或 多 个 计算 机 软件 配置 项 (CSCD 组 成 的 一 个 软 
件 的 版 本 。 它 被 用 于 发 行 .追踪 以 及 控制 软件 的 版 本 。 
2. 术语 ”版 本 ”可 用 于 软件 的 最 初 发 行 ,用 于 其 后 续 的 发 行 , 或 用 于 在 几乎 同时 发 行 的 软件 的 多 
种 形式 之 一 (例如 ,用 于 不 同 的 场所 等 )。 


软件 版 本 说 明 的 正文 的 格式 如 下 : 








本 章 应 分 为 以 下 几 条 。 
1.1 标识 

本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 完整 标识 ,( 若 适用 ) 包 括 标识 号 .标题 、. 缩 略 词语 、 版 本 
号 和 发 行 导 。 它 也 应 标识 SVD 预期 的 接受 者 和 该 标识 影响 发 行 软件 的 内 容 的 程度 (例如 , 源 代码 可 
能 不 向 所 有 的 接受 者 发 行 ) 。 
1.2 系统 概述 


本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 。 它 应 描述 系统 和 软件 的 一 般 特 性 ;概述 系统 的 开 
发 .运行 与 维护 的 历史 ;标识 项 目的 投资 方 . 需 方 .用 户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当前 和 计划 的 运行 
现场 ;并 列 出 其 他 有 关 的 文档 。 
1.3 文档 概述 

本 条 应 概述 本 文档 的 用 途 和 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 或 私密 性 要 求 。 


2 引用 文件 
本 章 应 列 出 本 文档 引用 芍 所 有 文档 的 编号 .标题 修订 版 本 和 日 期 。 也 应 标识 不 能 通过 正常 的 
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供 货 渠道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 
3 版 本 说 明 


本 章 应 分 为 以 下 几 条 。 
3.1 发 行 材料 清单 

《车 适用 ) 本 条 应 通过 标识 号 .标题 、 缩 略语 、 日 期 .版 本 号 和 发 行 号 列 出 构成 发 行 软件 的 所 有 物 
理 媒 体 ( 例 如 列表 、 磁 带 、 磁 盘 ) 和 有 关 的 文档 。 它 应 包括 适用 于 这 些 项 的 保密 性 和 私密 性 要 求 .处 理 
它们 的 安全 措施 (例如 对 静电 和 磁场 的 关注 ) 和 关于 复制 和 许可 证 条 款 的 说 明和 制约 。 
3.2 软件 内 容 清单 

《车 适用 ) 本 条 应 通过 标识 号 ,标题 , 缩 略 语 、 日 期 \ 版 本 号 和 发 行 号 列 出 构成 发 行 软件 版 本 的 所 
有 计算 机 文件 。 应 包含 适用 的 保密 性 和 私密 性 要 求 。 
3.3 已 安装 的 变更 

本 条 应 包含 一 张 列 表 , 记 录 当 前 的 软件 版 本 自 上 一 个 版 本 后 引入 的 所 有 变更 。 如 果 使 用 了 变更 
类 别 , 则 变更 应 按 这 些 类 别 进行 划分 。( 若 适用 ) 本 条 应 标识 与 每 一 变更 和 ( 若 有 ) 每 一 变更 对 系统 运 
行 和 其 他 软 硬 件 接口 产生 的 影响 相关 的 问题 报告 .变更 建议 和 变更 通告 。 本 条 不 适用 于 最 初 的 软件 
版 本 。 
3.4 适应 性 资料 

本 条 应 标识 或 引用 包含 在 软件 版 本 中 的 所 有 场地 专用 的 资料 。 对 于 第 一 版 之 后 的 软件 版 本 ,本 
条 应 描述 对 适应 性 资料 做 的 变更 。 
3.5 相关 文档 

(车 适用 ) 本 条 应 按 标识 号 ,标题 , 缩 略 语 、 日 期 \ 版 本 号 和 发 行 号 列 出 与 发 行 软件 有 关 但 未 包含 
在 其 中 的 所 有 文档 。 
3.6 安装 指令 

(者 适用 ) 本 条 应 提供 或 引用 以 下 信息 : 

a. ”安装 该 软件 版 本 的 指令 

b. 为 俩 该 版 本 可 用 而 必须 安装 的 其 他 变更 的 标识 ,包括 未 包含 在 软件 版 本 中 的 场地 专用 的 和 

应 性 资料 ; 

c. 与 安装 有 关 的 保密 性 .私密 性 和 安全 提示 ; 

d. 判定 版 本 是 否 被 正确 安装 的 过 程 ; 

e. 安装 中 遇 到 问题 后 的 求助 联系 地 点 。 
3.7 ”可 能 的 问题 各 已 知 的 错误 

本 条 应 标识 软件 版 本 在 发 行 时 可 能 存在 的 问题 或 已 知 的 错误 .解决 问题 和 错误 应 采取 的 步骤 、 
以 及 说 明 ( 直 接 或 通过 引用 ) 如 何 识别 .避免 .更 正 或 处 理 问题 和 错误 的 处 理 措施 。 给 出 的 信息 应 适 
合 于 SVD 预期 的 受众 (例如 一 个 用 户 机 构 可 能 需要 避免 错误 的 建议 ,支持 机 构 则 需要 改正 错误 的 建 
议 ) 。 
4 注解 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信息 (例如 背景 信息 .词汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 略语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 厅 列 表 。 


附录 
附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
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附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字 母 顺序 (A,B 等 ?编排 。 
7.23 软件 用 户 手册 (SUMD) 


说 明 : 
1.《 软 件 用 户 手 册 》(SUM) 找 述 手工 操作 该 软件 的 用 户 应 如 何 安 装 和 使 用 一 个 计算 机 软件 配置 
项 (CSCI) 一 组 CSCI. 一 个 软件 系统 或 子 系统 。 它 还 包括 软件 操作 的 一 些 特别 的 方面 , 庄 
如 ,关于 特定 岗位 或 任务 的 指令 等 。 





2. SUM 是 为 由 用 户 操作 的 软件 而 开发 的 ,具有 要 求 联 机 用 户 输入 或 解释 输出 显示 的 用 户 界 
面 。 如 果 该 软件 是 被 嵌 人 在 一 个 硬件 一 软件 系统 中 ,由 于 已 经 有 了 系统 的 用 户 手册 或 操作 
规程 ,所 以 可 能 不 需要 单独 的 SUM。 


软件 用 户 手册 的 正文 的 格式 如 下 : 


本 章 应 分 为 以 下 几 条 。 
1.1 标识 

本 条 应 包含 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 完整 标识 ,( 若 适用 ) 包 括 标识 号 .标题 . 缩 略 词语 、 版 本 
号 和 发 行 号 。 
1.2 系统 概述 

本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 系统 和 软件 的 用 途 。 它 应 描述 系统 和 软件 的 一 般 特 性 ;概述 系统 的 开 
发 ,运行 与 维护 历史 ;标识 项 目的 投资 方 、 需 方 , 用 户 、 开 发 方 和 支持 机 构 ; 标 识 当 前 和 计划 的 运行 现 
场 ; 并 列 出 其 他 有 关 的 文档 。 
1.3 文档 概述 | 

本 条 应 概述 本 文档 的 用 途 和 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 或 私密 性 要 求 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 、 标 题 .修订 版 本 和 日 期 。 也 应 标识 不 能 通过 正常 的 
供 货 渠道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 ”软件 综述 


本 章 应 分 为 以 下 几 条 。 
3.1 软件 应 用 

本 条 应 简要 说 明 软 件 预 期 的 用 途 。 应 描述 其 能 力 .操作 上 的 改进 以 及 通过 本 软件 的 使 用 而 得 到 
的 利益 。 
3.2 软件 清单 

本 条 应 标识 为 了 使 软件 运行 而 必须 安装 的 所 有 软件 文件 ,包括 数据 库 和 数据 文件 。 标 识 应 包 食 
每 份 文件 的 保密 性 和 私密 性 要 求 和 在 紧急 时 刻 为 继续 或 恢复 运行 所 必需 的 软件 的 标识 。 
3.3 软件 环境 

本 条 应 标识 用 户 安装 并 运行 该 软件 所 需 的 硬件 .软件 .手工 操作 和 其 他 的 资源 。( 丰 适用) 包括 
以 下 标识 ， 
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a. ”必须 提供 的 计算 机 设备 ,包括 需要 的 内 存 数量 、 需 要 的 辅 存 数量 及 外 围 设备 (诸如 打印 机 和 
其 他 的 输入 /输出 设备 )3 
必须 提供 的 通信 设备 ; 
必须 提供 的 其 他 软件 ,例如 操作 系统 、 数 据 库 、 数 据 文件 、 实 用 程序 和 其 他 的 支持 系统 ， 
必须 提供 的 格式 .过 程 或 其 他 的 手工 操作 ; 
必须 提供 的 其 他 设施 .设备 或 资源 。 
3 软件 组 织 和 操作 概述 
本 条 应 从 用 户 的 角度 出 发 ,简要 描述 软件 的 组 织 与 操作 。( 奉 适用 ) 摘 述 应 包括 : 
a. ”从 用 户 的 角度 来 看 的 软件 逻辑 部 件 和 每 个 部 件 的 用 途 / 操 作 的 概述 ; 
b. 用 户 期 望 的 性 能 特性 ,例如 ; 
1) 可 接受 的 输入 的 类 型 .数量 .速率 ; 
2) 软件 产生 的 输出 的 类 型 ,数量 .精度 和 速率 ; 
3) 典型 的 响应 时 间 和 影响 它 的 因素 
4) 典型 的 处 理 时 间 和 影响 它 的 因素 
5) 限制 ,例如 可 追踪 的 事件 数目 ; 
6) ”预期 的 销 误 率 ，; 
7) ”预期 的 可 靠 性 。 
c， 该 软件 执行 的 功能 与 所 接口 的 系统 .组 织 或 岗位 之 间 的 关系 ; 
d. 为 管理 软件 而 采取 的 监督 措施 (例如 口令 )。 
3.5 ”意外 事故 以 及 运行 的 备用 状态 和 方式 
(车 适用 ) 本 条 应 解释 在 紧急 时 刻 以 及 在 不 同 运行 状态 和 方式 下 用 户 处 理 软 件 的 差异 。 
3.6 保密 性 和 私密 性 
本 条 应 包含 与 该 软件 有 关 的 保密 性 和 私密 性 要 求 的 概述 。( 若 适用 ) 应 包括 对 非法 制作 软件 或 
文档 拷贝 的 警告 。 
3.7 ”帮助 和 问题 报告 
本 条 应 标识 联系 点 和 应 遵循 的 手续 ,以 便 在 使 用 软件 时 遇 到 的 问题 时 获得 帮助 并 报告 问题 。 


4 访问 软件 


本 章 应 包含 面向 首次 /临时 的 用 户 的 逐步 过 程 。 应 向 用 户 提 供 足 够 的 细节 ,以 使 用 户 在 学 习 软 
件 的 功能 细节 前 能 可 靠 地 访问 软件 。 在 合适 的 地 方 应 包含 用 “警告 或 “注意 ”标记 的 安全 提示 。 
4.1 软件 的 首次 用 户 
本 条 应 分 为 以 下 几 条 。 

.1 熟悉 设备 

合适 的 话 , 本 条 应 描述 以 下 内 容 : 

打开 与 调节 电源 的 过 程 ; 

可 视 化 显示 屏幕 的 大 小 与 能 力 ; 

光标 形状 ,如 果 出 现 了 多 个 光标 如 何 标识 活动 的 光标 ,如 何 定位 光标 和 如 何 使 用 光标 ; 
键盘 布局 和 不 同类 型 键 与 点 击 设备 的 功能 ; 

e. 关 电 过 程 , 如 果 需 要 特殊 的 操作 顺序 的 话 。 

4.1.2 访问 控制 
本 条 应 提供 用 户 可 见 的 软件 访问 与 保密 性 特点 的 概述 。( 若 适用 ) 本 条 应 包括 以 下 内 容 : 
a. 怎样 获得 和 从 谁 那里 获得 口令 ; 
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b. 如 何在 用 户 的 控制 下 添加 .删除 或 变更 口令 ; 

c. 与 用 户 生 成 的 输出 报告 及 其 他 媒体 的 存储 和 标记 有 关 的 保密 性 和 私密 性 要 求 。 
4. 1.3 安装 和 设置 

本 条 应 描述 为 标识 或 授权 用 户 在 设备 上 访问 或 安装 软件 .执行 安装 .配置 软件 .删除 或 覆盖 以 前 
的 文件 或 数据 和 键 人 软件 操作 的 参数 必须 执行 的 过 程 。 
4.2 启动 过 程 

本 条 应 提供 开始 工作 的 步骤 ,包括 任何 可 用 的 选项 。 万 一 遇 到 困难 时 ,应 包含 一 张 问题 定义 的 
检查 单 。 
4.3 停止 和 挂 起 工作 

本 条 应 描述 用 户 如 何 停止 或 中 汤 软 件 的 使 用 和 如 何 判 断 是 否 是 正常 结束 或 终止 。 


5 使 用 软件 指南 


本 章 应 向 用 户 提供 使 用 软件 的 过 程 。 如 果 过 程 太 长 或 太 复杂 , 按 本 章 相同 的 段 结构 添加 第 6 
章 ,第 7 章 ……, 标 题 含 义 与 所 选择 的 章 有 关 。 文 档 的 组 织 依赖 于 被 描述 的 软件 的 特性 。 鲍 如 ,一 圳 
办 法 是 根据 用 户 工作 的 组 织 、 他 们 被 分 配 的 岗位 、 他 们 的 工作 现场 和 他 们 必须 完成 的 任务 来 划分 章 。 
对 其 他 的 软件 而 言 ,让 第 5 章 成 为 菜单 的 指南 ,让 第 6 章 成 为 使 用 的 命令 语言 的 指南 ,让 第 7 章 成 为 
功能 的 指南 更 为 合适 。 在 5. 3 的 子 条 中 给 出 详细 的 过 程 。 依 赖 于 软件 的 设计 ,可 能 根据 逐个 功能 ， 
逐个 菜单 ,逐个 事务 或 其 他 的 基础 方式 来 组 织 条 。 在 合适 的 地 方 应 包含 用 “警告 ”或 “注意 ”标记 的 安 
全 提示 。 

5.1 能 力 

为 了 提供 软件 的 使 用 概况 ,本 条 应 简 述 事务 .菜单 .功能 或 其 他 的 处 理 相 互 之 间 的 关系 。 
5.2 约定 

本 条 应 描述 软件 使 用 的 任何 约定 ,例如 使 用 的 颜色 、 使 用 的 警告 铃声 .使 用 的 缩 略 词语 表 和 使 用 
的 命名 或 编码 规则 。 

5.3 处理 过 程 

本 条 应 解释 后 续 条 (功能 .菜单 . 屏 幕 ) 的 组 织 ,应 描述 完成 过 程 必需 的 次 序 。 
5.3.x (软件 使 用 的 方面 ) 

本 条 的 标题 应 标识 被 描述 的 功能 、 菜 单 . 事 务 或 其 他 过 程 。( 若 适用 ) 本 条 应 描述 并 给 出 以 下 各 
项 的 选择 与 实例 ,包括 :菜单 ,图标 、 数 据 录 入 天 、 用 户 输 入 、 可 能 影响 软件 与 用 户 的 接口 的 来 自 其 他 
软 硬 件 的 输入 ,输出 ,诊断 或 错误 消息 、 或 报警 和 能 提供 联机 描述 或 指导 信息 的 帮助 设施 。 给 出 的 信 
息 格式 应 适合 于 软件 特定 的 特性 。 但 应 使 用 一 种 二 致 的 描述 风格 ,例如 对 菜单 的 描述 应 保持 一 致 ， 
对 事务 描述 应 保持 一 致 。 

5.4 相关 处 理 

本 条 应 标识 并 描述 任何 关于 不 被 用 户 直接 调用 ,并 且 在 5. 3 中 也 未 描述 的 由 软件 所 执行 的 批 处 
理 、 脱 机 处 理 或 后 台 处 理 。 应 说 明 支 持 这 种 处 理 的 用 户 职责 。 

5.5 数据 备份 

本 条 应 描述 创建 和 保留 备份 数据 的 过 程 , 这 些 备份 数 据 在 发 生 错 误 .缺陷 .故障 或 事故 时 可 以 用 
来 代替 主要 的 数据 拷贝 。 

5.6 错误 ,故障 和 紧急 情况 时 的 恢复 

本 条 应 给 出 从 处 理 过 程 中 发 生 的 错误 ,故障 中 重启 或 傣 复 的 详细 步骤 和 保证 紧急 时 刻 运行 的 连 
续 性 的 详细 步骤 。 

5.7 消息 
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本 条 应 列 出 完成 用 户 功能 时 可 能 发 生 的 所 有 错误 消息 .诊断 消息 和 通知 性 消息 ,或 引用 列 出 这 
些 消息 的 附录 。 应 标识 和 描述 每 一 条 消息 的 含义 和 消息 出 现 后 要 采取 的 动作 。 
5.8 快速 引用 指南 

如 果 适 用 于 该 软件 的 话 , 本 条 应 为 使 用 该 软件 提供 或 引用 快速 引用 卡 或 页 。 如 果 合适 ,快速 引 
用 指南 应 概述 常用 的 功能 键 、 控 制 序 列 .格式 、 命 令 或 软件 使 用 的 其 他 方面 。 


6 注解 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信 息 ( 例 如 背景 信息 .词汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 略 语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 。 如 果 第 5 章 扩 展 到 了 
第 6 章 至 第 N 章 , 本 章 应 编导 为 第 N 章 之 后 的 下 一 章 。 


附录 


附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字母 顺序 (A,B 等 ) 编 排 。 


7.24 计算 机 操作 手册 (COM) 


说 明 ， 
1.《 计 算 机 操作 手册 》(COM) 提 供 操作 指定 的 计算 机 及 其 外 部 设备 所 需 的 信息 。 本 手册 侧重 计 
算 机 自身 ,而 不 是 运行 在 其 上 的 特定 的 软件 
2，COM 主要 针对 一 些 新 开发 的 计算 机 、 专 用 计算 机 、 无 现成 的 商用 操作 手册 或 其 他 操作 手册 
可 用 的 其 他 的 计算 机 。 





本 章 应 分 为 以 下 几 条 。 
标识 
本 条 应 包含 本 文档 所 适用 的 计算 机 系统 的 制造 商 名 、 型 号 和 其 他 的 标识 信息 ，。 


1.2 计算 机 系统 概述 
本 条 应 简 述 本 文档 所 适用 的 计算 机 系统 的 用 途 。 


1.3 文档 概述 | 
本 条 应 概述 本 文档 的 用 途 和 内 容 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 或 私密 性 要 求 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 ,标题 ,修订 版 本 和 日 期 。 也 应 标识 不 能 通过 正常 的 
供 货 渠道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 计算 机 系统 操作 


本 章 应 分 为 以 下 几 条 。 在 合适 的 地 方 应 包含 用 “警告 "或 “注意 ”标记 的 安全 防范 提示 。 
3.1 计算 机 系统 的 准备 和 关机 
本 条 应 分 为 以 下 几 条 。 
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3.1.1 加 电 和 断 电 、 

本 条 应 包含 计算 机 系统 加 电 和 汤 电 的 必要 规程 。 
3.1.2 启动 过 程 

本 条 应 应 包含 启动 计算 机 系统 操作 必需 的 步 又 ( 若 适 用 )， 包括 设备 加 电 、 操 作 前 准备 、 自 检 和 启动 
计算 机 系统 的 典型 命令 。 
3.1.3 关机 

本 条 应 包含 终止 计算 机 系统 操作 的 必要 规程 。 
3.2 操作 过 程 

本 条 应 分 为 以 下 见 条 。 如 果 有 多 种 操作 方式 ,应 为 每 一 种 方式 提供 相应 的 说 明 。 
3.2.1 输入 和 输出 过 程 

本 条 应 描述 与 计算 机 系统 有 关 的 输入 和 输出 媒体 (例如 磁盘 、 磁 带 ) ,描述 在 这 些 媒体 上 的 读 写 
过 程 , 简 述 操作 系统 的 控制 语言 ,并 列 出 交互 消息 和 响应 过 程 ( 例 如 使 用 的 终端 ,口令 、 键 )。 
3.2.2 监视 过 程 

本 条 应 包含 监视 计算 机 系统 的 操作 所 应 遵循 的 过 程 。 它 应 描述 可 用 的 指示 器 ,对 这 些 指示 盘 的 
解释 和 必须 遵循 的 规程 及 专用 监视 过 程 。 
3.2.3 脱 机 过 程 

本 条 应 包含 操作 所 有 与 计算 机 系统 有 关 的 脱 机 设备 的 必须 的 过 程 。 
3.2.4 其 他 过 程 

本 条 应 包含 操作 员 要 遵循 的 任何 附加 的 过 程 ( 例 如 计算 机 系统 报警 .计算 机 系统 保密 性 或 私密 
性 要 求 .切换 到 和 宛 余 的 计算 机 系统 ,或 在 紧急 情况 下 保证 操作 连续 性 的 其 他 措施 。) 
3.3 问题 处 理 过 程 

本 条 应 标识 在 第 3 章 前 几 条 中 所 描述 的 操作 步 又 中 可 能 发 生 的 问题 。 它 应 陈述 错误 消息 或 与 
该 问题 相关 的 其 他 指示 信息 ,并 应 描述 针对 每 一 发 生 的 问题 要 遵循 的 自动 和 手工 的 过 程 (各 适用 )， 
包括 评价 技术 、 要 求 关闭 计算 机 系统 的 条 件 联机 干预 或 非 正常 退出 的 过 程 、 在 操作 中 断 或 非 正常 退 
出 后 采取 的 重新 启动 计算 机 系统 操作 的 步 又 ,以 及 记录 有 关 故 障 的 过 程 。 


4 诊断 功能 


本 章 应 分 为 以 下 几 条 描述 为 标识 和 和 定位 计算 机 系统 内 的 故障 而 可 能 采取 的 诊断 措施 。 
4. 1 诊断 功能 综述 

本 条 应 概述 计算 机 系统 的 诊断 功能 。 包 括 错 误 消 息 语法 和 故障 隔离 的 层次 结构 。 本 条 应 描述 
每 一 个 诊断 功能 的 目的 。 
4.2 诊断 过 程 

本 条 应 分 为 以 下 几 条 描述 计算 机 系统 要 遵循 的 诊断 过 程 ,包括 : 

a. 执行 每 一 诊断 过 程 需 要 的 硬件 、 软 件 或 固件 的 标识 ; 

b. 执行 每 一 诊断 过 程 的 分 步 指令 ; 

c. 诊断 消息 和 相应 的 要 求 动 作 。 
4.3 诊断 工具 

本 条 应 分 为 以 下 几 条 描述 计算 机 系统 可 用 的 诊断 工具 。 这 些 工具 可 能 是 硬件 .软件 或 固件 。 本 
条 应 用 名 字 和 编号 来 标识 每 一 个 工具 ,并 描述 这 种 工具 和 它 的 应 用 。 


5 注解 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信 息 ( 例 如 背景 信息 .词汇 表 、 原 理 说 明 )。 本 章 应 包含 为 
理解 本 文档 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 略 语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 。 


114 


4) 


科 


GB/T 8567 一 2006 


附录 


附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 )。 为 便于 处 理 ， 
附录 可 单独 装订 成 肌 。 附 录 应 按 字母 顺序 (A,B 等 ) 编 排 。 


7.25 计算 机 编程 手册 (CPM) 


说 明 ， 
1.《 计 算 机 编程 手册 》X(CPM) 提 供 了 一 个 程序 员 理 解 如 何在 给 定 的 计算 机 上 编程 所 需 的 信息 。 
本 手册 专注 于 计算 机 本 身 , 而 不 是 运行 于 计算 机 上 的 特定 软件 。 
2. CPM 主要 针对 新 开发 的 计算 机 ,特定 用 途 的 计算 机 、 其 他 不 能 利用 商用 的 或 其 他 编程 手册 
的 计算 机 。 


计算 机 编程 手册 的 正文 的 格式 如 下 : 








本 章 应 分 为 以 下 几 条 
1.1 标识 
本 条 应 包含 本 文档 适用 的 计算 机 系统 的 制造 商 名 ,型 号 和 其 他 的 标识 信息 。 
1.2 计算 机 系统 概述 
本 条 应 简 述 本 文档 适用 的 计算 机 系统 的 用 途 。 
1.3 文档 概述 
本 条 应 概括 本 文档 的 用 途 和 内 容 , 并 描述 与 其 使 用 有 关 的 保密 性 或 私密 性 要 求 。 


2 引用 文件 


本 章 应 列 出 本 文档 引用 的 所 有 文档 的 编号 ,标题 ,修订 版 本 和 日 期 。 也 应 标识 不 能 通过 正常 的 
供 货 渠道 获得 的 所 有 文档 的 来 源 。 


3 编程 环境 


适当 的 话 , 本 章 应 分 条 提供 以 下 信息 : 
a 计算 机 系统 的 部 件 和 配置 ; 
b. 操作 特性 、 能 力 和 限制 , (者 适 用) ,包括 : 
1) 机 器 时 钟 周期 ; 
2) 字 长 ; 
3) 内 存 容 量 和 特性 ; 
4) 指令 集 的 特性 ; 
5) 中 断 能 力 ; 
6) 探 作 方 式 ( 例 如 批 处 理 、. 交互 式 、. 特权 级 .非特 权 级 )， 
7) 操作 寄存 器 ; 
8) 错误 指示 器 ; 
9) 输入 /输出 特性 :; 
10) “特殊 特性 。 
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CC。 


在 计算 机 系统 上 执行 编译 与 汇编 所 需 的 设备 (例如 磁带 、 磁 盘 、 其 他 外 围 设备 ) 描 述 。( 奉 适 
用 ) 按 名 字 与 版 本 号 标识 编辑 程序 .连接 程序 .连接 编辑 程序 、 编 译 程 序 . 汇 编程 序 . 交 叉 纺 
译 程序 .交叉 汇编 程序 和 使 用 的 其 他 实用 程序 。 并 引用 描述 它们 的 用 法 的 相应 手册 。 要 着 
重 强调 如 何 加 载 、 执 行 . 记 录 结 果 所 必需 的 特殊 的 标志 或 指令 。 


4 编程 信息 
适当 的 话 , 本 章 应 分 条 提供 以 下 信息 : 


a, 


描述 计算 机 指令 集体 系 结构 的 编程 特点 。( 阁 适用 ) 包 括 : 

1) ”数据 表示 (例如 字 节 、 字 ,整数 、 浮 点 数 、 双 精度 ); 

2) 指令 格式 和 寻 址 方式 ; 

3) 专用 寄存 器 和 字 ( 例 如 堆栈 指针 .程序 计数 器 ); 

4) 控制 指令 (例如 分 支 . 跳 转 、. 子 程序 和 过 程 调用 指令 .特权 级 指令 和 它们 的 操作 方式 ); 
5) 子 程 序 和 过 程 (例如 不 可 重信、 可 重 入 、 宏 代码 例 程 、 变 元 表 、 参 数 传递 约定 ); 

6) 中 汤 处 理 ; 

7) 计时 器 与 时 钟 ; 

8) ”内 存 保护 特点 (例如 只 读 内 存 ); 

9) 其 他 的 特点 ,例如 指令 或 数据 的 高 速 缓存 的 体系 结构 。 

每 一 条 指令 的 描述 , (者 适用) ,包括 : 

1) 用 法 ; 

2) 语法 ; 

3) 条 件 码 集合 ; 

4) 执行 时 间 ; 

5) ”机 器 码 格式 ; 

6) ”记忆 码 约 定 ; 

7) 其 他 的 特性 。 

输入 /输出 控制 编程 描述 ,《 者 适用 ) ,包括 : 

1) ”计算 机 内 存 的 初始 加 载 和 校 验 ; 

2)” 串 行 和 并 行 数据 通道 ; 

3) 离散 的 输入 .输出 ; 

4) 接口 部 件 ; 

5) 外围 设备 的 设备 号 、 操 作 码 、 内 存单 元 。 

与 计算 机 系统 有 关 的 其 他 的 、 受 限 的 或 专用 的 编程 技术 (例如 微 程序 控制 节 的 简 述 ); 
说 明 上 述 的 编程 特点 的 实例 ,包括 计算 机 系统 各 类 指令 正确 用 法 的 实例 ; 

与 计算 机 系统 有 关 的 错误 检测 与 诊断 功能 ,包括 条 件 码 、 溢 出 和 寻 址 异常 中 断 、 输 入 /输出 
错误 状态 指示 全。 


本 章 应 包含 有 助 于 理解 本 文档 的 一 般 信息 (例如 背景 信息 、 词 汇 表 、 原 理 )。 本 章 应 包含 为 理解 
本 文档 需要 的 术语 和 定义 ,所 有 缩 略 语 和 它们 在 文档 中 的 含义 的 字母 序列 表 ，。 
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附录 
附录 可 用 来 提供 那些 为 便于 文档 维护 而 单独 出 版 的 信息 (例如 图 表 、 分 类 数据 ) 。 为 便于 处 理 ， 


附录 可 单独 装订 成 册 。 附 录 应 按 字 母 顺序 (A,B 等 ) 编 排 。 
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附 录 A 
《规范 性 附录 ) 
面向 对 象 软件 的 文档 编制 


A.1 综述 


在 一 个 面向 对 象 的 软件 系统 建 模 中 ,一 般 地 说 ,应 产生 下 列 文档 : 
总 体 说 明文 档 ; 

用 况 图 文档 ; 

类 图 文档 ， 

顺序 图 文档 ; 

协作 图 文档 ; 

状态 图 文档 ; 

活动 图 文档 ， 

构件 图 文档 ， 

部 署 图 文档 ; 

其 中 有 的 文档 有 了 时 会 引入 包 图 来 管理 信息 组 织 的 复杂 性 。 
开发 者 也 可 根据 所 承担 项 目的 实际 情况 ,灵活 取舍 或 增补 。 

当 开 发 者 强调 过 程控 制 时 ,也 可 以 形成 需求 定义 文档 分析 文档 和 设计 文档 等 。 
其 中 每 种 文档 的 内 容 包 含 一 个 或 多 个 上 面 提 到 的 各 种 图 文档 。 


A.2 总 体 说 明文 档 


以 文本 方式 ,对 整个 系统 作 一 些 必要 的 说 明 。 内 容 包括 系统 的 目标 意义、 应 用 范围 项 目 背 景 和 文 
档 组 成 等 。 但 不 必 对 系统 的 总 体 进行 详细 地 说 明 , 只 需 作 提纲 而 领 式 的 简单 介绍 。 另 外 ,还 要 说 明 系 统 
的 建 模 文档 由 哪 几 种 具体 的 文档 组 成 .每 种 文档 的 份 数 以 及 对 各 种 文档 的 组 织 等 。 


A.3 用 况 图 文档 


A.3.1 图 形 文档 

即 所 绘制 的 用 沈 图 。 
A.3.2 文字 说 明 

用 况 图 文档 由 以 下 部 分 组 成 :用 况 图 综述 .参与 者 描述 .用 况 描述 .用 况 图 中 元 素 间 的 关系 描述 和 其 
他 与 用 况 图 有 关 的 说 明 。 
A.3.2.1 用 况 图 综述 

从 总 体 上 阐述 整个 用 况 图 的 目的 、 结 构 、 功 能 以 及 组 织 。 以 文字 描述 文档 所 包含 的 部 分 。 
A.3.2.2 参与 者 摘 述 

列 出 一 个 用 况 图 中 的 每 个 参与 者 的 名 称 , 可 按 字母 顺序 或 其 他 某 种 有 规律 的 次 序 排列 。 必 要 时 要 
对 参与 者 附 有 必要 的 文字 说 明 , 也 可 以 说 明 它 所 涉及 到 的 用 况 和 交互 图 的 名 称 。 
A. 3.2.3 用 况 描述 

对 于 一 个 用 况 图 中 的 每 个 用 况 ,记录 如 下 的 信息 。 要 按 某 种 顺序 排列 它们 。 

a) 名 称 

每 个 用 况 有 一 个 在 图 内 唯一 的 和 名字, 并且 该 名 字 要 反映 出 它 所 描述 的 功能 。 书 写 位 置 是 在 用 疾 描 
述 的 第 一 行 。 
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b) 行为 描述 
用 自然 语言 分 别 描述 参与 者 的 行为 和 系统 行为 ,建议 把 参与 卷 的 行为 靠 左 对 齐 书写 ,把 系统 行为 车 
较 右 的 位 置 对 齐 书写 。 


在 描述 较 复 杂 的 含有 循环 或 条 件 分 文 的 行为 时 ,可 使 用 一 些 结构 化 编程 语言 的 控制 语句 ,如 while， 
for,if-then-else 等 。 
当 要 表明 控制 语句 的 作用 范围 时 ,可 使 用 括号 ,如 {、}? 或 begin、end 等 ,也 可 以 使 用 标号 ,以 便 更 清 
楚 地 表示 控制 走向 。 
.如 有 必要 ,可 使 用 顺序 图 .状态 图 或 协作 图 描述 参与 者 的 行为 和 系统 行为 。 
c) 用 况 图 中 元 素 间 的 关系 描述 
产生 一 份 描述 用 况 图 中 的 参与 者 与 用 况 间 、 用 况 间 以 及 参与 者 间 关 系 的 文字 性 描述 文档 。 具 
体 地 由 下 面 几 部 分 构成 : 
1) 关系 的 名 称 ; 
2) 关系 的 类 型 ;关联 , 泛 化 ,包含 ,扩展 ， 
3) ”关系 所 涉及 的 类 目 : 对 关系 所 连接 的 类 目 应 指明 名 称 和 类 型 (参与 者 或 用 况 )。 
d) 其 他 与 用 况 图 有 关 的 说 明 
与 该 用 况 图 有 关 的 但 上 面 文档 中 没有 涉及 的 其 他 信息 的 手 述 。 


A.4 类 图 文档 


A.4.1 图 形 文 档 
即 所 绘制 的 类 图 ，。 
A. 4.2 文字 说 阴 
文字 搞 述 由 以 下 部 分 组 成 :类 图 综述 、. 类 描述 ,关联 描述 . 泛 化 摘 述 .依赖 描述 和 其 他 与 类 图 有 关 的 
说 明 。 在 实际 使 用 时 ,这 些 部 分 是 可 选 的 。 
A.4.2.1 类 图 综述 | 
从 总 体 上 阐述 整个 类 图 的 目的 ,结构 , 功 能 及 组 织 。 以 文字 描述 文档 所 包含 的 部 分 。 
A.4.2.2 类 描述 
类 描述 包括 类 整体 说 明 、 属 性 说 明 、 服 务 说 明 、 关 联 说 明 、 泛 化 说 明 ,依赖 说 明 及 其 他 说 明 。 
a) 类 的 整体 说 明 
对 整个 类 及 其 对 象 的 情况 加 以 说 明 , 内 容 包 括 : 
1) 类 名 :应 是 中 文 名 或 英文 名 ; 
2) 解释 :对 类 的 责任 的 文字 摘 述 ; 
3) 一 般 类 :描述 该 类 是 从 那些 类 泛 化 而 来 的 ; 
4) ”状态 转换 图 ;描述 该 类 的 实例 的 状态 图 的 名 称 列 表 ; 
5) 主动 性 :有 无 主动 性 ; 
6) 永久 性 :有 无 永久 性 ; 
7) 引用 情 次 :和 在 此 类 为 其 他 类 图 所 定义 , 则 要 标明 它 所 属于 的 类 图 ; 咎 此 类 被 其 他 类 图 引用 ， 
则 标明 所 引用 的 类 图 ; 
8) ”多 重 性 
9) 其 他 :是 否 有 特别 的 数据 完整 性 或 安全 性 要 求 等 。 
b) 属性 说 明 
逐个 地 说 明 类 的 属性 。 每 个 属性 的 详细 说 明 包 括 以 下 内 容 : 
1) 属性 名 :中 文 属性 名 或 瑞 文 属性 名 ; 
2) ”多 重 性 :该 属性 的 多 重 性 ; 
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3) 解释 :该 属性 的 作用 ; 
4) ”数据 类 型 ， 
5) ”聚合 关系 :如 果 这 个 属性 的 作用 是 为 了 表明 聚合 关系 , 则 在 这 里 说 明 这 种 关系 ; 
6) ”组 合 关 系 ;如 果 这 个 属性 的 作用 是 为 了 表明 组 合 关 系 , 则 在 这 里 说 明 这 种 关系 ; 
7) ”关联 关系 : ea es eit ee i a 
里 明确 地 说 明 这 一 后 
8) 实现 要 求 ， 该 属性 的 到 值 范围、 精度 、 初始 值 及 其 他 描述 ， 
c) 服务 说 明 
逐个 地 说 明 类 中 的 每 个 服务 。 每 个 服务 的 详细 说 明 包括 以 下 内 容 : 
1) ”服务 名 :中文 服务 名 或 英文 服务 名 ， 
2) 主动 性 :有 无 主动 性 ; 
3) 多 态 性 :有 无 多 态 性 ; 
5) ”服务 的 活动 图 :详细 描述 活动 具体 细节 的 活动 图 的 名 称 列 表 ; 
6) 约束 条 件 及 其 他 : 若 该 服务 的 执行 有 前 置 条 件 、 后 置 条 件 或 执行 时 间 的 要 求 等 其 他 需要 说 
明 的 事项 , 则 在 此 说 明 。 
d) 关联 
描述 该 类 所 涉及 的 所 有 的 关联 。 每 个 与 该 类 相关 的 关联 可 有 关联 名 。 
e) 泛 化 
描述 该 类 所 涉及 的 所 有 的 泛 化 。 每 个 与 该 类 相关 的 关联 可 有 泛 化 名 。 
f ”依赖 
描述 该 类 所 涉及 的 所 有 依赖 。 每 个 与 该 类 相关 的 依赖 可 有 依赖 名 。 


.2.3 关联 描述 


类 图 中 的 每 一 关联 都 应 有 如 下 的 描述 : 
a) 关联 名 称 : 中 文 关联 名 或 英文 关联 各 ; 
b) 关联 的 类 型 :应 是 一 般 二 元 关联 聚合. 组合. 多 元 关联 . 自 关联 .限定 关联 .导出 关联 .其 他 
关联 ; 
c) 关联 所 连接 的 类 : 按照 一 定 顺序 列举 出 关联 所 连接 的 类 ; 
d) 关联 端点 :对 每 一 个 关联 端点 描述 如 下 : 
1) ”导航 性 :是 否 有 导航 性 ; 
2) 排序 :是否 排序 ; 
3) 聚合 :是 否 有 聚合 ,如 果 有 , 则 要 指明 是 聚合 还 是 组 合 ; 
4) 多重 性 ; 
5) ”可 变性 :应 是 无 ,只 增加 、 冻 结 
6) 角色 :角色 名 用 中 文 名 和 英文 名 表示 均 可 
7) ”可 见 性 :用 十 \ 一 、 划 表示 ; 
8) 接口 说 明 符 。 


.2.4 泛 化 描述 


类 图 中 的 每 一 个 泛 化 都 有 如 下 的 描述 : 

a) ” 泛 化 关系 中 的 父 类 ， 

b) 泛 化 关系 中 的 子 类 ; 

c) 泛 化 关系 中 的 区 分 器 ; 

d) 泛 化 关系 中 的 限制 符 : 应 是 完全 .不 完全 . 重 琶 和 不 相交 。 
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A.4.2.5 依赖 描述 
类 图 中 的 每 一 个 依赖 都 有 如 下 的 描述 : 
a) ”依赖 名 称 ， 
b) 依赖 所 涉及 的 类 的 名 称 ， 
c) 依赖 的 类 型 ; 
d) 依赖 的 附加 说 明 。 
A.4.2.6 其 他 描述 文档 
与 该 类 图 有 关 的 但 上 面 文档 中 没有 涉及 的 其 他 信息 的 描述 。 


A.5 顺序 图 文档 


A.5.1 图 形 文档 

即 所 绘制 的 顺序 图 。 
A.5.2 文字 说 明 

顺序 图 的 文字 说 明文 档 应 包含 :顺序 图 综述 .顺序 图 中 的 对 象 与 参与 者 描述 .对 象 接 收 /发 送信 息 的 
描述 和 其 他 与 硕 序 图 有 关 的 说 明 。 
A.5.2.1 上 顺 序 图 综述 

从 总 体 上 描述 该 顺序 图 的 目的 ,以 及 所 涉及 的 对 象 和 参与 者 。 
A.5.2.2 顺序 图 中 的 对 和 象 与 参与 者 描述 

对 顺序 图 中 的 所 有 的 对 象 和 参与 者 ,依次 进行 如 下 的 描述 ，: 

a) ”对 象 类 型 ,是 参与 者 还 是 类 ， | 

b) 对 象 名 称 ; 

c) 是 否 为 主动 对 象 :是 或 否 , 此 描述 针对 对 象 而 言 ,对 于 参与 者 不 应 有 此 描述 ， 

d) ”其 他 与 对 象 或 参与 者 有 关 的 信息 。 
A.5.2.3 对 和 象 接收 发 送 消息 的 描述 

对 顺序 图 中 的 每 一 个 对 象 或 参与 者 ,详细 地 描述 其 接收 /发 送 消息 的 类 型 .时 序 及 与 其 他 消息 之 间 
的 触发 关系 。 对 每 一 个 对 象 和 参与 者 应 按照 时 间 顺 序 分 别 列 出 该 对 象 或 参与 者 所 接收 /发 送 的 全 部 消 
息 。 对 每 一 条 消息 应 包含 下 面 的 内 容 : 

a)” 消息 名 称 ; 

b) 是 发 送 消息 还 是 接受 消息 ; 

c) 消息 类 型 ; 

d) 知 为 接收 消息 ,应 列 出 该 消息 所 直接 触发 的 消息 的 名 称 列表 

e) ”是 否 为 自 接收 消息 ; 

f) 消息 的 发 送 对 象 名 称 ; 

g) 消息 的 接收 对 象 名 称 。 
A.5.2.4 其 他 与 闫 序 图 有 关 的 说 明 

与 顺序 图 有 关 的 补充 信息 。 


A.6 协作 图 文档 


A.6.1 图 形 文档 
即 所 绘制 的 协作 图 。 
A.6.2 文字 说 明 
协作 图 的 文字 说 明 应 包含 下 列 部 分 :协作 图 综述 .协作 图 中 的 对 象 或 角色 描述 .对 象 或 角色 接收 /发 


送 消息 的 描述 、 对 象 或 角色 间 的 链 描述 和 其 他 与 协作 图 有 关 的 说 明 。 
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A.6.2.1 协作 图 综述 | 
从 总 体 上 描述 该 协作 图 的 目的 以 及 其 所 涉及 的 对 象 或 类 元 角色 。 
A.6.2.2 协作 图 中 的 对 象 或 角色 描述 
对 协作 图 中 的 所 有 类 元 角色 或 对 象 , 依 次 列 出 下 面 的 各 项 : 
a) 名 称 ; 
b) 类 型 :类 元 角色 或 对 象 ; 
c) 是否 为 主动 对 象 或 角色 :是 或 否 ; 
” ”qd) 其 他 与 类 元 对 象 有 关 的 信息 。 
A.6.2.3 对 象 或 角色 接收 /发 送 消 息 的 换 述 
对 协作 图 中 的 每 一 个 类 目 角 色 或 实例 ,详细 地 描述 其 接收 /发 送 消 息 的 类 型 及 时 序 ,以 及 与 其 他 消 
息 的 触发 关系 。 每 一 类 上 日 角色 或 实例 应 有 下 列 描述 : 
a) ”对 象 或 角色 名 称 ， 
b) 列 出 该 对 象 所 接收 /发 送 的 全 部 消息 流 , 对 每 一 条 消息 应 包含 下 面 的 信息 : 
1) ”消息 名 称 ; 
2) 消息 的 格式 :参见 概念 和 表示 法 部 分 ; 
3) 是 发 送 消息 还 是 接收 消息 ; 
4) 消息 类 型 ; 
5) ”车 为 接收 消息 应 列 出 该 消息 所 直接 触发 的 消息 序列 ，; 
6) ”是否 为 自 接收 消息 ; 
7) ”消息 的 发 送 类 目 角色 或 实例 ; 
8) ”消息 的 接收 类 目 角色 或 实例 。 
A.6.2.4 对 象 或 角色 间 的 链 描 述 
对 象 间 或 角色 间 的 链 应 由 下 面 的 成 分 构成 : 
a) 链 名 称 ; 
b) 链 所 连接 的 角色 或 对 象 的 名 称 ; 
c) 链 二 的 角色 名 ,每 个 角色 应 包含 下 列 信息 : 
1) 角色 名 :中 文 名 或 英文 名 ; 
2) ”可见 性 :十 \ 一 或 #; 
3) ”特殊 的 入 型 :Global,Iocal、Parameter、Self、Vote,Broadcast; 
d) ”其 他 与 链 有 关 的 信息 。 
A.6.2.5 其 他 与 协作 图 有 天 的 说 中 
与 协作 图 有 关 的 补充 信息 。 


A.7 状态 图 文档 


A.7.1 图 形 文档 

即 所 绘制 的 状态 图 。 
A.7.2 文字 说 阴 

状态 图 的 文字 说 明 应 包含 :状态 图 综述 ,状态 图 的 状态 描述 ,状态 图 的 转换 描述 和 其 他 与 状态 图 有 
关 的 说 明 。 
A.7.2.1 状态 图 综述 

从 总 体 上 ,该 状态 图 描述 一 个 对 象 在 外 部 激励 的 作用 下 进行 的 状态 变迁 .所 涉及 到 的 状态 和 转换 以 
及 设置 该 状态 图 的 目的 等 。 
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A.7.2.2 状态 图 的 状态 描述 
描述 一 个 状态 图 的 所 有 的 状态 ,对 每 一 个 具体 状态 应 包括 以 下 各 项 ， 
a) 状态 的 名 称 : 中 文 名 或 英文 名 ; 
b) 状态 的 类 型 :简单 状态 ,并 发 组 合 状 态 , 闫 序 组 合 状 态 , 子 状态 ,初始 伪 状 态 , 终 状态 ,结合 状 
态 , 历 史 状 态 , 引 用 状态 , 桩 状态 ,同步 状态 ; 


c) 人口 动 作 ， 

d) 出 口 动作 ; 

e) 内 部 转换 :由 一 系列 的 内 部 转换 项 组 成 。 每 个 内 部 转换 项 有 下 列 格式 ， 
动作 标号 /动作 表达 式 ; 


f) 若 为 组 合 状态 应 列举 出 其 所 包含 的 子 状态 ; 
g) 其 他 与 该 状态 有 关 的 信息 。 


A.7.2.3 状态 图 的 转换 描述 


本 文档 用 来 描述 一 个 状态 图 的 所 有 的 状态 转换 ,每 一 个 具体 转换 应 包括 以 下 各 项 : 
a) 转换 的 源 状 态 ; 
b) 转换 的 目标 状态 ; 
c) 转换 串 : 事 件 特征 标记 人气 ?监护 条 件 “] 生 六 动作 表达 式 ; 
d) ”转换 中 的 分 支 :同步 条 ,结合 点 、 动 态 选 择 点 。 
A.7.2.4 其 他 与 状态 图 有 关 的 说 明 
与 状态 图 有 关 的 补充 信息 。 


A.8 活动 图 文档 


A.8.1 图 形 文档 

即 所 绘制 的 活动 图 。 
A. 8.2 文字 说 明 

活动 图 的 文字 说 明 包 售 : 活 动 图 综述 .活动 图 中 的 动作 状态 描述 、 活 动 图 中 的 转换 描述 和 其 他 与 活 
动 图 有 关 的 说 明 。 
A. 8.2.1 活动 图 综述 

从 总 体 上 ,活动 图 描述 一 个 对 象 的 一 个 操作 的 活动 序列 ,或 者 是 多 个 对 象 为 完成 某 一 目的 而 进行 的 
协作 所 涉及 的 活动 序列 ,以 及 设置 该 活动 图 的 目的 等 。 若 活动 图 用 于 描述 系统 的 其 他 目的 ,也 按 本 格式 
描述 。 
A.8.2.2 活动 图 中 的 动作 状态 描述 

本 文档 用 来 描述 一 个 活动 图 的 所 有 的 动作 状态 ,每 个 具体 动作 状态 包括 以 下 内 容 : 

a) 名称; 中文 名 或 英文 名 ; 

b) 类型, 一般 动 作 状 态 , 子 动作 状态 ,信号 发 送 , 信 号 接收 ,初始 伪 动 作 状 态 , 终 动作 状态 ,历史 

状态 ; 

c) ” 人口 转换 ， 

d) 出口 转 换 ; 

e) ”活动 伪 码 ; 

f) 其 他 与 该 状态 有 关 的 信息 。 
A.8.2.3 ' 活动 图 中 的 转换 描述 

本 文档 用 来 描述 一 个 活动 图 的 所 有 的 转换 ,每 一 个 具体 转换 包括 以 下 内 容 : 

a) 转换 的 名 称 ; 

b) 源 动 作 状态 ; 
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c)》 终 动 作 状 态 ; 

d) 转换 中 的 分 支 : 包 括 分 叉 、. 同步 条 .决策 和 合并 ; 

e) 转换 中 的 控制 分 义 ; 包 括 控制 分 义 的 名 称 、 与 分 义 相 连 的 人 口 和 出 口 元 素 的 名 称 。 
A.8.2.4 其 他 与 状态 图 有 关 的 说 明 

与 状态 图 有 关 的 补充 信息 ,如 泳 道 的 划分 .对 象 流 、 信 和 号 发 送 和 信号 接收 等 信息 。 


A.9 构件 图 文档 


A.9.1 图 形 文档 

即 所 绘制 的 构件 图 。 
A.9.2 文字 说 阴 

构件 图 的 文字 说 明文 档 包 含 : 构 件 图 综述 .构件 图 中 的 构件 描述 、 构 件 图 中 的 关系 描述 和 其 他 与 构 
件 图 有 关 的 说 明 。 
A.9.2.1 构件 图 的 综述 

从 总 体 上 ,构件 图 描述 构件 间 的 依赖 关系 、 设 置 该 构件 图 的 目的 等 。 
A. 9.2.2 构件 图 中 的 构件 描述 

构件 图 中 的 每 一 个 构件 包含 下 列 描述 : 

a) 构件 名 称 ; 

b) 构件 的 接口 ; 

c) ”构件 所 涉及 的 关系 ; 

d) ”在 人 逻辑 上 构件 所 实现 的 类 ， 

e) 构件 的 类 型 。 
A.9.2.3 构件 图 中 的 关系 描述 

a) 关系 的 名 称 ; 

b) 关系 的 起 始 构件 的 名 称 ; 

c) 关系 的 结束 构件 的 名 称 ; 

d) 关系 的 类 型 :实现 依赖 、 使 用 依赖 或 其 他 依赖 
A.9.2.4 其 他 与 构件 图 有 关 的 说 朋 

其 他 与 构件 图 有 关 的 信息 。 


A.10 部署 图 文档 


A. 10.1 图 形 文档 
即 所 绘制 的 部 署 图 。 
A. 10.2 文字 说 明 
部 署 图 的 文字 说 明文 档 包含 :部 署 图 综述 .部 署 图 中 的 节点 描述 、 部 署 图 中 的 关系 描述 和 其 他 与 部 
署 图 有 关 的 说 明 。 
A. 10.2.1 部 署 图 综述 
从 总 体 上 描述 部 署 图 的 目的 以 及 节点 之 间 的 相互 关系 等 。 
A. 10.2.2 部 署 图 中 的 节点 描述 
对 部 署 图 中 的 每 一 个 节点 包含 下 列 描述 : 
a) 节点 名 称 ; | 
b) 节点 中 的 构件 实例 
c) 节点 所 涉及 的 链 的 名 称 ， 
d) 节点 的 类 型 。 | 
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A. 10.2.3 部 署 图 中 的 关系 描述 

a) 关系 的 名 称 ; 

b) 关系 的 起 始 节 点 (或 构件 ) 的 名 称 ; 

c) 关系 的 结束 节点 (或 构件 ) 的 名 称 ; 

d) 关系 的 类 型 :实现 依赖 .使 用 依赖 .其 他 依赖 或 通讯 链 。 
A. 10.2.4 其 他 与 部 署 图 有 关 的 说 明 

其 他 与 部署 图 有 关 的 信息 。 


A.11 包 图 文档 


为 了 管理 模型 的 信息 组 织 的 复杂 性 ,在 比较 复杂 的 模型 中 ,通常 将 关系 联系 比较 密切 的 图 形 元 素 划 
分 到 一 个 包 里 面 。 


A.11.1 图 形 文档 
即 所 绘制 的 包 图 。 
A. 11.2 文字 说 阴 


包 图 的 文字 说 明文 档 包 含 : 包 图 的 综述 、 包 图 中 的 包 撕 述 和 其 他 与 包 图 有 关 的 说 明 。 
A. 11.2.1 包 图 的 综述 
从 总 体 上 描述 包 图 的 名 称 、 目 的 以 及 与 其 他 包 的 相互 关系 等 。 
A. 11.2.2 包 图 中 的 包 描 述 
包 图 中 的 每 一 个 包 包 含 下 列 描述 : 
a) 包 的 名 称 ; 
b) 包 的 种 类 :类 包 .用 癌 包 或 其 他 ; 
c) 详细 描述 该 包 所 包含 的 建 模 元 素 所 在 的 文档 ; 
d) 与 该 包 有 关系 的 其 他 包 , 应 包括 如 下 信息 : 
1) 包 的 名 称 ; 
2) 与 该 包 的 关系 :依赖 (访问 和 移 人 ) 、 泛 化 ,要 注 明 方向 性 。 
A. 11.2.3 其 他 与 包 图 有 关 的 说 明 
其 他 与 包 图 有 关 的 信息 。 
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